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Περί καθορισμού τύπου Συμβάσεως εκμισθιυσεως τού 

δικαιώματος Έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως Ύδρογοναν- 

0 εάκων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ όφει ■ 

α) Τά; διατάξεις τοΰ νόμου 4(38/1976 «περί άναζητήσεως, 
έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων και ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων» καί ιδία των παρ. 2 και 3 τοΰ άρθρου 7 και 
τοΰ άρθρου 8 αΰτοϋ. 

β) Τήν διά τοΰ ύπ’ άριΟμ. 3289/25.4.1978 εγγράφου τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Πετρελαίου (ΔΗ Π) διατυπωθεΐσαν 
γνούμην αυτής. 

γ) Τήν ύττ’ άριθμ. 054/1978 γνωμοδότησή του —υμβου- 
λίου τής Έπικεατείας. προτάσει των 'Ημετέριυν 1 πουργών 
Συντονισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας και Ενέργειας, 

αποφασίζομε·/ ’· 

“Λρθρον μόνον. 

1. Λί Δ— ο τοΰ άρθρου 7 τοΰ Δ. 468/76 προβλ,επόμεναι Συμ¬ 
βάσεις έκμισθώσεως τοΰ δικαιώματος Έρεύνης καί^έκμεταλ- 
λεύσεως υδρογονανθράκων συνάπτονται βάσει τοΰ διά τοΰ _ 
παρόντος καθοριζόμενου τύπου Συμβάσεως, τοΰ. οποίου τό 
κείμενον έπεται, έν συνεχεία τοΰ παρόντος άρθρου. 

2. Τά εις τό κείμενον τοΰ τύπου Συμβάσεως δι αστερί¬ 
σκου (*) σημειούμενα κενά, έο’ όσον δεν πληροϋνται διά τής 
οικείας διακηρύξεως τής δημοπρασίας ή τής προσκλήσεως 
προς υποβολήν προσφορών, άποτελοϋν σημεία συναγωνισμού 
μεταξύ τών μετεχοντων εις την δημοπρασίαν ή το, ι ,,ροσ- 
κληθέντων προς "υποβολήν προσφορών, συμφώνως_ προς 
τήν περιπτ. β τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν. 468/76,. 

3. Οί συμβαλλόμενοι δύνανται νά προσθέτουν κατά τήν υπο¬ 
γραφήν τής Συμβάσεως εις το κείμενον αυτής διευκρινιστικας 
μόνον διατάξεις τοΰ διά τοΰ παρόντος καθοριζομένου Τύπου 
Συμβάσεως. 

ΣΤΜΒΑΣΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ 
(Κατ’ άρθρον 7 παρ. 2 Ν. 468/1976) 

ΜΕΤΑΞΥ 


ΚΑΙ 


~ . . .£Χ7Ζρθσίύ7»θν*Λ£ν.· 

.έν ττρ&χειμενο) υττο τ .. . . 

.τοΰ λοιπού έν τω παράντι άνα- 

■Ώεοουένου ώς ό «Εκμισθωτής» ή εκ «Πρώτου Συμβαλλόμε¬ 


νος», και αφ έτερου : 

τ .έταιο.νομίμως 

σωπουμεν.τού λοιπού έν τω 

(συλλήβδην) Η) άναφερομ.ως 

δο/ος» ή έκ «δευτέρου Συμβαλλόμενος». 


έκπρο- 
παροντι 
ό «Άνα- 


ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Δεδομένου οτι ή άνακάλυψις καί ή παραγωγή υδρογοναν¬ 
θράκων είναι σημαντική διά τήν οικονομικήν ανάπτυςιν τής 
Ελλάδος, τά πρώτον τών Συμβαλλομένων Μερών επιθυμεί 
τήν διεξαγωγήν τών σ/Ξτιχων εργ&σί,ων. <7’.)μο(ονω^ 
τον Νόμον 468/76 «περί άναζητήσεως, έρεύνης καί έκμεταλ- 
λεύσεως υδρογονανθράκων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 

Έν όύει τού ότι τό συμφέρον τής ελληνικής οικονομίας καί 
τού Πρώτου τών Συμβαλλόμενων Μερών επιβάλλει όπως αΐ 
έογασίαι πετρελαίου διεξάγονται τα/έως αλλά και συμφώνιος 
προς τούς συγχρόνους κανόνας καί μεθόδους τής ερεύνης και 
παραγωγής πετρελ.αίου, καί του οτι το δεύτερον τών Συμ¬ 
βαλλομένων Μερών δηλ.οι οτι έχει τήν τεχνικήν και οργανω¬ 
τικήν ικανότητα νά διεκπεραίωση ταχέως καί έπιτυχώς τάς 
εις τήν Σύμβασιν περιγραφομένας εργασίας, καί επιθυμεί 
σήν συνεργασίαν μετά τοΰ Πρώτου τών Συμβαλ-οομενων 
Μερών, διά νά βοηθήση τούτο νά προαγάγη τήν παραγωγήν 
ελληνικού πετρελαίου καί τοιουτοτρόπως νά συντέλεση εις 
τήν γενικωτέραν οικονομικήν ανάπτυςιν τής ( Χωράς. . 

ΗΔΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣ Η Σ 

Έν οψει τών προεκτεθέντων, τά Συμβαλλόμενα Μέρη 
από κοινού συμφωνούν τά ακόλουθα : 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

• Αί κάτωθι λέξεις καί όροι κέκτηνται τήν παοαπλεύρως 
τούτων σημειουμένην έννοιαν, εκτός έάν έκ τών έν τώ κειμένω 
τής Συμβάσεως συμφραζομένων προκύπτη διάφορος, έννοια., 

Νόμος περί υδρογονανθράκων : 'Ο Νόμος 468/76 «περί 
άναζητήσεως, έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως υδρογονανθρακών 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», ώς καί πάσα προποποιησις 
ή άντικατάστασις αΰτοϋ. 


Ή παρούσα σύμβασις συνομολογε 
ρον τή. 


:ΐται έν ΆΟήναις σήμε- 
. . . μεταξύ άφ’ ενός : 


Π) Τά εντός παρενύέεεως τίύεντα: όταν τΧν.νη νομ:/.ά 
πρόεωπα άποτελ.οΰν τον Αναίσχον. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Συμβασις : Το —άρον έγγραφον καί τα παραρτήματα αν τον. 
ώς καί τα τα συμπλήροισις ή άλλη τροπ οποίησις αύτοϋ. 

Άνάδοχος ( Χ ) : 'Ο έκ δευτέρου Συμβαλλόμενος. 

Συγγενής Επιχείρησές : Εταιρεία ή έτέρας μορφής νομι¬ 
κόν πρόσωπον, τό όποιον αμέσως ή εμμέσως είτε ελέγχει τον 
Άνάδοχον είτε ελέγχεται ύπ’ αύτοϋ καί οίαδήποτε Εταιρεία 
ή έτέρας μορφής νομικόν πρόσιοπον, τό όποιον άμέσως ή 
εμμέσως ελέγχεται ύφ’ οΐασδήποτε Εταιρείας ή έτέρας 
μορφής νομικού προσώπου ή φυσικού προσώπου, έλεγχόν- 
των άμέσως ή έμμέσως τον Άνάδοχον ώς καί παν φυσικόν 
πρόσοδον έλέγχον άμέσως ή εμμέσως τον Άνάδοχον. 

Ώς έλεγχος νοείται ή συμμετοχή κατά ποσοστόν τουλά¬ 
χιστον τριάκοντα τοΐς εκατόν εις τό έχον δικαίωμα ψήφου 
κεφάλαιον, ώς καί τό κατ’ εΐδικάς διατάξεις δικαίωμα διο¬ 
ρισμού τής διοικήσεως τής έπιχειρήσεως. Εΐδικώς διά τήν 
εφαρμογήν τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 32 τής Συμβάσεως ιός 
έλεγχος νοείται ή τοιαύτη συμμετοχή κατά ποσοστόν άνώ- 
τερον τοϋ πεντήκοντα τοΐς εκατόν. 

Ανεξάρτητος Τρίτος : Φυσικόν πρόσωπον ή νομικόν 
πρόσωπον διάφορον τής Συγγενούς Έπιχειρήσεως. 

Υδρογονάνθρακες : Τά φυσικά πετρελαιοειδή έν στερεά, 
ύγρα καί άεριούδει καταστάσει, ιδία το άργόν ορυκτόν πετρέ- 
λαιον, ή φυσική βενζίνη, τά φυσικά ΰδρογονανθρακοϋχα αέρια, 
ώς έπίσης καί τά παντός είδους συνεξορυσσόμενα μετ’ αυτών 
ορυκτά καί ούσίαι. 

Αργόν 11 ετρέλαιον : Τό άργόν ορυκτόν πετρέλαιον, ή 
άσφαλτος, ό όζοκηρίτης, καί οί παντός είδους υδρογονάν¬ 
θρακες καί βιτουμένια, εν τε τή στερεά καί ύγρα μορφή αύτών 
είτε εύρίσκονται έν φυσική καταστάσει είτε εξάγονται έκ 
Φυσικών Αερίων διά συμπυκνώσεως ή άφαιρέσεως. 

Φυσικόν Αέριον : Άπαντες οί υδρογονάνθρακες έν άεριώόει 
καταστάσει, παραγόμενοι έκ γεωτρήσεων καί περιλαμβά- 
νοντες υγρούς έν άεριούδει καταστάσει (ΥΥΈΤ Λ11ΧΕΒΛΕ 
ΟΑ8), ξηρούς έν άεριούδει καταστάσει ( ΟίΙ Γ ΜΙΝΕΒΛΕ 
ΟΑ8), άέρια συγκεντρούμενα εις τήν κεφαλήν τής σωληνώ- 
σεως καί υπολείμματα αερίων παραμένοντα μετά τήν άφαί-, 
ρεσιν των υγρών υδρογονανθράκων έκ των υγρών έν άεοιώδει 
καταστάσει καί άέρια μή προερχόμενα έξ υδρογονανθράκων, 
άτινα συνυπάρχουν έν φυσικώ συνδέσμω καί συνεξορύσσονται 
μετά των ύδρογονανΟράκων έν άεριούδει καταστάσει. 

Παραπροϊόντα : Τά λοιπά πλήν των πετρελαιοειδών προ¬ 
ερχόμενα έκ τής επεξεργασίας τών ύδρογονανΟράκοιν προϊ¬ 
όντα (θειον κ.λπ.) 

"Ερευνα Υδρογονανθράκων : 'Η διά γεωλογικών, 

γεωφυσικών καί γεωτρητικών έργασιών διερεύνησις ποόε 
έντόπισιν κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. 

Έκμετάλλ,ευσις Ύδρογονανθράκιον : Ή έξόρυξις υδρο¬ 
γονανθράκων καί ή τυχόν αναγκαία προς έμπορίαν αύτών 
κατεργασία, μή περιλαμβανόμενης τής διυλίσεως, ή ά.πο- 
θηκευσις τούτων, ως καί ή μεταφορά τών παραγομένων 
υδρογονανθράκων καί παραπροϊόντος/ τούτων μέχρι τών 
έγκαταστάσεων φορτώσεως προς περαιτέρω διάθεσιν.' 

Έργασίαι Πετρελαίου : "Απασαι αί έργασίαι έρεύνης, 
έκμεταλλ,εύσεως, παραγωγής, επεξεργασίας (εξαιρέσει τής 
διυλίσεως), μεταφοράς, εξαγωγής, πωλήσεως υδρογονανθρά¬ 
κων καί παραπροϊόντων καί γενικώς πάσα έτέρα εργασία 
άμέσως σχετιζομένη προς τάς ανωτέρω, έκτελουμένη δέ 
έντόςτοϋ πλαισίου τής Συμβάσεως. 

Συμβατική Περιοχή : Τό σύνολον τών ύπό τής Συμβά¬ 
σεως καλυπτομένο/ν περιοχών, ώς αύται περιγράφονται εις 
τό συνημμένου εις τήν Σύμβασιν Παράρτημα Ά έντός τών 
οποίων ο Αναδοχος έχει τό αποκλειστικόν δικαίωμα Έρεύ¬ 
νης ^Υδρογονανθράκων. 

Περιοχή Έρεύνης Υδρογονανθράκων : 'Η διά τής κατά 
τό αρθρον 3 ^τοΰ Νομού περί Υδρογονανθράκων έκδοθείσης 
υπουργικής άποφάσεως καΟοριζομένη. 


( Χ ) Έάν ό ’Ανάδοχος κατά την υπογραφήν τής Συμβάσεως 
άποτελήται έκ πλειόνων νομικών προσώπων άντί τοϋ έν τώ 
κειμένω ορισμού θά τίθεται ό κάτωθι : «Οί έκ δευτέρου Συμ¬ 
βαλλόμενοι». 


Περιοχή ’ Εκμεταλλεύσεων : 'ΙΤ περιοχή ή όποια δημιουρ- 
γεΐται έντός τής Συμβατικής Περιοχής κατόπιν τής άνακα- 
λύψεως έμπορικώς έκμεταλευσίμου κοιτάσματος, συμφώνως' 
πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου :13 τής Συμβάσεως. 

Βαρέλιον : Ποσότης τεσσαράκοντα δύο (42) γαλλονίων 
ΗΠΑ Αργού Πετρελαίου μετρουμένων εις θερμοκρασίαν 
60° Φαρενάϊτ. 

Ημερολογιακόν ’Έτος : Περίοδος δώδεκα (12) μηνών, 
άρχομένη τήν πρώτην (1) Ιανουάριου καί λήγουσα τήν τρια- 
κοστήν πρώτην (31) τοϋ άκολουΟοϋντος Δεκεμβρίου. 

Ημερομηνία Ένάρξεως Ισχύος : Ή έν άρθρω 44 τής 
Συμβάσεως προσδιοριζομένη ημερομηνία. 

ΚΕΦΑΛΑ!ΟΧ Λ' 

Γενικαί Διατάξεις. 

Άρθρον I. 

Άντικείμενον τής Συμβάσεως. 

1. Διά τής παρούσης Συμβάσεως ό Άνάδοχο; αναλαμβάνει 
τήν μελέτην καί έκτέλεσιν τής έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως 
Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόντων τούτων έ.τός τής 
Συμβατικής Περιοχής καί τήν διεξαγωγήν τών σχετικών 
Έργασιών Πετρελαίου, έχων τό πρός τούτο Αποκλειστικόν 
δικαίωμα κατά τούς εις τήν παρούσαν εΐόικωτέρους ό'ρους. 

2. 'Ο Άνάδοχος διαθέτει, δαπάναις αύτοϋ, πάντα τά 
άπαιτούμενα διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου τεχνικά μέσα, υλι¬ 
κά, προσωπικόν καί κεφάλαια, τών όποιων φέρει άποκλει- 
στικώς τόν οικονομικόν κίνδυνον κατά πάσαν περίπτωσιν, 
ίδια δέ εις τήν περίπτωσιν μή άνακαλύψεως έμπορικώς έκ- 
μεταλλευσίμου κοιτάσματος ή εις τήν περίπτωσιν ανεπαρ¬ 
κούς άποδόσειος τής παραγωγής έκτινος κοιτάσματος. 'Ο 
Άνάδοχος έχει τήν διεύθυνσιν τοϋ έργου καί φέρει τόν κίν¬ 
δυνον αύτοϋ καθ’ ύλην τήν διάρκειαν τής Συμβάσεως, ·τη- 
ρουμένων καί τών διατάξεων τής παρ. (1 τοϋ άρθρου 10 καί 
τοϋ άρθρου 36. 

3. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋτχι. όπως δι ξάγη τάς Εργα¬ 
σίας I Ιετρελαίου διά τών ένδεδειγμένων τεχνικών μέσων καί 
μεθόδων, συμφώνων πρός τούς κανόνας τής 7.Λ.ήί πρακτι¬ 
κής καί τά διεθνή πρότυπα εις τήν έρευναν καί εκμεταλλευτώ 
υδρογονανθράκων. 

4. Εις περίπτωσιν άνακαλύψεως έμπορικώς έκμεταλλευσί- 
μου κοιτάσματος Υδρογονανθράκων, ό Άνάδοχος καθίστα¬ 
ται άπό τής ύπ’ αύτοϋ, κατά τάς διατάξεις τής παρ. 2 τοϋ 
άρθρου 13, γνωστοποιήσεων εις τον Εκμισθωτήν τής τοι- 
αύτης άνακαλύψεως μισθωτής τοϋ δικαιώματος έκμεταλ¬ 
λεύσεως τοϋ κοιτάσματος τούτου, ύποχρεούμενος καί δι¬ 
καιούμενος νά παράγη έξ αύτοϋ Υδρογονάνθρακας ι?χ1 Παρα¬ 
προϊόντα τούτον/ καί νά διαθέτη τούτους πρός ίδιον αύτοϋ ό¬ 
φελος, είτε αύτουσίους είτε κατόπιν επεξεργασίας, μή περι- 
λαμβανούσης διύλυσιν, καταβάλουν εις τον Έκμισθοκτήν μί¬ 
σθωμα άνερχόμενον εις τά έν άρθρο) 19 ποσοστά ,έπί τών 
παραγομένων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων, έπι- 
φυλασσομένων τών διατάξεων τοϋ άρθρου 20 περί φόρου καί 
τοϋ άρθρου 23 περί συμμετοχής τοϋ Έκμισθωτοΰ. 

Τό δικαίωμα τοϋ Άναδόχου, όπως διαθέτη τούς παραγο- 
μένους Υδρογονάνθρακας καί Παραπροϊόντα τούτιυν ποός 
ίδιον αύτοϋ όφελος κατά τά Ανωτέρω, άποτελεϊ. τό άνταλ- 
λαγμα τής ύπ’ αύτοϋ εκτελεστέας παροχής καί συνιστά τό 
οικονομικόν αύτοϋ συμφέρον έκ τής Συμβάσεως. „ 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β' 

ΕΡΕΥΝΑ 
Άρθρον 2. 

Διάρκεια σταδίου ερευνών καί άποδέσμευσις 
Συμβατικής Περιοχής. 

1. Έντός προθεσμίας.(*), άρχομένης άπό τής Ημε¬ 

ρομηνίας Ένάρξεως Ισχύος τής "παρούσης, ό Άνάδοχος 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΰποχρεοΰται καί δικαιούται, κατ’ αποκλειστικότητα. νά 
διενεργήση εργασίας άναζητήσεως καί έρεύνης "ί’δρογο- 
νανθράκων ε'.ς ολόκληρον τήν Συμβατικήν Περιοχήν, εττο- 
φυλασσόμενο)·/ των έν άρΟρω 0 οριζόμενων. 

(*) Επί τή δηλώσει τοϋ ’Λναδόχου. κοινοποιούμενη εις 
τον Εκμισθωτήν προ της λήςεως τής έν τώ προηγούμενο) 
έδαφίω προθεσμίας, αυτή —αρατείνεται έπί δύο είσέτι έτη, 
προκειμένου περί ερευνών υποθαλασσίων ττεριοχόόν. εις τάς 
όποιας τό βάθος τής θαλάσσης υπερβαίνει τά διακόσια (200) 
μέτρα, εφ οσον ο ’Λνάδοχος έςεπλήρωσε τάς κατά τάς παρ. 
2 τοϋ άρθρου 3 καί παρ. .1 τοϋ άρθρου -1 ύποχρευύσεις αύτοΰ. 

Εάν εις τινα των Περιοχών Έρεύνης τό βάθος τής θαλάσ¬ 
σης δεν υπερβαίνει καθ’ όλην την έκτασιν αυτής τά διακόσια 
(200) μέτρα, ή παράτασις οός προς τήν Περιοχήν ταύτην 
χιορε: μόνον εάν τό όάόος τής -άαλάττης ϋτερίαίνη τά 2:α·/.έτ:α 
(200) μέτρα εις έκτασιν μείζονα τοΰ ήμίσεος τής όλης έκ- 
τάσεως αυτής. 

2. Κατά τήν λήςιν τής κατά τήν παρ. 1 προθεσμίας, όλό- 
κληρος ή Συμβατική Περιοχή επανέρχεται αυτοδικαίως έ- 
λευθέρα εις τον Εκμισθωτήν, εξαιρέσει των τυχόν δημιουρ- 
γηθεισών έντός αυτής, συνέπεια άνακαλύψεους εμπορικούς 
1 εκμεταλλευσίμων κοιτασμάτων, Περιοχών Έκμεταλλεύ- 
σεως, κατά τά εΐδικώτερον οριζόμενα ύπό τοϋ άρθρου 13. 
Έά.ν ούδεμία Περιοχή Έκμεταλλεύσεως έδημιουργήθη'εν¬ 
τός τής αυτής ώς άνου προθεσμίας, 1 ή Σύμβασις λύεται αυτο¬ 
δικαίως. Λΐ διατάςεις τής παρ. ο τοϋ άρθρου 14 εφαρμόζον¬ 
ται άναλόγως. 


"Λρθρον 3. 

' 1 ποχρεώσεις ερευνητικών εργασιών τοΰ Άναδόχου. 

1. Ο ’Λνάδοχος ΰποχρεοΰται οπούς διά. τών ένδεδειγμ,έ- 
νουν τεχνικών μέσων καί μεθόδων καί συμ,φώνως πρός τούς 
γενικώς παραδεδεγμένους κανόνα^τής τέχνης καί τής πρα- 
κτικής ερευνών πετρελαίου άρχίση τάς εργασίας γεωλογικής, 
γεωφυσικής, γεωχημικής καί άλλης έρεύνης έντός* άπό τής 
Ημερομηνίας Ένάρςεως Ισχύος τής Συμβάσεως, ώς καί 
τας εργασίας ερεύνης διά γεωτρήσεων έντός* άπό τής αυτής 
Ημερομηνίας. 'Ο ’Λνάδοχος ΰποχρεοΰται προσέτι νά συνε- 
χιση 'καί ολοκλήρωσή τάς εργασίας ταύτας συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τής παρούσης. 

2. Η κατά το άρθρο·/ 2 προσδιοριζόμενη περίοδος ερευ¬ 
νών διαιρείται εις (~) δύο ( 3 ) ύποπεριόδους. Κατά τήν διάρ¬ 
κειαν έκαστης ύποπεριόδου ό Άνάδοχος ΰποχρεοΰται νά έκ- 
τελεση τουλάχιστον τάς ακολούθους έρευνητικάς εργασίας : 

'Τποπερίοδος Διάρκεια Έργασίαι 


1η * * 

(3η * *) ( 2 ) 

"Άρθρον 4. 

'Υποχρέωσις επενδύσεων δι’ έρεύνας. 

1. Διά τάς εργασίας έρεύνης, τάς οποίας ό Άνάδοχος ύπο- 
χρεοϋται νά έκτελέσή κατά τήν διάρκειαν τών έν παρ. 2 του 
άρθρου 3 ύποπεριόδων ΰποχρεοΰται νά δαπανήση τουλάχι¬ 
στον τά ακόλουθα ποσά : 


(*) Τό δεύτερον έδάφιον τής παρ. 1 τίθεται μόνον έπί 
θαλασσίων περιοχών, εϊς τάς οποίας ύπάρχει βάθος θαλάσσης 
άνω τών 200 μέτρων. 

( 3 ) Έπί θαλασσίων περιοχών, εις τάς οποίας υπάρχει βά¬ 
θος θαλάσσης άνω τών διάκοσίων (200) μέτρουν κατά τήν 
έννοιαν τοΰ δευτέρου έδαφίου τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τί¬ 
θεται άντί «δύο» (2) «τρεις» (3). 

( 3 ) Τά έντός παρενθέσεως τίθενται μόνον έπί θαλασσίων 
περιοχών, εις τάς οποίας υπάρχει βάθος θαλάσσης άνω τών 
διακοσίων (200) μέτρων κατά τήν έννοιαν τοΰ δευτέρου έ¬ 
δαφίου τής παρ. .1 τοΰ άρθρου 2. 
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1 ποπεριοδος Ποσά 

!η * 

2α * 

. *)/),. 

Ι ά άνωτέρω ποσά άποτελοΰΤτά ελάχιστα όρια δαπανών. 
Έαν πρός έκτέλεσιν τών ανωτέρω εργασιών άπαιτηθοΰν μζί- 
ζονες δαπάνα 1 , ό ’Λνάδοχος ΰποχρεοΰται νά προβή καί εις 
ταύτας. 

2. Έάν ό ’Λνάδοχος δαπανήση κατά την διάρκειαν ΰπο- 
περιόδου τίνος ποσόν μεΐζον τοΰ όριζομένου εϊς τήν προηγού¬ 
μενη·; παράγραφον, τό έπί πλέον ποσόν δύναται νά μεταφερ- 
θή εις τήν επομένη·/ ύποπερίοδον καί νά άφαιρεθή έκ τοϋ προ- 
βλεπομένου διά τήν ύποπερίοδον ταύτην ποσοΰ. 

Έάν ό Άνάδοχος μετά τό πέρας τή; πρώτης ύποπεριόδου 
δέν δαπανήση τά εις τήν προηγούμενη·/ παράγραφον προ- 
βλεπόμενα διά τήν ύποπερίοδον ταύτην ποσά, τά μή δαπα- 
νηθέντα ποσά προστίθενται εις τά. προβλεπόμενα διά την δεύ¬ 
τερα·/ ύποπερίοδον ποσά, επιφυλασσόμενων τών δικαιωμά¬ 
των τοΰ Έκμισθωτοϋ έκ τή ; πλημμελούς έκτελεσεως τής 
Συμβάσεως. - 

3. Ό ’Λνάδοχος ΰποχρεοΰται όπως έ'.τός εξήκοντα (60) 

ημερών άπό τής "Ημερομηνίας Ένάρςεως Ισχύος τής Συμ- 
βασεως, προκειμένου περί τής πρώτης ύποπεριόδου. καί έν¬ 
τός εξήκοντα (60) ήμτρών άπό τής ένάρςεως τής δευτέρας 
(και τρίτης (') ) ύποπεριόδου παράσχη εις τον Εκμισθωτήν 
εξασφαλίσεις καλυπτούσας καθ’ ολοκληρίαν τά έν παρ. 1 
δι εκάστην ύποπερίοδον προβλεπόμ ν : ελάχιστα ποσά δα¬ 
πανών καί συγκεκριμένος. (*). 

4. Έάν ό ’Λνάδοχος εις τό τέλος τής περιόδου ερευνών δέν 
έχη δαπανήσει έν όλω ή έν μέρει τά εις τήν παρ. 1 προβλε¬ 
πόμενα ποσά, ΰποχρεοΰται όπως καταβάλη εις τόν Εκμι¬ 
σθωτήν τά μή δαπανηθέντα ποσά λόγω συμφωνουμένης διά 
τής παρούσης ποινικής ρήτρας, έττιφυλάσσο/ται δέ καί πάντα 
τά λοιπά έκ τής μή έκτελεσεως τής Συμβάσεως δικαιώματα 
τοΰ Εκμισθώσου κατά τό άρθρο·/ 38. δυνάμενα νά ασκηθούν 
άθροιστικώς. 

Άρθρο·/ «. 

Ετήσιον πρόγραμμα έργασιών καί προϋπολογισμός. 

1. Τρεις (3) μήνας προ τής ένάρςεως έκαστου "Ημερο¬ 
λογιακού Έτους ή εϊς έτερον, κατά κοινήν συμφωνίαν μετά 
τοΰ Εκμισθώσου, έγγράφως δηλοΰντος τήν περί τούτου βού- 
λησίν του, καθοριζόμενο·/ χρόνο·/, ό Άνάδοχος καταρτίζει 
καί υποβάλλει εϊς τον Έκμισθοιτήν πρός αποδοχήν πρόγραμ¬ 
μα τών πάσης φύσεως κατά τήν Σύαβασιν έργων καί ερ¬ 
γασιών (μελετώ)·/, ερευνών, προμηθειώ)·/, εξοπλισμού, εγ¬ 
καταστάσεων κ.λπ.) μετά τ^ΰ αντιστοίχου προϋπολογισμού 
τής δαπάνης έκάστης αυτών (Ετήσιον Πρόγραμμα Έργα¬ 
σιών καί 1 [ροϋπολογισμός), τάς όποιας προτείνει, όπως έκ- 
τελέση κατά τό επόμενον δωδεκάμηνον χρονικόν διάστημα. 

2. 'Ο Εκμισθωτής δύναται νά ζητήση διευκρινίσεις έπί 
τοΰ Προγράμματος καί τοΰ ΓΙροϋπολογισμβΰ καί νά προ- 
τείνη, έπί συγκεκριμένων τμημάτων αύτώ)·/, τροποποιήσεις, 
άφοροόσας τό είδος καί τήν δαπάνην τών έργων καί έργα¬ 
σιών, έντός μηνός άπό τής ύποβολής τούτων, άλλως λογί¬ 
ζεται ότι τό Πρόγραμμα καί ό Προϋπολογισμός έγένοντο 
αποδεκτά ύπ’ αύτοΰ. 'Ο Άνάδοχος ΰποχρεοΰται εΐ* άνα- 
θεώρησιν τοΰ Ετησίου Προγράμματος Εργασιών καί τοΰ 
Προϋπολογισμού συμφώνως πρός τάς προτάσεις τοΰ Έκμι- 
σθωτοΰ μόνον έάν αΐ προτάσεις αύται δικαιολογούνται άπο- 
δεδειγμένως κατά τούς κανόνας τής καλής πρακτικής καί 
τά διεθνή πρότυπα εις -τήν έρευναν υδρογονανθράκων. 

Έάν ό Άνάδοχος και ό Εκμισθωτής δεν δύνανται νά συμ¬ 
φωνήσουν έπί τών προτεινομένων άναθεωρήσεων, ό Άνάδο- 


(*) Τά έντός παρενθέσεως τίθενται μόνον έπί θαλασσίων 
περιοχών, εϊς τάς οποίας υπάρχει βάθος θαλάσσης άνω τών 
διακοσίων (200) μέτρων κατά τήν έννοιαν τοΰ δευτέρου έ¬ 
δαφίου τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 2. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


χος ύποχρεοϋται νά άνχθεωρήση το Ετήσιον Πρόγραμμα 
Εργασιών ζαΐ τον Π οοϋπολογισμόν μόνον εο’ όσον παρα¬ 
σχεθούν ύπό του ΈκμισΟωτοϋ έντος τεσσαράκοντα πέντε 
(45) ήμερων άπό τής υποβολής τοϋ 11 ρογράμματος επαρ¬ 
κείς άποδείξεις τοϋ δε δ ικ α ι ο λο γη μέν ου των απόψεων αύτοΰ. 
βεβαιούμεναι παρ’ ανεξαρτήτου οργανισμού, ώς τοϋ Αμερι¬ 
κάνικου Ινστιτούτου Πετρελαίου, τοϋ Γαλλικού ’ίνστιτού- 
του Πετρελαίου, ή ετέρου παρομοίου "Οργανισμού δυναμένου 
νά έχη υπεύθυνον γνώμην έπί τοϋ θέματος. 

3. · Ό Εκμισθωτής ελέγχει την έκτέλεσιν τοϋ Προγράμ¬ 
ματος. 

4. Εις ήν περίπτωσιν τά έν Έτησίω Προγράμματι Ερ¬ 
γασιών περιλαμβανόμενα τμήματα άπαιτεΐται νά τροποποιη¬ 
θούν συνεπεία απροόπτου μεταβολής τών συνθηκών, ό Άνά- 
δοχος δύναται νά προβαίνη εις τάς αναγκαίας τροποποιήσεις, 
ΰπό την προϋπάθεσιν ότι αδται δεν μεταβάλλουν τό βασικόν 
περιεχόμενο·/ τοϋ Ετησίου Προγράμματος Εργασιών. Τούτο 
δύναται νά τροποποιηθή μόνον κατόπιν εγγράφου συναινέ- 
σεο/ς τοϋ ΈκμισΟωτοϋ. Έν περιπτώσει ολως εξαιρετικών 
συνθηκών, μή προβλεφθεισών έν τώ Προγράμματι καί άπαι- 
τουσών άμεσον ενέργειαν, ό Άνάδοχος δύναται νά προβή 
εις τάς ένδεικνυομένας πρός έπίτευξιν τοϋ σκοπού τής Συμ- 
βάσεως ένεργείας, πάσα δέ σχετική δαπάνη θά συμπεριλαμ- 
βάνεται εις τάς δαπάνας τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 31. "Λπχσαι 
αί ώς άνω τροποποιήσεις δέον όπως γνωστοποιούνται εις 
τον Εκμισθωτήν παραχρήμα. 

’Άρθρον 6. 

Πχραίτησις κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου ερευνών. 

1. Ό Άνάδοχος δύναται ύπό τούς όρους τοϋ παρόντος 
άρθρου νά παρχιτηθή προ τής λήξεως τής περιόδου ερευνών 
τοϋ εκ τής Συμβάσεως δικαιώματος του πρός έρευναν έπί 
τής Συμβατικής Περιοχής ή τμήματος αύτής. άποτ'λου- 
μενου έκ μιας ή πλειόνων Περιοχών Έρεύνης, γνωστοποιώ·/ 
εγγράφως τήν τοιαύτην παραίτησιν εις τον Εκμισθωτήν 
προ τριάκοντα (30) ήμερο/·/. 

2. Ό Άνάδοχος παραιτούμενος καταβάλλει εις τόν 
Εκμισθωτήν ώς ποινήν μεταμέλειας τά. κάτωθι ποσά : 

α.) Έάν ή πχραίτησις ύποβληθή κατά τήν διάρκειαν τήζ 
προ/της ύπι.περιόδου, τήν διαφοράν μεταξύ τοϋ εις τήν παρ. 
1 τοϋ άρθρου 4 προβλεπομένου διά τήν ύποπερίοδον ταύτην 
ποσού καί τοϋ μέχρι τής παραιτήσεως δαπανη,Οέντος. 

β) έάν ή πχραίτησις ύποβληθή. κατά τήν διάρκειαν τού 
πρώτου ήμίσεος τής δευτέρας ύποπεριόδου τό ήμισυ τής δια¬ 
φοράς μεταξύ τοϋ εις τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 4 προβλεπομέ¬ 
νου διά τήν δευτέραν ύποπερίοδον ποσού, λχμβανομένου 
ύπ’ όψιν καί τοϋ τυχόν μεταφερομένου έκ τή.ς πρώτης 
ύποπεριόδου συμφώνως πρός τήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 4, 
καί τοϋ μέχρι τής παραιτήσεως δαπανηΟέντος, 

γ) έάν ή παραίτησις ύποβληθή κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
δευτέρου ήμίσεος τής δευτέρας ύποπεριόδου, ολόκληρον 
τήν διαφοράν μεταξύ τών ώς άνω ύπό στοιχείου β ποσών, 

δ) έάν ή παραίτησις ύποβληθή κατά τήν διάρκειαν τής 
τρίτης ύποπεριόδου, ολόκληρον την διαφοράν μεταξύ τοϋ εις 
τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 4 προβλεπομένου διά τήν ύποπερίοον 
ταύτην ποσοϋ, λαμβανομένων ύπ’ όψιν καί των.τυχόν μετα- 
φερομένων έκ τών προηγουμένων ύποπεριόδων ποσών συμ- 
φώνως προς τό δεύτερον έδάφιον τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 4 
καί τοϋ μέχρι τής παραιτήσεως δαπανηΟέντος ( 1 ) 

·, 3. 'Ο Άνάδοχος δύναται νά παραιτηθη άνευ ούδεμιάς ύπο- 
χρεωσεως εις τό τέλος τής πρώτης ύποπεριόδου, έφ’ όσον 
έχη εκπληρώσει, άπάσας τάς μέχρι τέλους τής έν λόγω ύπο- 
περιόδου^ συμβατικάς αύτοϋ ύποχρεώσεις. 


(*) Τά έντός παρενθέσεως τίθενται μόνον έπί θαλασσίων 
περιοχών, εις .τάς οποίας ύπάρχει βάθος θαλάσσης άνω τών 
διακοσίων (200.) μέτρων κατά τήν έννοιαν τοϋ δευτέρου έδα- 
• φίου τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 2. 


4. Έκ τής παραιτήσεως τοϋ Άναδόχόυ ούδεμία άξίωσις 
αυτού γεννάται κατά τοϋ ΈκμισΟωτοϋ ένεκα δαπανών ή ζη¬ 
μιών. 

"Αρθρο·/ 7. 

Υποχρεώσεις Άναδόχόυ κατά τήν περίοδον ερευνών. 

!. ’(.) Άνάδοχος είναι ύπεύθυνοίδιά τήν υ.ελέτην. σύνταξιν 
καί έκτέλεσιν τοϋ υπό τοϋ άρθρου 5 προβλεπομένου Ετησίου 
Προγράμματος Εργασιών. Ουτος ύποχρεοϋται νά έκ.τ.ελέση 
τούτο κατά τόν πλέον πρόσφορο·/ τρόπον, συμφούνως πρός 
τούς κανόνας τής καλής πρακτικής καί τά διεθνή πρότυπα 
εις τήν Έρευναν Υδρογονανθράκων. 

2. Ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως διαθέτη άπαντα τά 
άναγκαιοϋντα κεφάλαια διά. τήν άγοράν ή μίσθωσιν τών άναγ- 
καίων προς έκτέλεσιν τών Εργασιών Πετρελαίου συμφώνως 
πρός τό ώς άνω Ετήσιον Πρόγραμμα Εργασιών, υλικών, 
εφοδίων καί έν γένει έξοπλισμοϋ. 

3. Ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπιο; διαθέτη τήν αναγκαία·/ 
διά τάς ώς άνιο Εργασίας τεχνικήν όργάνωσιν, περιλαμβα¬ 
νόμενου τοϋ διά τήν έκτέλεσιν τοϋ ώς άνω Ετησίου Προ¬ 
γράμματος Εργασιών άπαιτουμένου προσωπικού. 

4. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως παρέχη άπαντα τά 
διά τήν έκτέλεσιν τοϋ ώς άνω Ετησίου Προγράμματος Ερ¬ 
γασιών άπαιτούμενα λοιπά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης 
πάσης πληρωμής πρός τρίτους διά την παρ’ αυτών παροχήν 
•υπηρεσιών ώς εργολάβων καί ύπεργολάβο/ν. 

5. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά λ.αμβάνη άπαντα τά έν- 
δεικνυόμενα μέτρα πρός τόν σκοπόν : 

α) Τής έξασφαλίσεως τής προστασίας τών υδατοφόρων 
στρωμάτων, τά όποια ένδέχετχι νά συναντηθούν κατά τήν 
διάρκειαν τών έργασιών, καί 

β) τής έκτελέσεως τών αναγκαίοι·/ δοκιμών πρός καθο¬ 
ρισμόν τής αξίας τών συλλεγεισών ένδείξεο/ν. ώς καί τής δυ- 
νατότητος έκμετχλλεύσεως τυχόν άνευρεθέντων κοιτασμά¬ 
των ' ΥδρογονανΟράκο/·/. 

0. ’Ο Άνάτοχος ϋττοχρεοϋτα: ιί'/.ούεν νά λαμίάνη τάντα τά 
νίτρα τά άν.χγ·/.χ:χ ;·.ά τήν τιαςόλας:·/ τής -η,;;.εκ.ας υγείας ήΐ 
άτιαλείας προσέτι ο; νά έατελή ααί τίά,ταν ίιά τούς αύτού; σκο¬ 
πούς πρόσθετον αναγκαία·/ έργασίαν τήν όποια/ήθελε·/ απαι¬ 
τήσει ό Εκμισθωτής. "Λπχσχι αί κχτχσκευαί καί αί εγκα¬ 
ταστάσεις, τάς οποίας ό Άνάδοχος ανεγείρει διά τήν έκτε- 
λεσιν τών ’ Εργασιών Πετρελαίου, δέον νά κατασκευασθοϋν, 
τεθούν έΐς λειτουργίαν καί σ/ντηρώνται μετά τής δεούσης 
προσεχής, ί:ά νά έςασςαλισύή ή άπεςογή άτνχην.άτων καί 
υλικών ζημιών. 

Έπιφυλασσομένης τής ισχύος, τών σχετικών διατάξεων 
τής ελληνικής νομοθεσίας, ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά έγκα- 
θιστά τάς καταλλήλους οπτικός καί ακουστικά; σημάνσεις 
διά τήν απρόσκοπτο·/ καί ασφαλή διεξαγωγήν τών συγκοι¬ 
νωνιών. 

Ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά συμμορφοϋται πρός τάς έκά- 
στοτε ΐσχυούσας' διατάξεις, περιλαμβανόμενων τών κατά τό 
άρθρο·/ 39 τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων* Κανονισμών, 
τάς άναφερομένας εις τήν εθνικήν άμυναν καί άσφάλειαν, τήν 
ασφάλειαν τής ναυσιπλοΐας καί αερόπλοια;,· τήν προστασίαν 
τής υγείας καί τής ζωής τών έργαζομένων καί τών περίοικο/·/, 
τήν προστασίαν τών οδών καί δημοσίας χρήσεως έγκαταστά- 
σεων έν γένει, χώρο/ν θρησκευτικής λατρείας καί νεκροςα- 
φείων, ώς καί εις τάς διατάξεις τάς άναφερομένας εις τήν 
προστασίαν της χλωρίδος καί τής πανίδος τής θαλάσσης καί 
τοϋ έναλίου πλούτου, τών αρχαιοτήτων έν «γένει, ώς καί τό¬ 
πο/·/ ιστορικών καί ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Ό Άνάδοχος 
ύποχρεοϋται είδικώτερον όπως συμμορφοΰτα* πρός τάς δια¬ 
τάξεις τής έκάστοτε ίσχυούσης νομοθεσίας διά τήν πρόληψιν 
ρυπάνσεως καί τήν προστασίαν τοϋ περιβάλλοντος, περι- 
λαμβανομένης ένδεικτικώς τής δυνάμει τοϋ Νομοθετικού 
Διατάγματος 4929 τής 25ης Ιουλίου 1966 κυρωθείστς Διε¬ 
θνούς Συμβάσεως τοϋ Λονδίνου τής 12ηςΜαΐου 1954 «περί 
προλήψεως τής ρυπάνσεως τής θαλάσσης διά περρελαίου», 
ώς αότη τροποποιηθεϊσα έκυρο/θη ύπό τής Ελλάδος. 




ΕΟΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


,. Διά τής παρούσης Συμβάσεως συμφωνεΐτχι ότι μέχρι; έκ- 
δόσεο/ς των κατα το άρθρον 30 του Δόμου περί ' Υδρογοναν¬ 
θράκων Κανονισμών, χί έργχσίχι έρεύνης κχ ! . έκμετχλλεύ- 
σεως Οχ έκτελοΰντχι συμοώνως ττροτ τάς διατάξεις προσι- 
δίχζόντων εις τάς ώς άνω έργχσίχς άνεγνωρισμένο/ν Κανο¬ 
νισμών ετέρου Κράτους κχθοριζομένο/ν ύπό τοΰ ’ ΕκμισΟω- 
τοΰ διά σχετικής έγγράφου δηλώσεώς του προς τον Άνάοο- 



7. Ό Άνάδοχος ύποχρεοΰται υπως εΐδοποιή παρχχρήμχ 
τον Εκμισθωτήν περί οΐασδήποτε σοβαρά; ζημίας έντός τη; 
Συμβατική; I [εριοχής ή των εγκαταστάσεων παρακωλυού- 
ση; την έκτέλεσιν τοΰ Ετησίου Προγράμματος. Έάν έκ 
πράξεων ή παραλείψεων τοϋ Άναδόχου, των ύπ’ αύτοϋ προ- 
στηΟέντων ή έκ των βοηθών έκπληρώσεως αύτοϋ ήθελε τυ¬ 
χόν γεννηθή ευθύνη τοΰ Έκμισθοζτοϋ έναντι τρίτων. Ό Ά/ά- 
δοχος ύποχρεοΰται όπως τηρή τον Εκμισθωτήν άζήμιον έκ. 
πάσης τοιαύτης ευθύνης. 

8. Ό Άνάδοχος γνωστοποιεί εις τόν Υπουργόν βιομη¬ 
χανία; καί Ένεργείας (προκειμένου δέ περί ύποθαλασσίας 
περιοχής εις τούς Υπουργούς Εθνικής Άμύνης καί Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας) ( 2 ), την ακριβή Οέσιν έκάστης γεωτρή¬ 
σεως τούλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρα; προ τής ένάρ- 
ξεως αυτής. Ό Υπουργό; Βιομηχανίας καί Ένεργείας δύ- 
ναται νά απαγόρευση τήν γεώτρησιν εις τήν γνωστοποιη- 
θεϊσαν θέσιν διά σπουδαίο·/ λόγον άναγόμενου εις τό έΟνικον 
ή τό δημόσιον συμφέρον. 

0. Ό Άνάδοχο; ύποχρεοΰται νά συναπτή συμβάσεις ά- 
σφαλίσεως μετ’ άνεγνωρισμένων άσφαλιστών συμφωνως 
πρό; τήν κρατούσαν διεθνή πρακτικήν των Εργασιών Πε¬ 
τρελαίου. έπιφυλασσομένων των περί προμήθειας διατάςεων 
τής Συμβάσεως. Ούτος πάντως ύποχρεοΰται όπιο; άσφαλίζη 
τά; έγκατα στάσεις καί τήν αστικήν αύτοϋ ευθύνην. 

"Αρθρου δ. 

Δικαιώματα κατά τήν περίοδον ερευνών. 

1. 'Ο Άνάδοχο; έχει τό αποκλειστικόν δικαίωμα έκτε- 
Λ£Γ7Ξ(.ΟΣ 20 ευνητικών έργων καί εργασιών (γεωλογικών, γεω¬ 
φυσικών. γεωτρητικών, άντλητικών κλπ.) έντός τής Συμ¬ 
βατικής Περιοχής, ώς καί τήν διεύθυνσιν καί τόν έλεγχον 
αυτών. * 

2. Ό Άνάδοχο; δικαιούται, έπιφυλασσομένη; τής δια- 
τάξεω; τής παρ. 5 τοΰ άρθρου 9. νά άσκή οίονδήποτε έκ τών 
δικαιωμάτων τών συνομολογουμένων εις τήν Σύμβασιν δι’ 
εργολάβων καί ύπεργολάβων. 

3. 'Ο Άνάδοχος έχει κατά τήν διάρκειαν τής έρευνητικής 
περιόδου, τά προβλεπόμενα έν παρ. 2 (καί παρ. 3 ( 3 ) ) τοΰ 
άρθρου 17 δικαιώματα, καθ’ ό μέτρου ταΰτα είναι αναγκαία 
διά τήν προσήκουσα·/ έκτέλεσιν τών ερευνητικών έργασιών 
ή έν σχέσει προς αύτάς. 

4. Έπιφυλασσομένων τών περί ασφαλείας τών έγκατα- 
στάσειον διατάξεων, οί αντιπρόσωποι τοΰ Άναδόχου, το 
προσωπικόν αύτοϋ καί τών έργολάβων'του, ώς καί τών ύπερ¬ 
γολάβων αύτών, δύνανται νά εΐσέρχωνται εις τήν Συμβατικήν 
Περιοχήν καί νά έχουν έλευθέραν πρόσβασιν εις όλα; τά; 
εγκαταστάσεις τοΰ Άναδόχου. 

Άρθρου 9. 

Εκθέσεις δραστηριότητας Άναδόχου καί παροχή στοιχείων 
κατά τήν περίοδον ερευνών. 

1. Ό Άνάδοχος ύποχρεοΰται κατά τά έν τώ παρόντι 
άρθρω είδικώτερον οριζόμενα όπως: 

(*) Ή διάταξις τοΰ τετάρτου έδαφίου τής παρ. 6 θά τί¬ 
θεται μόνον έφ’ όσον γίνεται χρήσις Λυτής εις τήν συγκεκρι¬ 
μένη·/ έκάστοτε περίπτωσιν. 

( 2 ) Τά έντός παρενθέσεως παραλείπονται επί παραχω- 
Ρήσεως άμιγώς χερσαίων περιοχών. 

( 3 ) Τά έντός παρενθέσεως τίθενται μόνον έπί παραχωρή- 
'οεως θαλασσίοζν περιοχών. 


α) Τηρή έν Έλλάδι πλήρες καί ακριβές αρχείου πασών 
τών έκτελεσθεισών τεχνικών εργασιών. ώς γεωτρήσεων καί 
λοιπών έργασιών έρεύνης, 

β) έπιτρέπη εις τούς έκπροσο/πους τοΰ ΈκμισΟο/τοϋ τήν 
έπιθεώρησιν τών ' Εργασιών Πετρελαίου και τοΰ οϋς άνω 
τηρουμένου αρχείου, καί 

γ) ύποβάλλη εις τόν Εκμισθωτήν πάντα τά κατά την 
διάρκειαν τών έργασιών αύτοϋ συλλεγόμενα έπιστημονικα 
στοιχεία μετά έ π : ξη γη μ. α τ ι κ ο ΰ ύλικοΰ. 

2. Ό Εκμισθωτής δικαιούται νά λαμβάνη γνώσιν πάν¬ 
των τών πρωτοτυπούν στοιχείων, τών προκυπτόντων εκ τών 
Έργασιών Πετρελαίου τοΰ Άναδόχου. ώς εκθέσεων γεω¬ 
λογικών. γεωφυσικών, πετροφυσικών, γεωτρητικών καί αρ¬ 
χικής παραγωγής καί νά λαμβάνη. τή αιτήσει του, οιασ- 
δήποτε πληροφορίας έν σχέσει πρός τάς Εργασίας Πετρε¬ 
λαίου, ύπό μορφήν ακριβούς αντιγράφου χάρτου, τιμής, 
έκθέσεως κλπ. 

3. Λί ακόλουθοι έκΟέσεις καί στοιχεία υποβάλλονται εις 
τόν Εκμισθωτήν ευθύς ώς συντάσσονται ή λαμβάνονται: 

α) Αντίγραφα τών γεωλογικών μελετών μετ’ έπεςηγη- 
ματικών εκθέσεων, συνοδευόμενα ύπό τών σχετικών χαρ- 
Τίνν. 

β) αντίγραφα τών γεωφυσικών μελετών μετά επεξηγη¬ 
ματικών εκθέσεων. ώς καί τών καταγραφεισών σεισμικών 
μ αγνή ττκών τ αιν.ώ ν. 

γ) άντίγραφον έκάστης τελικής έκθέσεως γεωτρήσεως δι 
έκαστον άνορυχθέν φρέαρ, ώς έπίσης πλήρες σύνολον κατα¬ 
γραφεισών διαγραφών (ΚΟίιΟΙΝΟδ), 

δ) άντίγρατ/ον έκθέσεως περί τών πραγματοποιηθεισων 
δόκιμόν·/ παραγωγής, ώς επίσης καί οίασδήποτε μελετης εν 
σχέσει πρός τήν αρχικήν παροχήν έκαστου φρέατος. 

ε) άντίγραφον έκάστης έκθέσεως άναλύσεως εκτελεσθει- 
σης έπί δείγματος πυρήνος γεωτρήσεως (ΟΟΚΕ 5Α.ΜΒΕΕ). 

στ) άντίγραφον πάσης άλλης τυχόν καταρτισθησομενης 
τεχνικής έκθέσεως περί τών Εργασιών Πετρελαίου. 

4. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως ύποβάλλη αμελλητί 
εις τον ’ Εκμισθωτήν αντίγραφα άπασών τών συμβάσεων 
αύτοϋ μετά προμηθευτών, εργολάβων, ύπεργολάβων και 
τρίτων έν γένει άπό τής υπογραφής των. Ο Εκμισθωτής 
δύναται νά ζητήση διευκρινίσεις διά τούς ορούς και τάς 
τιμάς τών ανωτέρω συ^άσεων. 

5. 'Ο' Άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως ύποβάλλη εις τόν 
’ Εκμισθωτήν τριμηνιαίας καί ετήσιας λεπτομερείς οικονο¬ 
μικά; καί τεχνικά; εκθέσεις περί το/ν κατά την Σύμβασιν 
έργασιών αύτοϋ. Αί τριμηνιαία 1 . έκΟέσεις υποβάλλοντας εν¬ 
τός αηνός άπό τής λήςεως έκαστου τρίμηνου, αι 6ε ετή¬ 
σια*. έντός δύο μηνών άπό τής λ.ηξεο/ς έκαστου έτους. 

6. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως ύποβάλλη εις τόν Εκ¬ 

μισθωτήν αντίγραφα το/ν κατά τό άρθρον 31 συντασσομε,- 
νων Αογαριασμών έσόδο/ν και εξόδων και ισολογισμού εν¬ 
τός τριών (3) μηνών άπό τής λήςεως τοΰ ημερολογιακού 
ετο/ς εις το οποίον αφορούν, έκτος εχν προολε,.ι.αι ό-αχυ- 
τέ:α π;ιόε*νία ;*.ά την ύποοολην τής */.ατα την παρ. 41 
τοΰ άρθρου 26 τοΰ Νόμου περί 'Τδρογονανθράκο/ν φορολο¬ 
γικής* δηλώσεώς, οπότε ή βραχύτερα αυτή προθεσμία ισ¬ 
χύει καί έν προκειμένω. φ 

7. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται, όπως ύποβάλλη αντιπρο¬ 
σωπευτικόν μέρος τών ληφθέντων πυρήνων γεωτρήσεως 
(ΟΟΠΕ5) καί τών άποκοπτομένων θραυσμάτων (ΕΕίΤ- 

ΤΙΝ08) έξ έκαστου φρέατος ώς καί δείγματα έκ τών υγ¬ 
ρών παραγωγής (Β Κ 01) Ε" ΟΤΙ Ο Ν ίο 1.Ε' ί 13 5). Δείγματα 
πυρήνων γεωτρήσεων καί θραυσμάτων, ευρισκόμενα εις την 
κατοχήν τοΰ Άναδόχου, παραδίδονται εις τον Εκμισθω¬ 
τήν άμα τή λήξει τής Συμβάσεως. 

8. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως ύποβάλλη προσηκόν- 
τως πάντα τά στοιχεία τά άπαιτούμενα ύπό $ής ελληνικής 
νομοθεσίας διά στατιστικούς σκοττονς. 
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0. Ό Ά'/ά0θ/θς ύποχρεοΰτΧΙ, όπως Άκ,πΟ'.ή τ όν Εκ¬ 
μισθωτήν αμελλητί περί τής άνακχλύψεως οιωνδήποτε ορυ¬ 
κτό)·/ καί μετ αλλε υ τικώ)·/ υλών. 

10. Ό Εκμισθωτή: ύποχρεοΰτχι, ίτω: τη μ ή έμπιστευ- 
τικάς τάς ύποβαλλομένας αύτώ ύπό τού Άναδόχου πληρο¬ 
φορίας, εκθέσεις καί υλικόν μέχρι τέλους τής ερευνητικής 
περιόδου η μιέχρι τής τυχόν πα.ραιτήσεως τοΰ Άναδόνου 
συμφώνως τώ άρθρω 6. Δύναται όμως νά γνωστοποιή 
ταΰτα, ύπό τον όρον τής εχεμύθειας. εις ανεξάρτητον έπι- 
στημονικόν ίδρυμα, ώς το Αμερικανικόν Ινστιτούτο·/ Πε¬ 
τρελαίου, τό Γαλλικόν Ίνστιτοΰτον Πετρελαίου ή έτερον 
παρόμοιον ίδρυμα, τό όποιον ενεργεί ώς συμβουλευτικόν 
όργανον τοΰ Έκμισϋωτοϋ έν σχέσει πρός τάς Εργασίας 
Πετρελαίου. Δύναται ωσαύτως νά χρησιμοποιή τά στοι¬ 
χεία ταΰτα πρός διεξαγωγήν διαιτησίας, ή δίκης μεταξύ 
των Συμβαλλόμενων Μερών. 

'Ο ’Ανάδοχας δεν Οά άρνήται αδικαιολογήτους την συ- 
ναίνεσίν του εις αιτήσεις τοΰ ΈκμισΟωτοΰ όπως ειδικά 
τμήματα των παρ’ αύτοΰ ύποβληθέντων στοιχείων δημο- 
σιευθοϋν ή γνωστοποιηθούν εις τρίτους πρός δημοσίευσιν 
ή δι’ άλλον σκοπόν καί ένωρίτερον έτι των έν τω προηγού¬ 
μενο έδαφίω συνομολογηΟέντων χρόνων, εάν τούτο δύνα- 
ται να πραγματοποίησή, άνευ οίασδήποτε ζημίας των συμ¬ 
φερόντων του. 

"ΑρΟρον 10. 

Χρήσις φυσικών πόρων. 

1. Ό ’Λνάδοχος δύναται, καθ’ ο μέτρον προβλέπεται 


τούτο ύπό τών ΐσχυουσών διατάξεων, 

νά χρησιμοττοιη κατα- 

βάλλων τά έκάστοτε ποοβλεπόμενα 

τέλη και άττοϊηίχιώ- 

σεις, γην. δένδρα, άργιλον, άμμον. 

λίθους καί έτερα σχε- 

τικα υλικά, ο/ς καί ύδωρ, τά όποια 
τάς Εργασίας Πετρελαίου. 

ειναι ά.,αραιτη. α οιά 

2. Συμφώνως πρός τούς όρους κ; 

ιί τήν διαδικασίαν τήν 

προβλεπομένην ύπό τής παρ. 3 τοΰ 

άρθρου 35 τοΰ Νόμου 


περί Υδρογονανθράκων, επιτρέπεται ή παραχώρησις, έπ’ 
ανταλλαγματι, εις τον ’Λνάδοχον τής /ρήσεως άνηκόντων 
εις τό Δημόσιον υπογείων ή επιφανειακών ΰδάτοιν καί μή 
μεμισθωμένων λατομικών χώρων, κειαένο/ν εντός ή εγγύς τής 
περιοχής, εις την οποίαν διεξάγονται α.ί έργασίαι Πετρε¬ 
λαίου, καί άναγκαιούντων διά τάς εργασίας ταύτας. 

"Αρθρο·/ 11. 

Χρήσις ακινήτων. 

1. Συμφο'/νως πρός τούς όρους καί την διαδικασίαν την 
προβλεπομένην ΰπό τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 35 τοΰ Νόμου 
περί Υδρογονανθράκων, επιτρέπεται ή παραχώρησις. κα¬ 
τόπιν ανταλλάγματος, εις τον Άνάδοχον τής /ρήσεως άνη¬ 
κόντων εις τό Δημόσιον ακινήτων, κειμένων εντός ή εγγύς 
τής περιοχής εις τήν οποίαν διεξάγονται αί Έργασίαι Πετρε¬ 
λαίου, καί άναγκαιούντων διά τάς έργασίας ταύτας. 

'Ο Άνάδοχος δικαιούται νά άποκτα δαπάναις του, ακί¬ 
νητα ή έπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων άνηκόντων εις 
τρίτους, απαραίτητα διά τάς Εργασίας Πετρελαίου διά συμ- 
βάσεως μετά των ιδιοκτητών συναπτομένης έπ’ ονόματι καί 
ύπέρ τοΰ ΈκμισΟωτοΰ, συμφώνως πρός τούς όρους καί τήν 
διαδικασίαν τήν προβλεπομένην ΰπό τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 
18 τοΰ Νόμου περί 'Τδρογονανθράκων. 'Η ώς άνω κτήσις 
τής κυριότητος ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτιον επί 
ακινήτων χωρεϊ έπ’ ονόματι τοΰ ΈκμισΟωτοΰ, επιτρέπεται 
δέ καί κατά παρέκκλισιν των διατάξεων τής νομοθεσίας περί 
αποκαταστάσεως άκτημόνων γεωργών καί κτηνοτροφών. 

' 2. Έν αδυναμία άποκτήσεως των αυτών δικαιωμάτων 
δια συμβάσεως δύναται νά κηρυχθή κατά τάς διατάξεις τοΰ 
Νομού 367/1976 «περί αναγκαστικής άπαλλ.οτριώσεως άκι- 
νητων πρός τον σκοπόν άνευρέσεως, έκμεταλλεύσεως, μετα¬ 
φοράς και άποθηκεύσεως ύδρογονανθράκων» αναγκαστική 
απαλλοτριωσις των άκινήτων ύπέρ τοΰ ΈκμισΟωτοΰ καί 
δαπάναις τοΰ Άναδόχου, έκτος εάν είδικαί διατάξεις τής 
κειμένης νομοθεσίας δεν επιτρέπουν τήν άναγκαστικήν άπαλ- 


λοτρίοισιν τούτων. ΓΙροκειμένου περί ακινήτων χρησιμοποιού-ί 
μενών ήδη διά σκοπούς δημοσίας ωφέλειας ή κήρυξις τού- 
των άνανκαστικώς άπαλλοτρκοτίων οέν είναι υποχρεωτική 

3. Ο ’Λνάδοχος δικαιούται, κατά παρέκκλισιν έτι τών 
διεπουσών τάς όικκιοπραξίας περί ακινήτων εις παραμε¬ 
θορίου: περιοχάς διατάξεων καί άνευ τηρήσεως τής προβλε- 
πομενης ΰπό τών διατάξεων τούτων διαδικασίας, νά ποιήται 
άνευ ανταλλάγματος χρήσιν τών κατά τάς διατάξεις τών 
παρ. ! έδάφιον δεύτερον καί 2 άποκτωμένων ύπό τοΰ Έκαι- 
σΟωτού κατά κυριότητα ή έτερον εμπράγματον δικαίωμα 
ακινήτων, ώς καί νά άποκτα διά συμβάσεοις καί κατά παρέκ- 
κλισιν έτι τών διατάξει·)·/ τής περί αποκαταστάσεως άκτη¬ 
μόνων γεωργών καί κτηνοτροφών νομοθεσίας, τήν χρήσιν 
τών απαραιτήτων διά τάς άνάγκας τών Εργασιών Πετρε¬ 
λαίου -ακινήτων, συμφώνως πρός τήν διαδικασίαν τής παρ. 3 
τοΰ άρθρου 18 τοΰ Νόμου περί Υδρογονανθράκων. 

"Αρθρο·/ 12. 

Χρήσις τεχνικών εγκαταστάσεων. 

1. 'Ο Άνάδοχος δικαιούται νά χρησιμοποιή, συμφώνως 
πρός τάς έκάστοτε ΐσχύουσας διατάξεις λιμενικές εγκατα¬ 
στάσεις άναγκαιούσας διά τήν απρόσκοπτο·/ φορτοεκφόρτω- 
σιν υλικών καί τήν άποθήκευσιν αυτών. 

'Τπό τήν προϋπόθεσιν ότι αί ήδη ύπάρχουσαι εις τήν Χώ¬ 
ραν τοιαΰται εγκαταστάσεις δεν είναι πρόσφοροι ή επαρκείς 
διά τάς Εργασίας Πετρελαίου, ό Άνάδοχος δύναται κατό¬ 
πιν άδειας τοΰ ' Υπουργού Βιομηχανίας καί Ένεργείας νά ' 
κατασκευάζη καί χρησιμοποιή άποκλειστικώς κυρίας καί 
βοηθητικάς λιμενικά; εγκαταστάσεις, συμφώνως πρός τούς 
όρους καί τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην έν παρ. 1 τοΰ 
άρθρου 18 τοΰ Νόμου περί ' ΥδρογονανΟράκων. 

Συμφώνως πρός τάς διατάξει; τής παρ. 4 τίΰ ίώώρου 35 
τοΰ ιός άνω νόμου εφαρμόζονται άναλόγως έπί τοϊ®Αναδό- 
χου αί διατάξεις τών παρ. 1 καί 2 τοΰ άρθρου 3 τ™ Νόμου . 
4171 Ί961. «περί λήψεω: γενικοί·/ υ.έτρων πρός υποβοήθη¬ 
σε·/ τής άναπτύξεως τής Οικονομία; τής Χώρας», ώς έτρο- 
ποποιήΟησαν διά τοΰ νομοθετικού διατάγματος 916/1971 
καί τοΰ Νόμου 159/1975. 

Ιόίς τόν Άνάδοχον δύναται νά παραχωρηθή έπ’ άνταλ- 
λάγματι. συμοώνως πρός τήν διαδικασίαν τήν προβλεπο¬ 
μένην έν παρ. 4 τοΰ άρθρου 35 τοΰ Νόμου περί Υδρογοναν¬ 
θράκων, ή χρήσις περιοχής αίγικλοϋ ή καί παραλίας μετά 
δικαιώματος προσχώσεως τής έμπροσθεν τούτων θαλάσσης 
εις καθοριζόμενη·/ έκτασιν πρός τόν σκοπόν δημιουργίας γη¬ 
πέδου χρησιμοποιηΟησομ.ένου διά τάς κατά τήν Σύμβασιν 
έργασίας, έργα καί έγκαταστάσεις, οος καί νά έπιτραπή η 
δημιουργία τεχνητής νησϊδος, έπιφυλασσομένων τών περί 
κυειότητος διατάξεων τής κειμένης νομοθεσίας. Έπί του 
δημιουργουμένου νέου αίγιαλοΰ ή καί τής παραλίας έπιτρέ- 
πεται ή παραχώρησις δικαιωμάτων κατά τάς διατάσεις του 
ώς άνω Νόμου. 

2. Ό Εκμισθωτής δικαιούται νά χρησιμοποιή τάς εγκα¬ 
ταστάσεις μεταφορά; καί τηλεπικοινωνίας τοΰ . Άναδόχου, 
καταβάλλω·/ εύλογον αποζημίωσε·/, ήτις δεν δύναται νά ύπερ- 
βαίνη τάς ύπό τοΰ Άναδόχου δι’ Ανεξαρτήτους Τρίτους 
όριζομένας τιμάς διά τήν πρός αύτούς παροχήν όμοειδών 
υπηρεσιών, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή ώς άνω χρήσις δεν 
κωλύει την έκτέλεσιν τών Εργασιών Πετρελαίου. Γό ύπό 
τοΰ Έκμισθωτοΰ εντεταλμένο·/ διά τόν έλεγχον τών Έργα- 
σιών Πετρελαίου προσωπικόν δικαιούται χρησιμοποιή 
τάς ανωτέρω έγκαταστάσεις άνευ ανταλλάγματος. 

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Γ'. 

Έκμετάλλευσις. 

* "Αρθρον 13. 

Ανακάλυψες. Στάδιο·/ Έκμεταλλεύσεως. 

1. 'Ο ’Λνάδοχος ύποχρεοΰται όπως γνωστοποιή εις τόν’ 
Εκμισθωτήν οίανδήποτε άνακάλυψιν Υδρογονανθράκων εί?1 
τήν Συμβατικήν Περιοχήν εντός προθεσμίας .δέκα (10) η(Αε"| 
ρών άπό τής άνακαλύψεως. 
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ψ2. Έάν ό Άνάδο/ο: διαπίστωση ότι άν/.καλ.υφΟέν κοίτα¬ 
σμα είναι έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον καί άφοΰ ου το: διά 
των κατά τήν διεθνή πρακτικήν απαραιτήτων γεωτρήσεων 
περιχαράξεως καί λ.οιπων δοκίμων διαπιστώσει το μέγεθος 
α’Ιτνοΰ καί τά λοιπά απαραίτητα διά τον προγραμματισμόν 
τής έκμεταλλεύσεως αύτοΰ στοιχεία, ΰποχρεοΰται όπως 
έντός προθεσμίας τριάκοντα (30) ήμερων ά'ρ' ής συνεπ/.η- 
ο ώθησαν αί ανωτέρω δοκιμαί. γνωστοποίηση εις τόν Εκμι¬ 
σθωτήν διά δηλώσεως αύτοΰ. επιδιδόμενης διά δικαστικού 
έπιμελητοΰ, το έμπορικώς έμκεταλλεύσιμον τοϋ κοιτάσμα¬ 
τος καί τά προβλεπόμενα άπολήψιμα άποθέματα τούτου. ’ Η 
κρίσις περί τοϋ οτι το κοίτασμα είναι έμπορικώς έκμεταλ- 
λεύσιμον ανήκει εις τον Άνάδοχον. 

"Εν έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον κοίτασμα δύναται νά 
άποτελήται άπό έν παραγωγικόν κοίτασμα ή άπό ομάδα πα¬ 
ραγωγικών κοιτασμάτων, έφ’ όσον ταϋτα είναι άπό κοινού 
δεκτικά εμπορικής έκμεταλλεύσεως. 

3. 'Οριοϋ μετά, τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
δηλώσεως υποβάλλονται αποδείξεις περί τοϋ οτι τό άνακα- 
λ.υφΟέν κοίτασμα είναι έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον, τά απο¬ 
τελέσματα των κατά τήν προηγουμένην παράγραφον γεω¬ 
τρήσεων καί δοκιμών μετά των στοιχείων έπεξεργασίας 
τούτων καί των σχετικών υπολογισμών, περιγραφή τοϋ πε¬ 
τρελαιοφόρου πεδίου καί χάρτης υπό κλίμακα I ιϋΟ.ΟΟΟ, 
άπεικονίζων τά όρια της επιλεγόμενης προς έκμετάλλευσιν 
περιοχής (Περιοχή Έκμεταλλεύσεως). Άπο της υποβολής 
το/ν στοιχείων τούτων άρχεται το στάδιον έκμεταλλεύσεως. 

Ό Άνάδοχος έχει τό αποκλειστικόν δικαίωμα έκμεταλ- 
λεύσεως τής περιοχής. 

4. Έκαστη Περιοχή Έκμεταλλεύσεως. περιλαμβάνουσα 
τό αντίστοιχον πετρελαιοφόρον πεδίον, δέν δύναται νά υπερ- 
βαίνη κατ’ έκτασιν τά εκατόν (100) τετραγωνικά χιλιόμε¬ 
τρα, ορθογωνίου, κατά τό δυνατόν σχήματος, έκτος έάν ό 
Άνάδοχος άποοείξη οτι ή πιθανή έκτασις τοϋ πετρελαιοφό¬ 
ρου πεδίου υπερβαίνει τά εκατόν (100) τετραγωνικά, χιλιό¬ 
μετρα. οπότε ή Περιοχή Έκμεταλλεύσεως δύναται νά καΟο- 
εισΟή. συναινέσει τοϋ ’ Ηκμισϋωτοϋ μέχρις έκτάσεως διακο- 
σίων (200) τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έπέκτασις τής 
Περιοχής Έκμετα/λεύσεο/ς πέραν των εκατό (100) τετρα¬ 
γωνικών χιλιομέτρων καί μέχρι διάκοσίων (200) επιτρέ¬ 
πεται καί μετά τήν υποβολήν τής κατά τήν παρ. 2 δηλώσεως, 
έφ’ όσον ο Άνάδοχοε, αίτούμενος μεταγενεστέρως τήν επέ- 
κτασιν, άποδεικνύει οτι τό πετρελαιοφόρον πεδίον εκτεί¬ 
νεται πέραν τής αρχικής Περιοχής Έκμεταλλεύσεως καί 
ύπό τήν προϋπόΟεσιν οτι ή έκτασις, έφ’ ής ζητείται ή έπέ- 
κτασις. κεϊται έντός τής κατά τόν χρόνον τής αΐτήσεως δια¬ 
τηρούμενης ύπό τοϋ Άναδόχου προς έρευναν Συμβατικής 
Περιοχής. 

5. Έκάστη δήλωσις τοϋ Άναδόχου περί άνακαλύψεως 
έμπορικώς έκμεταλλευσίμου κοιτάσματος ' Υδρογονανθρά- 
κων δημιουργεί ιδίαν Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως κατά, τάς 
διατάζεις των προηγουμένων παραγράφων. Έάν δύο (2) 
ή πλείονα κοιτάσματα εύρίσκονται πλησίον άλλήλων εις τρό¬ 
πον ώστε νά εμφανίζονται ώς συνεχόμενα, λογίζονται ώς 
έν κοίτασμα καί αποτελούν μίαν Περιοχήν Έκμεταλλεύ¬ 
σεως. 

6. Οίαδήποτε ποσότης Υδρογονανθράκων, παραχθεΐσα εκ 
τίνος άνακαλώψεως πρό τής κατά τήν παρ. 3 ένάρξεως τον» 
σταδίου έκμεταλλεύσεως, ύπόκειται εις τάς διατάζεις τοϋ 
άρθρου 19, άναλόγως έφαρμοζομένας, καί μετρεΐται συμ.- 
φοόνως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 21. 

7. 'Ο Άνάδοχος-ΰποχρεοΰται, "όπως έντός έξ (0) μηνών 
άπο τής ένάρξεως τοϋ σταδίου έκμεταλλεύσεως έκάστης 
Περιοχής Έκμεταλλεύσεως ύποβάλη εις τόν Εκμισθωτήν 
λεπτομερές Πρόγραμμα ’Λναπτύξεως καί Παραγωγής, δια- 
σφαλίζον τήν εις ρυθμόν σύμφωνον προς τούς κανόνας τής 
καλής πρακτικής καί άνάλογον προς τό μέγεθος τοϋ κοιτά¬ 
σματος άνάπτυξιν των εγκαταστάσεων έκμεταλλεύσεως. καί 
περιλαμβάνον : 


α) Άπαντα τά βασικά είδη των αναγκαίων διά τήν παρα¬ 
γωγήν ' Υδρογονανθράκων έκ τής Περιοχής Έκμεταλλεύ¬ 
σεως εξοπλισμό/-/ καί έργων, ιδία δέ τά ορέατα έκμεταλλεύ¬ 
σεως, τάς εξέδρας τούς πετρελαιαγωγούς καί τάς εγκα¬ 
ταστάσεις, 

β) τάς αντιστοίχους δαπάνα; κατ’ έκτίμησιν ώς καί Πί¬ 
νακα Επενδύσεων, έμφαίνοντα τό προϋπολογιζόμενον συνο¬ 
λικόν ποσόν των άπαιτουμένων κεφαλαίων διά τήν πραγμα- 
τοποίησιν τοϋ ιό; ανιο Προγράμματος Άναπτύξειος καί 
Παραγωγής, 

γ) τά αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα κατά προσέγγισιν, 
δ) τον προβλεπόμενον χρόνον ένάρξεως τής παραγωγής, 
ε) τά προβλεπόμενα άπολήψιμα άποθέματα * Υδρογοναν¬ 
θράκων καί τήν προσδοκωμένην έτησίαν παραγωγήν, 

στ) τά ληφθησόμενα μέτρα προστασίας τοϋ περιβάλλοντος 
ως καί 

!·» ζ) οικονομικήν άνάλυσιν των έκτιμωμένων χρηματικών 
ροών, ώς καί τήν προβλ,επομένην άπόδοσιν τοϋ έπενδυθη- 
σομένου διά τήν έκτέλεσιν τοϋ Προγράμματος κεφαλαίου. 

8. Έντός τής προθεσμίας τής προηγούμενης παραγράφου 
ό Άνάδοχος ΰποχρεοΰται νά ύποβάλη περί των έργασιών 
άναπτύξειος τής δημιουργηθείσης Περιοχής Έκμεταλλεύ¬ 
σεως συμπληρωματικόν Πρόγραμμα Εργασιών καί Προϋ¬ 
πολογισμόν. διά το ύπολειπόμενον μέχρι λήξεως τοϋ κατά 
τή-ν —·αρ. 1 τοϋ άρθρου 5 δωδεκαμήνου χρονικόν διάστημα. 

’ΆρΟρον 14. 

Διάρκεια τής περιόδου έκμεταλλεύσεως. 

1. 'Η διάρκεια τής περιόδου έκμεταλλεύσεως έκάστης 
Περιοχής Έκμεταλλεύσεως ορίζεται εις εϊκοσιπέντε (25) 
έτη καί άρχεται άπό τοϋ κατά τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 13 προσ¬ 
διοριζόμενου χρόνου. 

2. 'Ο Άνάδοχος δυνατή οποτεδήποτε νά παραιτηΟή. άνευ 
ορών τοϋ δικαιώματος έκμεταλλεύσεως μιας ή πλειόνων ή 
πασών τοίν κατά τήν παρ. ϊ^^^άρθρου Ιο δημιουργηθεισών 
Π εριονόιν Εκμεταλλεύσεις.; δια δηλώσεως αύτοΰ, έπιδιδο- 
μένης πρός τόν Εκμισθωτήν διά δικαστικού έπιμελητοΰ πρό 
ένενήκοντα (ίΌ) ήμερων. Έκ τής τυιαύτης παραιτήσεως 
ούδεμία άξίοισις τοϋ Άναδόχου γεννάται κατά τοϋ Εκμι¬ 
σθώσου ένεκα δαπανώ)-/ ή ζημιών. 

Παραίτησις άπό ποσοστού ές αδιαιρέτου έπί μιας ή π/.ειό- 
νων ή πασών των ανώτεροι Περιοχών ή υπό όρους δένχω- 

3. Άμα τή λ.ή.ςει τής Σϋμβάσεως κατά τήν παρ. 1. ή έν 
περιπτώσει παραιτήσεο/ς τοϋ Άναδόχου έκ μιας ή πλειόνων 
Περιοχών Έκμεταλλεύσεως ή έκπτώσεως αύτοΰ, τά ύπό τοϋ 
Άναδόχου διά τήν έκτέ/.εσιν των Εργασιών ΙΓετρελ.αίου 
χρησιμοποιούμενα έν Έλλάδι άκίνητα μετά των έπ’ αύτολν 
πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ώς καί ή κυριότης καί ή 
χρήσις των διά τόν αυτόν σκοπόν κατασκευασΟεισών 0-αλασ- 
σίων έγκαταστάσεων περιέρχονται αυτοδικαίως καί άνευ 
άλλης διατυπώσεως εις τον Εκμισθωτήν άνευ άνταλλάγμα- 

'ΤΟΞ, 

4. 'Π κατά τήν προηγουμένην παράγραφον περιέλ.ευσις 
εις τόν Εκμισθωτήν των ακινήτων καί έγκαταστάσεων ανα¬ 
στέλλεται έφ’ όσον χρόνον ταϋτα είναι απαραίτητα διά εργα¬ 
σίας παραγωγής ' Υδρογονανθράκων διεξαγομένας ύπό τοϋ 
Άναδόχου έπί έτέρας Περιοχής Έκμεταλλεύσεως έντός τής 
Συμβατικής Περιοχής. 

Άρθρον 15. 

'Τποχρέωσις παραγωγής. 

'Ο Άνάδοχος ΰποχρεοΰται νά διεξάγη δαπάναις του πάσας 
τάς Εργασίας Πετρελαίου, αί όποΐαι είναι άναγκαΐαι ή χρή¬ 
σιμοι διά τήν παραγωγήν έκ παντός κοιτάσματος, όπερ είναι 
έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον. 

Αρθρον 16. 

Προμήθεια·.. 

Επιφυλασσόμενης τής ισχύος τής διατάξεως τής παρ. 1 
τοϋ άρθρου 28^ή άνάθεσις ύπό τοϋ Άναδόχου πάσης προ- 
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μηθείχς δέον οπών βασίζεται είν άληθεί’ν καί εΰλόγους τιμάν, 
συμφώνους προ: τάς ΐσ/υούσα.:: αγοραία; τιμάς. όρους χρη¬ 
ματοδοτήσεων καί χρόνον παρχδόσειυν. 


’ΆρΟρον [7. 


Υποχρεώσεις καί δικαιώματα Άνκδόχου κατά τήν διάρκειαν 
τής περιόδου εκμεταλλεύσεων. 

1. Λ*, διατάξεις των άρθρων 3 καί 7. των παρ. 2 καί -ί του 
άρθρου δ, των άρθρων 10. ί. 1 καί 12 τής Συμβάσεων εφαρμό¬ 


ζονται άναλόγως καί εις τήν περίοδον έκμετα/λεύσεων. 

Τρεις (3) μήνας προ τής ένάρςεως έκαστου Ημερολο¬ 
γιακού Έτους, ό Άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως ύποβάλλ.η 
εις τον εκμισθωτήν δήλ.ωσιν έμ.-ραίνονταν τήν προβλεπομόνην 
διά το έν λόγω έτος παραγωγήν ' Υδρογονανθράκων καί ! ίαρα- 
προΐόντων καί τήν προβ/.επομένην αξίαν τ χύτης. 'Ομ.ίχν 


δήλ.ωσιν οφείλει νά ύποβάλλη ό ’Λνάδοχος τρεις (ο ) μήνας 
προ τής ένάρςεως τής κανονικής παραγωγής διά τό μέχρι 
τέλους τοΰ Ημερολογιακού "Ετους διάστημα. 


2. 'Ο ’Λνάδοχος δικαιούται, κατόπιν άδειας των. αρμοδίων 
αρχών, νά άνεγείρη κτίσματα εργοστασίων, κατοικίας, γρα¬ 
φεία καί άποΟήκας έξυπηρετούσας τάς Εργασίας I Ιετρε/.αίου. 
νά έγκαθιστα καί νά Οέτη εις λειτουργίαν μηχανήματα πάσης 
φύσεως, δεξαμενάς άποθηκεύσεως Υδρογονανθράκων, έξέ- 
δρας εκμεταλλεύσεων καί έν γένει πάσης φύσεως Οαλασσίας 
ή επιγείους μηχανολογικά; εγκαταστάσεις διά τάς άνάγκας 
εκμεταλλεύσεων ' Υδρογονανθράκων, νά κατασκευάζη καί 
νά χρησιμοποιή αποκλειστικών διά τον αυτόν σκοπόν εγκατα¬ 
στάσεις ένσυρμάτου ή ασυρμάτου έπτκοινωνίας καί παρα¬ 
γωγής καί μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ως καί νάέγκαθι- 
στα χερσαίους και Οαλασίου; αγωγούς διά -τήν μεταφοράν 
των έξορυσσομένων Υδρογονανθράκων είν τάς εντός τής 
Χώρας εγκαταστάσεις διαχωρισμού, κατεργασίας (έν τη 
έννοια τής περιπτ. 3 τοΰ άρθρου I. τοΰ Χόμου περί Υδρογο¬ 
νανθράκων) ή αποθηκεύσεων, ιόν καί είν σάς εγκαταστάσεις 
φορτώσεως, συμφώνως προ; τού; όρου; καί τήν διαδικασίαν 
τήν προβλεπομένην είν τα: παρ. 1 καί 2 τοΰ άρθρου 13 τοΰ 
ίδιου Νόμου. 

Έπιφυλασσομένης τής ισχύος των αμέσως ανωτέρω μνημο- 
νευθεισών διατάξεων. εφαρμόζονται ιός προς τήν Οέσιν των 
έργων καί τήν έκτέλεσιν ή λειτουργίαν αυτών αί κείμενα 1 , δι’ 
έκάστην —ερίπτωσιν διατάξεις. 


3. Μόνιμοι ή προσοιριναί θαλάσσια·, εγκαταστάσεις καί 
π/.ωται κατασκευαί. ανεξαρτήτως χωρητικοτητος ή έκτο- 
πίσματος, προοριζόμεναι έκ κατασκευής ή μετασκευήν δι’ 
Εργασίας Πετρελαίου δύνανται ύπό τούς όρους των παρ. 
1 καί 2 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, κατόπιν αΐτήσεως τοΰ κυρίου αυτών, νά έγγράφωνται 
εις ειδικόν νηολόγιου, τηρούμενον ε’ς τό Κεντρικόν Λιμεναρ¬ 
χείου Πειραιώς, μετά προηγούμενον τελωνισμόν τούτων, 
έάν εϊσάγωνται έκ τής αλλοδαπήν. Έπί τώυ ούτως νηολογού¬ 
μενων εγκαταστάσεων καί πλωτών κατασκευών εφαρμόζον¬ 
ται : 


α) Αί διατάξεις των τίτλων πρώτου, έβδομου, ογδόου καί 
δεκάτου τοΰ Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, ιός καί αί 
λ.οιπαί άφορώσαι εις τά ΰπό των τίτλων τούτων ρυΟμιζόμενα 
θέματα κείμενα·, διατάξεις, 

β) αί περί πλοίων διατάξεις τού Κωδικός Πολιτικής" 
Δικονομίας. 

4. Εντός τής προθεσμίας τής παρ. 7 τοΰ άρθρου 13 ό ’Λνά¬ 
δοχος ύποχρεοΰται νά συστήση ελληνικήν Ανώνυμον Εται¬ 
ρείαν άποκλειστικός σκοπός τής οποίας θά είναι ή άνευ επι¬ 
διώξεως κέρδους, διά λογαριασμόν αύτοϋ διαχείρισις των 
έκ τής Συμβάσεως δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων αυτού 
καί τής οποίας αί μετοχαί Οά είναι όνομαστικαί. 

Ο Άνάδοχος δεν έχει τήν ύποχρέωσιν ταύτην, έάν εις τό 
ώς άνω χρονικόν διάστημα μοναδικός φςιρεύς των έκ τής 
Συμβάσεως δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων αύτοϋ είναι μία 
έλληνική ’ Ανώνυμος Εταιρεία, τής όποιας αί μετοχαί θά είναι 
όνομάστικαι. Έάν μέρος των ώ; άνω δικαιωμάτων καί ύπο- 


χρεώσεων μεταβιβασθοΰν μεταγενεστέρων είν τρίτον, ή 
όνομαστικαί μετοχαί μετατραποΰν είν ανωνύμους, ό Ανα¬ 
δοχή; ύποχρεοΰται νά ίδρυση τήν κατά το προηγούμενου 
εδάφιου Εταιρείαν εντός τριάκοντα (3 () ) ήμερων άπό τής 
μεταβιβάσεων ή τήν μετατροπήν των μετοχών. 

Έάν έντός τής Συμβατικής Περιοχήν δημιουργηθοϋν 
πλείοντες Περιοχαί Εκμεταλλεύσεων καί κατόπιν μεταβιβά^ 
σεως συμφώνως προ; τήν παρ. I τοΰ άρθρου 32 είναι διά¬ 
φοροι οι φορείς τοίν δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων τοΰ 
Άναδόχου εις αύτάν ή οί αυτοί μέν αλλά κατά διάφορα ποσο¬ 
στά, ό Άνάδοχος δύναται νά ίδρυση δι’ έκάστην Περιοχήν Εκ¬ 
μεταλλεύσεων-δίαν Ανώνυμον Εταιρείαν διαχειρίσεως, συα- 
φώνως πρόν τό πρώτον καί δεύτερον έδάφιον. Έάν ίδρυθοΰν 
πλ,είονες Ανώνυμοι Εταιρεία·, διαχειρίσεων, ό ’Λνάδοχος 
ύποχρεοΰται νά συστήση επιτροπήν τήν όποιας τό έργον Οά 
είναι ή διαχείρισις των κοινών θεμάτων των πλειόνων περιο¬ 
χών ’ Εκμεταλλεύσεων εντός τής Συμβατική; Περιοχής. 

5. Έάν εντός τής Συμβατικής Περιοχήν δημιουργηθοϋν 
πλείονες Περιοχαί Εκμεταλλεύσεως καί κατόπιν μεταβιβά- 
σεως συμφώνων προς τήν παρ. 1 τοΰ άρθρου 32 είναι διάφο¬ 
ροι οί φορείς των δικαιωμάτων καί ύποχρεοόσεων τοΰ ’Λνα- 
δόχου εις αύτάν ή οί αυτοί μέν άλλά κατά διάφορα ποσοστά, 
αί έκ τής Συμβάσεως υποχρεώσεις, καθ’ ό μέρος άναφέρον- 
ται εις ώρισμένην 1 ίεριοχήν ’ Εκμεταλλεύσεων, οός καί ή αλλη¬ 
λέγγυος εύθύνη μεταξύ των πλειόνων νομικών προσώπων, τα 
όποια αποτελούν τόν Άνάδοχον, συμφώνως προς τήν παρ. 1 
τοΰ άρθρου 33. αφορούν μόνον εκείνα, τά όποια συμμετέχουν 
εις τήν αυτήν Περιοχήν Εκμεταλλεύσεων διά τά; έξ αύτής 
απορρεούσας υποχρεώσεις. 

(3. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται νά άρχίστ την έκτέλεσιν των 
προβλεπομένων είς τάς παρ. / καί 3 τοΰ άρθρου 13 Προγραμ¬ 
μάτων εντός τεσσάρων (4) μηνών άπό τήν υποβολής τούτων 
καί νά κατασκευάση τάς άναγκχιούσα; διά την ένχρξιν τής 
κανονικής παραγωγής εγκαταστάσεις καί νά άρχίση τήν κανο¬ 
νικήν παραγωγήν ανευ ■/.χΰεττε.ρήνεων. όπωτεήποτε :έ έντος 
των κάτιούι άπό τής κατά τήν παρ. ο. ττΰ άρ-ί ρου 13 ένάρςεως.·' 
τοΰ σταδίου εκμεταλλεύσεων προθεσμιών ί 1 ): 

α) Τρία (.3) έτη προκειμένου περί χερσαίας Περιοχής 
’ Εκμεταλλεύσεως, 

β) Πέντε (3) έτη προκειμένου περί υδάτινης Περιοχής 
Εκμεταλλεύσεως, (Οχλ.χσσίας ή λιμναίας), έχούσης βάθος 
ΰδάτων μέχρι διακοσίων (20.1) μ.ετρων. 

γ) Επτά καί ήμισυ (7 1,2) έτη προκειμένου περί υδάτι¬ 
νης Περιοχήν ’Εκμετα/λεύσεοα; έχούσης καί βάθη ύδάτων 
ύπερβαίνοντα τά διακόσια (200) μέτρα. 

7. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται νά άκολουθή κατά τήν έκ- 
τέλ.εσιν των Εργασιών Ηετρελ.αίου τού; κανόνας τής καλής 
πρακτικής καί τά διεθνή πρότυπα είν τήν έκμεταλλευσιν 
' Υδρογονανθράκων καί νά. παράγη ετησίων έξ έκαστου κοι¬ 
τάσματος τά; όρθολ.ογικών ένδεικνυομένα; ποσότητας Υδρο¬ 
γονανθράκων, λχμβανομένων ύπ’ όψιν των άρχών τής καλής 
διατηρήσεως των κοιτασμάτων καί τήν άπό τεχνικοοικονομι-’ 
κής άπόψεο.); άρίστης άπολήψεως των' Υδρογονανθράκων κατά 
τήν διάρκειαν του σταδίου εκμεταλλεύσεων, ώς καί τής διε¬ 
θνούς και εγχωρίου ζητήσεως ’ Υδρογονανθράκων διά. τήν 
έκάστοτε χρονικήν περίοδον* - 

'Ο ’Λνάδοχος ύποχρεοΰται νά προβαίνη αμελλητί είν τήν 
σύνταξιν συμπληρωματικών μελ.ετών άπολήψεως καί νά 
χρησιμοποιή τάς ένδεικνυομένας διά τήν βελτίωσιν τοΰ ρυ¬ 
θμού άπολήψεως μεθόδους. 

8. 'Ο ’Λνάδοχος ύποχρεοΰται, όπιο; κατόπιν αΐτήσεως τού 
Έκμισθωτοΰ μεταφέρη διά τών ύπ’ αύτοϋ κατασκευαζομε- 
νων πετρελαιαγοιγών ' Υδρογονάνθρακας τοΰ Έκμισθωτοΰ 
ή τρίτων, οί όποιοι προέρχονται έκ περιοχών κειμένων 
έκτος τής Συμβατικής Περιοχής, έφ’ όσον τούτο είναι δυ¬ 
νατόν άνευ βλάβης τών Εργασιών Πετρελαίου έναντι άνταλ- 
λάγματος περιέχοντο; καί εύλογον αέριον. ■/.α·5:ρ ,, .ζάιενον κθ'!Ί 
νή ννμρωνία τών ::ά τήν παρ θύτης ταμία/.λιμένων. 

( Χ ) Διαγράφονται αί τυχόν μή προσήκουσαι εις την μορ- 
φολ.ογίαν τής Συμβατικής Περιοχής περιπτώσεις. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


0. 'Ο ’Λ/άουχος ι)'//Ζτϊ’. κατά τν,ν διάρκειαν τού σταΐΐυυ 
έκμεταλλεύσεως νά εκπν.ή εις την ημεδαπήν ή αλλοδαπήν 
—ράγματα έκ των άποκτηΟέντων χρεώσει τού κατά το άρΟρον 
31 Λογαριασμού Εσόδων καί Εξόδων άχρηστα ή χρήζοντα 
άντικατα στάσεως, ώς μηχανήματα, εξοπλισμόν. κινητά 
χρησιμοποιούμενα διά τάς Εργασίας Πετρελαίου, ττερι- 
λαμβανομένων υλικών —ροερχομένων έκ διαλύσεως αχρήστων 
εγκαταστάσεων. 

10. (I) 'Ο ’Λνάδοχος ύποχρεοϋται νά μεταφέρη εις εγκα¬ 
ταστάσεις κατεργασίας ή άποθηκεύσεως εντός τή: Χώρας 
ττάντας τους παραγομένους ύπ' αΰτοϋ κατά τήν Συμβασιν 
έκ περιοχών κειμένων έκτος των χωρικών ύδάτων 'Υδρογο- 
νάνΟρακας προ τάσης διαθέσεως τούτων εις τήν αλλοδαπήν. 
Ούτος δύναται νά απαλλάσσεται τή; ύποχρεώσεως ταύτης 
κατά τάς διατάξεις τής τα:. 12 τοϋ άρθρου 17 τοϋ Νόμου περί 
'Ι’δρογονχνθράκιυν. 

ΆρΟρον 13. 

Ενιαία έκμετάλλευσις όμορων περιοχών. 

1. Έάν κοίτασμα Υδρογονανθράκων εκτείνεται πέραν 
των ορίων τής Συμβατικής Περιοχής τοϋ Άναδόχου εις 
Συμβατικήν Περιοχήν ετέρου Άναδόχου ή εις περιοχήν, έπί 
τής οποίας ή Λ.Ε.ΓΙ. έχει άποκλειστικόν δικαίωμα έρεύνης 
καί έκμεταλλεύσεως, καί ένδείκνυταιχάριν τής οϊκονομικωτέ- 
οας καί καλυτέρας έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως αύτοϋ ή βάσει 
ενιαίου προγράμματος εκτέλεσες των έργασιών έρεύνης καί 
έκμεταλλεύσεως, ό Υπουργός Βιομηχανίας καί Ένεργείας 
καλεΐ τούς Άναδόχου; καί κατά περίπτωσιν τήν Λ.Ε.Π. 
νά συντάξουν καί υποβάλλουν εις αυτόν έντός ώρισμένης 
προθεσμίας ένιαΐον πρόγραμμα έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως 
τοϋ κοιτάσματος. Το αύτό ισχύει καί αν ή όμορος περιοχή, 
εις τήν όποιαν εκτείνεται τό άνακαλυτθέν κοίτασμα, παρα- 
χωρηθή μετά τήν άνακάλυύιν τούτου εις έτερον ’Λνάδοχον 
ή εις τήν Δ.Ε. 11, 

2. ’Εάν ο Υπουργός δέν τροποποίηση τό ύπό των ενδιαφε¬ 
ρομένων ύποβληθέν κατά τήν πραηγουμένην παράγραφον 
πρόγραμμα έντός δύο (2) μηνών άπό τής υποβολής του. τό 
πρόγραμμα θεωρείται ώς έγκριθέν. Έάν δεν ΰποβληθή τό 
κατά τήν προηγουμένην παράγραφον πρόγραμμα έντός τής 
ταχθείσης προθεσμίας ή έάν ό Υπουργός δέν έγκρίνη τό ύπο- 
βληθέν πρόγραμμα, συντάσσει ούτος πρόγραμμα ή τροπο¬ 
ποιεί τό ύποβληθέν καί γνωστοποιεί τήν σχετικήν άπόφασίν 
του εις τούς ένδιαφερομένους. Έάν ούτοι δέν υποβάλλουν 
αντιρρήσεις έντός μηνός άπό τής τοιαύτης γνωστοποιήσείος, 
λογίζονται άποδεχθέντες τό ύπό τοϋ Υπουργού συντα- 
χθέν ή τροποποιηΟέν πρόγραμμα. Έάν οί ένδιαφερόμενοι δέν 
υποβάλουν πρόγραμμα έντός τής κατά τήν πραηγουμένην 
παράγραφον ταχθείσης εις αυτούς προθεσμίας καί ό Υπουρ¬ 
γός δέν σύνταξη πρόγραμμα έντός δύο (2) μηνών άπό τής 
λήξειος τής προθεσμίας ταύτης, παύει νά ύφίσταται ή ύπο- 
χρέωσις έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως τοϋ κοιτάσματος έπί 
τή βάσει κοινοϋ προγράμματος. 

3. Έάν υποβληθούν άντιρρήσεις ύπό τίνος τών ένδιαφερο- 
μένων έπί τού ύπό τού 'ΐπουργοϋ συνταχθέντος ή τοοποποιη- 
θέντος προγράμματος καί δέν καταστή δυνατή έντός μηνός άπό 
τής υποβολής των ή διατύπωσις ενιαίου προγράμματος απο¬ 
δεκτού παρά τών ενδιαφερομένων καί τοϋ Δημοσίου, επιλύε¬ 
ται ή διαφορά ε’ίτε ύφ’ ενός διαιτητοϋ διοριζόμενου άπό κοι¬ 
νού ύπό τών ένδιαφερομένων καί τού Δημοσίου έντός μηνός 
άπό τής λήξειος τής άνωτέρω μηνιαίας προθεσμίας εΐτε έν 
μή έπιτεύξει συμφωνίας περί διαιτησίας, ύπό τού Έφετείου 
Αθηνών, δικάζοντος κατά τα; διατάξεις τής παρ. 2 τού 
άρθρου 33 τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων, κατόπιν προσ¬ 
φυγής οίουδήποτε τών ένδιαφερομένων ή τοϋ Δημοσίου. ' Η 
άπόφασις τοϋ Έφετείου δέν ύπόκειται εις άναίρεσιν. 'Η 
άπόφασις τοϋ διαιτητοϋ ή τοϋ Έφετείου καθ’ ο μέρος τροπο¬ 
ποιεί ή συμπληροϊ τό πρόγραμμα, έπέχει Οέσιν προγράμ- 


(1) 'Η παράγραφος 10 τίθεται μόνον έπί τής παραχωρή- 
σεως περιοχών κειμένων έκτος τών χοορικών ύδάτων. 


μ:ιεν; μή άπαιτουμενη; εκ λότεονς - τέρας πράςεως τοϋ ’ Γπούρ- 

ν. Λφ’ ή.ς ο Υπουργός καλέση τόν ’Λνάδοχον πρός σύντα¬ 
ξιν ενιαίου προγράμματος κατά τήν παρ.Ί καί μέχρις δτου 
ύπαρξη οριστικόν κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος πρόγραμμα 
αναστέλλονται ως πρός τόν ’Λνάδοχον αί προθεσμίαι έκπλη- 
ριυσεώς τών συμβατικών ύποχρεοοσεών του ώς πρός τό κοί¬ 
τασμα διά. τό οποίον προβλέπ:ται τό ένιαΐον πρόγραμμα. 

”.\:θρον ί!' : . 

.•ίισϋωμα. 

1. Ό 'Λνάοοχος, ανεξαρτήτως πραγματοπ·:ιήσεως ή μή 
κερδών, υποχρεοϋται, όπως εις τό τέλος έκαστου ημερολο¬ 
γιακού τριμήνου καταβάλλη εις τόν Εκμισθωτήν ώς μί¬ 
σθωμα μέρος τής παραχθείσης κατά τό τρίμηνον τούτο ποσό¬ 
τητας 'Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόντων έξ έκάστης 
Περιοχής Έκμεταλλεύσεως κατά τά είδικώτερον κατωτέρω 
οριζόμενα. 'Ως παραχθεΐσα ποσότης νοείται ή έτοιμη πρός 
εμπορίαν ποσότης, ή άπομένουσα μετά τήν άφαίρεσιν τών 
διά τάς εργασίας παραγωγής άναλωθέντων καί τών κατά 
τήν έξόρυξιν άνυπαιτίως άπολεσθέντων 'Υδρογονανθράκων. 

Τό έκάστοτε όφειλόμενον εις τόν Εκμισθωτήν αίσθωμα 
ανέρχεται εις τά κάτωθι ποσά: 

α) έάν κατά το έν λόγω τρίμηνον ή μέση ήμερησία παρα- 
γωγή Αργού Πετρελαίου καί Φυσικών Αερίων δέν υπερ¬ 
βαίνει τά (*} βαρέλια, εις (*) έπί τοΐς εκατόν τής παρα- 
/Οείσης ποσότητος ’Λργοϋ Πετρελαίου καί Φυσικών Αε¬ 
ρίων. 

β) έάν κατά τό έν λόγω τρίμηνον ή μέση ήμερησία πχρα- 


γωγή Αργού Η 

ετοιλκίου 

καί Φυσικόν 

Αερίων είναι ’ίση 

ή άνοάτέρχ το 4 * 

(*) βαρελ 

ίων καί δέν 

υπερβαίνει τά (*) 

βαοίλ'.α, το ύτο 

στο-νεΐον 

α "οσοστον 

καί (*) επί τοΐς 

έκατον εττί της : 

παεχνθείσης έπί πλέον 

ποσότητος ’Λργοΰ 

Πετρελαίου καί 

Φυσικών 

Λεοίων, 



γ) έάν κατά το έν λόγω τρίμηνον ή μέση ήμερησία παρα¬ 
γωγή ’Λργοϋ Πετρελαίου καί Φυσικών Αερίων είναι ίση 
ή άνωτέρα τών (*) βχρελίων. τά ύπό στοιχεία α καί β 
ποσοστά καί (*) έπί τοΐς εκατόν έπί τής παραχθείσης έπλ 
τ.·.ί:ν ποεότητ;ς Λιγεϋ Πετρελαίου καί Φυτικών Αερ ι, .ων( 1 ). 

Γά ώς άνω άναφερύμενα έπίπεδα τής μέσης ημερή¬ 
σιας παραγωής εξευρίσκονται διά τής διαιρέσεως τής ανα 
έκαστον ημερολογιακόν τρίμηνον συνολικής παραγωγής 
’Λργοϋ Πετρελαίου καί Φυσικών Αερίων, εκπεφρα¬ 
σμένης εις βαρέλια, έξ έκάστης I Ιεριοχής Έκμεταλλεύσεως 
διά τοϋ αριθμού τών ημερολογιακών ημερών τοϋ τρίμηνου 
τούτου. 

Κατά τά αυτά ποσοστά οφείλεται μίσθωμα .καί ώς πρός 
τούς λοιπούς Υδρογονάνθρακας καί Παραπροϊόντα. 

2. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως τρεις (3) μήνας προ 

τής ένάρξεως έκαστου ημερολογιακού τριμήνου ύποβάλλη 
εις τόν Εκμισθωτήν κατάστασιν έμφαίνουσαν τήν προβλε- 
πομένην διά τό τρίμηνον τούτο παραγωγήν 'Υδρογοναν¬ 
θράκων καί Παραπροϊόντων έκάστης Περιοχής Έκμεταλ¬ 
λεύσεως. , ν 

3. Τό έκ τής προβλεπομενης παραγωγής, βάσει τής κατα- 
στάσεως τής προηγουμένως ^παραγράφου, καί τών ποσοστών 
τής παρ. 1 προκύπτον μίσθουμα οφείλεται εις είδος καί 
καταβάλλεται, έάν δέν συμφωνηθή άλλως, εις τά συνήθη 
σημεία φορτώσεως έκαστου είδους καί ποιότητος πωλου¬ 
μένων ύπό τοϋ Άναδόχου 'Υδρογονανθράκων καί Παρα¬ 
προϊόντων. 'Ο Εκμισθωτής προβαίνει εις άπόληψιν τών 
κατά τά άνωτέρω οός μίσθωμα όφειλομένων Υδρογοναν¬ 
θράκων καί Παραπροϊόντων έπί τή βάσει Προγράμματος 
κχταρτιζομένου άπό κοινού ύπό τών μερών δύο (2) μήνας 
τουλάχιστον προ τής ένάρξεως τοϋ τριμήνου, εις τό όποιον 
άναφέρεται ή κατά τήν παρ. 2 κατάστασις. Τά μέρη δυ- 
νανται διά συμφωνίας νά καθορίσουν διάφορον διαδικασίαν 
φορτώσεων. 

(’) Διά τής Συμίάεεως ϊΰνατα: νά τ:ο:λε;·5ή ·λ·χ! περαιτέρω! 
ν.λ:μά-#ω·τις. 
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’Εντός δέκα (10) ήμερων άπό τοϋ τέλους έκαστου ημερο¬ 
λογιακού τριμήνου, ό Άνάδοχος ύποχρεοΰται. όπως ύπο- 
βάλλη εις τον Εκμισθωτήν κατάστασιν έμφχίνουσχν τήν 
πρχγματοποιηθεϊσαν κατά το παρελθόν τρίμηνον παραγω¬ 
γήν. Τυχόν διαφοραί ώς πρός το όφειλόμενον μίσθωμα προ- 
κύπτουσαι μετά τήν υποβολήν τής καταστάσεως ταύτης 
διορθοϋνται κατά τήν καταβολήν τοϋ μή είσέτι εΐσπρχχθέν- 
τος μισθώματος, εάν δέ τοϋτο δεν επαρκή, κατά τήν κατα¬ 
βολήν τοϋ μισθώματος τοϋ τρέχοντος ή τοϋ επομένου τρι¬ 
μήνου. 

4. Έάν ό Εκμισθωτής έπιθυμή νά λάβη τό μίσθωμα έν 
όλω ή έν μέρει εις χρήμα, οφείλει νά ειδοποίηση περί τού¬ 
του έγγράφως τον Άνάδοχον ένενήκοντα (90) τουλάχιστον 
ημέρας προ τής ένάρξεως έκαστου Ημερολογιακού "Ετους, 
καθορίζουν τήν άκριβή ποσότητα.. τήν οποίαν επιθυμεί νά 
παραλαβή εις χρήμα κατά το έν λόγω έτος. Έν τή περιπτώ- 
σει ταύτη, τό εις χρήμα όφειλόμενον μίσθοιμα έκαστου τρι¬ 
μήνου καταβάλλεται εϊς τον Εκμισθωτήν εντός δέκα (10) 
ήμερων άπό τής υποβολής τής προβλεπομένης εϊς τό έδά- 
φιον δεύτερον τής παρ. 3 καταστάσεως. 

Διά τον καθορισμόν τοϋ μισθώματος ώς άξια των παρα- 
χθέντων Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόντων λαμβάνεται 
ή κατά τό άρθρον. 21 καθοριζόμενη. 

5. Έάν τό μίσθουμα οφείλεται εϊς χρήμα, ή κυριότης των 
έςορυσσομένων ' Υδρογονανθράκων περιέρχεται εις τον Ά¬ 
νάδοχον διά τής άποκτήσεως τής νομής τούτων. Έάν τό μί¬ 
σθωμα οφείλεται εις είδος, μέχρι τής καταβολής του, ό Εκ¬ 
μισθωτής καί ό Άνάδοχος καθίστανται άπό τής έξορύξεως 
των ' Υδρογονανθράκων συγκύριοι τούτων καί δή ο μέν εκ¬ 
μισθωτής κατά ποσοστόν ίσον προς τον λόγον τοϋ συνολι¬ 
κούς προβλεπομένου συμφώνως προς τάς παρ. 1 καί 2 διά 
τό αντίστοιχον τρίμηνον μισθώματος πρός τήν συνολικήν 
παραγωγήν τούτου, ό δέ Άνάδοχος κατά τό υπόλοιπον. 

6. 'Ο Άνάδοχος φέρει έναντι τοϋ Έκμισθωτοϋ τον κίν¬ 
δυνον τής τυχαίας μή οφειλομένης όμως εϊς άνωτέραν βίαν, 
άπωλείας ή βλάβης των έςορυσσομένων ΎδρογονανΟρά- 
κων άπό τής έςορύξεως μέχρι τοϋ χρόνου, κατά τον όποιον 
ό κίνδυνος μεταβαίνει εις τούς άγοραστάς τούτοιν καί των 
έξ αυτών Παραπροϊόντων, έν περιπτώσει δέ καταβολής 
τοϋ μισθώματος εις είδος μέχρι τής παραδόσεως των ' Υ¬ 
δρογονανθράκων καί των ές αυτών Παραπροϊόντων εις τον 
’ Εκμισθωτήν. 

7. '0 Άνάδοχος δικαιούται νά έξάγη έλευθέρως εις τό 
έξωτερικόν τούς παραγομένους ύπ’ αύτοϋ Υδρογονάνθρα¬ 
κας καί Παραπροϊόντα έπιφυλασσομένων των διατάξεων 
τοϋ παρόντος περί καταβολής τοϋ μισθώματος εις είδος 
καί των διατάξεων τοϋ άρθρου 20. 

Άρθρον 20. 

Φορολογία εισοδήματος. 

Συμφώνους πρός τό άρθρον 26 τοϋ Νόμου περί Ύδρογο- 
νανθράκων, ό Άνάδοχος ύπόκειται εις φόρον εισοδήματος 
επί συντελεστή πεντήκοντα έπί τοϊς εκατόν (50 %), ό δέ 
φόρος έπιβάλλεται έπί τοϋ έκ των κατά τήν Σύμβασιν έρ- 
γασιών τοϋ Άναδόχου προκύπτοντος καθαρού φορολογη¬ 
τέου εισοδήματος αύτοϋ, ώς τοϋτο καθορίζεται ύπό των 
διατάξεων τοϋ άρθρου 31 καί έςαντλεΐ πάσαν ύποχρέωσιν 
τοϋ Άναδόχου έκ φόρου εισοδήματος, καθ’ όσον άφορά εις 
τά κέρδη, τά όποια προκύπτουν έκ των κατά τήν Σύμβασιν 
έργασιών. 

Άρθρον 21. 

Καθορισμός τής αξίας των Υδρογονανθράκων. 

Δια τον προσδιορισμόν τής άξίας των Υδρογονανθράκων 
καί Παραπροϊόντων λαμβάνεται : 

Α. Διά τό Αργόν Πετρέλαιον. 

α) Γίροκειμένου περί πωλήσεων ύπό τοϋ Άναδόχου πρός 
Ανεξαρτήτους Τρίτους Αργού Πετρελαίου, ή τιμή τούτου 
έπί τοϋ μεταφορικού μέσου εις τον τόπον φορτώσεώς του 


ύπό τοϋ Άναδόχου υπό τήν προϋπόΟεσιν ότι αυτή είναι 
αληθής καί εύλογος. Εύλογος θεωρείται ή τιμή αυτή, 
έάν δέν άπέχη σημαντικώ; τής επισήμου τιμής πιο- 
λήσεους, τής καθορισμένης έκάστοτε ύπό των σημαν- 
τικωτέρων έξαγουσών Αργόν Πετρέλαον χωρών δι’ 
Αργόν Πετρέλαιον πλέον προσεγγίζον ως πρός τήν 
ποιότητα τό παραχΟέν καί πωληθέν ύπό τοϋ Άναδόχου 
Αργόν Πετρέλαιον, κατόπιν προσαρμογής τής τιμής ταύ¬ 
της λόγω διαφορών εις τό ειδικόν βάρος, τήν περιεκτικότητα 
εις θειον, τήν δαπάνην μεταφοράς καί τους όρους τής πωλή- 
σειας. 

β) Προκειμένου περί πωλήσεων ύπό τοϋ Άναδόχου 
πρός συγγενείς Επιχειρήσεις καί παρακρατουμένων ύπό 
τούτου δι’ ιδίαν διΰλισιν ή χρήσιν ποσοτήτων καί προκει- 
μενου περί τοϋ ύπό τοϋ έκμισθωτοϋ ληφθέντος αΰτουσίου 
Αργού Πετρελαίου ώς μισθώματος ή μέση καθ’ έκαστον 
ημερολογιακόν τρίμηνον σταθμική τιμή «έπί τοϋ μεταφο¬ 
ρικού μέσου» εις τον τόπον φορτώσει..: ή προκύπτουσα 
εκ τών πραγματοποιηθεισών κατά το τρίμηνον τοϋτο 
έκ τής παραγωγής τής Συμβατικής Περιοχής πωλήσεων 
άναλόγου είδους Αργού Πετρελαίου ύπό τοϋ Άναδόχου 
πρός Ανεξαρτήτους Τρίτους καί ύπό τοϋ Έκμισθωτοϋ πρός 
τα-τα τρττςν αγοραστήν. πλήν κρατών καί νομικών προσώπων, 
ΐ/.ΐγχομ’ΐνων άμετω; ή έυνέτοι: ότι τού Ελληνικού ή άλλου 
κράτους. 

Έάν κατά τι ημερολογιακόν τρίμηνον δέν έπραγματοποτή- 
Οησαν πωλησεις είδους τίνος Αργού Πετρελαίου, ύπό τοϋ 
Άναδόχου προ; Ανεξαρτήτους τρίτους, ουδέ ύπό τοϋ Έκ- 
μισθωτοϋ προς τρίτου: άγοραστάς π/.ήν κρατών καί νομικών 
προσώπων. έλεγχομένων αμέσως ή έμνόσώ; ύπό τοϋ Ελ¬ 
ληνικού ή άλλου κράτους, ή έπίσημο: τιμή πωλήσεως, ή 
καθοριζομένη έκάστοτε ύπό τών σημχντικωσίσων έξα¬ 
γουσών Αργόν Πετρέλαιον χωρών, δι’ Αργόν Πετρέλαιον 
πλέον προσεγγίζον ιό; προ; τήν ποιότητα τό παραχθέν καί 
πωληθεν ύπό του Αναδόχου Αργόν Πετρέλα&ν. κατόπιν 
προσαρμογή; τή: τιμής ταυτη: λόγω διαφορών εί: τό ειδι¬ 
κόν βάρος, τήν περιεκτικότητα εί; θειον, τήν δαπάνην μετα¬ 
φοράς καί τούς όρου; τή; πωλήσεως· 

13. Διά τά Φυσικά Αέρια, τήν φυσικήν βενζίνην καί τούς 
λοιπούς Υδρογονάνθρακας καί IΙαράπεοϊόντα: 

α) Προκειμενου περί τών πωληθέντων υπό τοϋ Λνα.δό- 
χου προς οιονληποτε τρίτον ως άνου .Υδρογονανθράκων καί 
Παραπροϊόντων, ή τιμή πωλήσεως τούτων ύπό τήν προ- 
ϋπόθεσιν οτι είναι αληθής καί εύλογος λαμβανομένων ύπ’ 
δψιν τών έκάστοτε διαμορφουμένων τιμών εί: τήν διεθνή 
αγοράν. 

β) Προκειμενου περί τών ύπό τοϋ Έκμισθωτοϋ ληφθέν- 
των αυτούσιων ως άνω Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόν- 
των, ή τιμή αυτών θά καθορίζεται μετά πρότασιν τοϋ Ά¬ 
ναδόχου ύπό τοϋ Υπουργού Βιομηχανίας καί Ένεργείας - 
κατά δικαίαν κρίσιν λαμβανομένων ύπ’ δψιν καί τών ανω¬ 
τέρω ύπό στοιχεΐον α τιμών. Πάσα "διαφωνία επιλύεται κατά 
τήν διαδικασίαν τού άρθρου 39,ι ή-όποια πάντως δέν ανα¬ 
στέλλει την προσωρινήν ίσχύν τής Υπουργική: άποφάσεως- 

Άρθρον' 22. 

Μέτρησι; Υδρογονανθράκων καί Π χοαπιοϊόντιον. 

Ο Ανάδοχος ύποχρεοΰται όπως μετρή πάντας τούς 
εςορυσσομένους Υδρογονάνθρακας κατά τήν έςόρυξιν των. 
Ύποχρεοΰται έπίσης όπως μετρή^ τούς έν τή έννοια τής 
παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 19 παραχθέντας Υδρογονάνθρακας, 
ως και τα παραχθέντα Παραπροϊόντα. Οί εκπρόσωποι τοϋ 
Εκμισθωτοϋ δικαιούνται νά παρίστανται καί έπιθεωροΰν 
τας μετρήσεις, ώς καί νά έλέγχουν την ακρίβειαν τών όργά- 
νων μετρησεως καί τών χρησιμοποιουμένων μεθόδων. Έάν- 
οργανον μετρησεως εύρεθή ελαττωματικόν, λογίζεται τό 
ελαττουμα ύπαρχον άπό τοϋ τελευταίου ελέγχου. Έάν ό 
Άνάδοχος έπιθυμή νά έπιφέρ'η. μεταβολάς εις τά όργανα 
μετρησεως, ύποχρεοΰται όπως είδοποιή προ εύλογου χρόνου 
τον Εκμισθωτήν, διά νά δυνηθοΰν οί έκπρόσωροι τούτου 
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νά παριστανται κατά τήν — ραγματοποίησιν των έν λόγω 
.μετ αβολών. 

Άρθρου 23. 

Συμμετοχή εις την έκμετάλλευσιν ( ι ). 

(Εκμισθωτής ΔΈ.Π.) 

Ό Εκμισθωτής δύναται, συμφώνως τη παρ. I τού άρθρου 
δ τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων, διά δηλώσεώς του 
επιδιδόμενης εις τον Άνάδοχον εντός εννέα (9) μηνών άπό 
της δηλώσεώς τούτου περί, άνακαλύψεως έμπορικώς έκ- 
μεταλλευσίμου κοιτάσματος νά συμμετάσχη ύπό τούς έν 
Παραρτήματι Γ' άναοερομένους όρους, εις την έκμετάλ- 
λευσιν τοϋ κοιτάσματος κατά ποσοστού κατ’ άνώτατον 
όριον έπί τοϊς εκατόν, τέραν των έκ τοϋ άρθρου 

19 δικαιωμάτων τοϋ Έκμισθωτοϋ είτε άπ’ ευθείας ό ίδιος 
εΐτε διά θυγατρικής αύτοϋ εταιρείας τό κεφαλαίου τής οποίας 
ανήκει έξ ολοκλήρου εις αυτόν. 

(Έκμισθο)τής Δημόσιον) 

Ή Δ.Ε.1Ί. δύναται συμφώνως τή παρ. 1 τοϋ άρθρου 8 
τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων διά κοινής μετά τοϋ 
Έκμισθωτοϋ δηλώσεώς της επιδιδόμενης εις τον ’Λνάδο- 
χον εντός εννέα (9) μηνών άπό τής δηλώσεώς τούτου περί 
ανακαλυψεως έμπορικώς έκμεταλλευσίμου κοιτάσματος, νά 
συμμετασχη ύπό τούς έν Παραρτήρ.ατι Γ' άναοερομένους 
όρους, εις την έκμετάλλευσιν τοϋ κοιτάσματος, κατά ποσο- 

στόν κατ’ ανώτατου όριον *. έπΐ τοϊς έκατόν πέραν 

των εκ τοϋ άρθρου 10 δικαιωμάτων τοϋ ’ Εκμισθωτοϋ. 

’Άρθρον 24. 

Φυσικόν Αέριον. 

]. Όποτεδήποτε καθίσταται αναγκαίος ό καθορισμός 
ισοδυναμίας μεταξύ κυβικού μέτρου Φυσικού Αερίου καί 
βαρελιού ’Αργού Πετρελαίου, οϋτος θά ένεργήται βάσει 
τής άξίας των. ΙΙρός τούτο λαμβάνεται ή κατά το αντί¬ 
στοιχον ημερολογιακόν τρίμηνον μέση σταθμική τιμή έκα¬ 
στου τούτων, ή προκύπτουσα έκ των τιμών των περιπτ. 
Λ καί Β τοϋ άρθρου 21 καί έκ των κατά τό τρίμηνον τούτο 
πωληθεισών καί αύτουσίως ληφθεισών ποσοτήτων. 

Έάν δεν παράγεται Αργόν Πετρέλαιον έκ τής Περιοχή; 
Έκμεταλλεύσεως. διά τον καθορισμόν ισοδυναμίας μεταξύ 
κυβικού μέτρου Φυσικού Αερίου καί Βαρελιού Αργού Πε¬ 
τρελαίου, έκατόν εξήκοντα πέντε (165) κυβικά μέτρα Φυ¬ 
σικού Αερίου 0ά λογίζωνται ώς ισοδύναμα προς έν (1) 
βαρέλιον Αργού Πετρελαίου. 

2. Έάν ο ’Λνάδοχος δεν γνινστοποιήση. συμφώνως τή 
παρ. 2 τοϋ άρθρου 13, τό έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον άνα- 
καλυφθέντος κοιτάσματος Φυσικών Αερίων έντός τής Περιο¬ 
χής Έκμεταλλεύσεως, ό Εκμισθωτής δικαιούται νά χρη¬ 
σιμοποίηση ταϋτα πρό τής λήξεως τοϋ έν παρ. 1 τοϋ άρθρου 
14 όριξομένου χρόνου, έάν ειδοποίηση εγγράφους τον Άνά- 
δοχον πρό τριών (3) τουλάχιστον μηνών, ότι επιθυμεί νά 
λάβη καί διαΟέση τά έν λόγω Φυσικά Αέρια. 

Τό δικαίωμα τοϋ έκμισθωτοϋ ύφίσταται μόνον, έο’ όσον 
τά έν λόγω Φυσικά Αέρια δέν είναι απαραίτητα διά τάς 
εργασίας άναπτύξεως καί παραγωγής. 

Ό Άνάδοχος δικαιούται νά άναλάβη την κατασκευήν, 
δαπάναις τοϋ Έκμισθωτοϋ, τοϋ αγωγού καί τών σχετικών 
έγκαταστάσεων, αιτινες είναι άπαραίτητοι διά την παρά- 
δοσιν τών Φυσικών Αερίων εις τόν Εκμισθωτήν εις κεν¬ 
τρικόν σημεΐον,· επιλεγόμενου ύπό τού τελευταίου, δΓ έκα¬ 
στον κοίτασμα Φυσικού Αερίου, τό όποιον ό έκμισθωτής 
έ'χει αποφασίσει νά έκμεταλλευθή. 

Έάν ό Άνάδοχος δέν άναλαμβάνη την κατασκευήν, ό 
Εκμισθωτής δύναται νά χρησιμοποιήση εργολάβους τής 
επιλογής του καί λαμβάνεται μέριμνα, όπως μή παρεμπο¬ 
δίζονται αΐ άλλαι Έργασίαι Πετρελαίου τού ’Λναδόχου. 

(Μ Τό άρθρου 23 δύναται νά παραλειφθή κατά τά έν 
άρθρω 8 παρ. 4 τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων οριζό¬ 
μενα. 


8. Φυσικά Αέρια μή έμπορεύσιμα ούδέ χρησιμοποιού¬ 
μενα εις τάς Εργασίας Πετρελαίου, δύνανται νά καίωνται 
ύπό τοϋ ’Λναδόχου. Ή καϋσις θά πραγματοποτήται μόνον 
έφ’ όσον το σύνολον ή τμήμα τής παραγωγής τών ως.άνω 
Φυσικών Αερίων δέν δύναται νά χρησιμοποιηθή έποκεελώς 
δΓ έπανεισαγωγής πρός έπίτευξιν τής κατά την παρ. 7 
τοϋ άρθρου 17 άρίστης οικονομικής άπολήψεως Αργού Πε¬ 
τρελαίου ή άλλων Υδρογονανθράκων. 

’Άρθρον 25. 

Εκθέσεις δραστηριότητας τοϋ Άναδόχου καί παροχή στοι¬ 
χείων κατά την περίοδον έκμεταλλεύσεοκ. 

1. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 9 πλήν τής παρ. 5 αύτοϋ 
έφαρμόζονται άναλόγως καί εις την περίοδον έκμεταλλεύ- 
σειυς. 

2. Ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ύποβάλλη εϊς τόν 
Εκμισθωτήν : 

α) μηνιαίας έκθέσεις περί τής έξορυχθείσης καί τή: παρα- 
χθείσης ήμερησίως ποσότητας Υδρογονανθρακών, και τών 
παραχθέντων Παραπροϊόντων τής μεταφοράς και πωλη- 
σεως τούτων, συμπεριλαμβανομένων καί πληροφοριών επι 
τού τύπου καί τών χαρακτηριστικών ιός καί τής ποσότητος 
τών Υδρογονανθράκων έξ έκαστη; δομής καί παραγωγι¬ 
κής ζώνης κεχωρισμένως. 

β) τριμηνιαίας λεπτομερείς οικονομικά^ καί τεχνικά; 
εκθέσεις περί τών κατά τήν Σύμβασιν έργασιών αύτοϋ. 

γ) τά: προβλεπομένας ύπό τών παρ. 2 κΐί .?> τοϋ άρθρου 
19 καταστάσεις, καί 


δ) τάς προβλεπομένας ύπό τής παρ.4 τοϋ άρθρου 29 κατα¬ 
στάσεις. 


Αί κατά τό 
έκθέσεις καί 


•η - > 

προηγουμένου εοαφιον υπο στοιχεία α. β και ό 
καταστάσεις υποβάλλοντας εντός τριάκοντα 


(30) ημερών από της λήξεως τής περιόδου εις τήν όποιαν 
άναφέρονται. 


3. Άφ ής 6 Άνάδοχος προβή εις τήν κ*τά -ήν πν.ρ. 2 του 
άρθρου 13 δήλωσιν ττερι άνακχλύψεως εμπορ'.κως εκμεταλ- 
λευσίμου κοιτάσματος, ΰττοχρεουται. ο τέως εντός της προ¬ 
θεσμίας υποβολής τής φορολογικής αυτόν (Υήλωσεοις, τής 
προβλεπομένης εις τήν παρ. 4 του άρθρου 26 του Νόμου περί 
Υδρογονανθράκων, ύποβάλλη κατ’ έτος εις τόν Εκμισθωτήν 
έκθεσιν καλύπτουσαν τάς Εργασίας Πετρελαίου εντός τής 
Περιοχής Έκμεταλλεύσεως κατά τό λήςαν έτος. Η εν λογιρ 
έκθεσις περιλαμβάνει τά κάτωθι : 


α) στοιχεία άοορωντα α^.ασας τας εργασίας α.να.- 
αί παραγωγής τάς έκτελεσθείσας κατά' τήν διάρκειαν του 
άνο 3 έτου:, περιλαμβάνοντα τήν ολικώς εςορυχθεισαν 
οσότητα Υδρογονανθράκων και τας παραχΟεισας και τάς 
ωληθείσας ποσότητας '1 δρογονανθρακών και Πραρα.-ρο- 


β) στοιχεία σχετικά πρός τά; εργασίας μεταφοράς και 
πωλήσεως Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόντων, καί .. 

γ) δήλωσιν έμφαίνουσαν τόν άριθμον και την ιθαγένειαν 
τών χρησιμοποιηθέντων υπαλλήλων’και εργατών, τό συνολι- 
κώς χρεωθέν ποσόν δΓ ημερομίσθια η μισθούς, καθώς και 
έκθεσιν περί τής έκπαιδεύσεως. τήν όποιαν παρεσχεν εις 
τούς ώς άνω υπαλλήλους και έργάτας.·. 


Άρθρου 26. 

Ικανοποίησες έγχωρίοον αναγκών.^ ^ ( 

1. Συμφώνως τή παρ. 1 τοϋ άρθρου 22 τοϋ. Νομού π^ρι 
Υδρογονανθράκων καί κατά τήν έν. "αυτή προβλεπομενηυ 
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διαδικασίαν, ό Άνάδοχος ύπνχρεοϋται εν περιπτιοσει πολέ¬ 
μου. κινδύνου πολέμου ή άλλης κχτχστασεως χνχγκης τη; 
Χώρας, νά πωλή εις το Ελληνικόν Δημόσιον. τη αιτήσει 
τούτου την περιερχομένην εις αυτόν ποσότητα έκ τής παρα¬ 
γωγής ' Υδ ρ ο γο ναν0 ρ άκ ο;ν καί Παραπροϊόντων έκ τής Περιο¬ 
χής Εκμεταλλεύσεων. 

2. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεούται νά πωλή εΐ; το Ελληνικόν 
Δημόσιον καί μέχρι ποσότητος επαρκούς δια την καλυφιν 
των εγχωρίων αναγκών τήν περιερχομένην εις αύτον ποσό¬ 
τητα έκ τής παραγωγής Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊ¬ 
όντων έκ τής Περιοχής Έκμεταλλεύσεως. 

Προς τούτο τό Ελληνικόν Δημόσιον οφείλει νά εΐδοποιή 
έγγράφως τον Άνάδοχον ένενήκοντα (00) τουλάχιστον 
ημέρας πρό έκάστης περιόδου τριών (3)έτών περί τής ποσο- 
τητος. ή οποία θά άπαιτηθή διά τήν ϊκανοποίησιν των εγχω¬ 
ρίων άναγκών. 

Έάν.ύπάρχτ παραγωγή έκ πλειόνιον Περιοχών Έκμεταλ¬ 
λεύσεως εντός τής αυτής ή έτέρας Συμβατικής Περιοχής, 
ή κατά τό προηγούμενου έδάφιον ύποχρέωσις κατανεμεται 
συμμέτρως μεταξύ των αναδοχών των αντιστοίχων περιο¬ 
χών. Έάν τό Ελληνικόν Δημόσιον δεν έπιθυμή νά λαβή 
την παραγωγήν Περιοχής τίνος Έκμεταλλεύσεως. δεν προ¬ 
σαυξάνεται άντιστοίχως ή ύποχρέωσις των αναδοχών τών 
λοιπών Περιοχών. 

3. 'Ως τιμή τών κατά τήν παρ. 1 καί 2 εις τό Ελληνικόν 
Δημόσιον πωλουμένων ποσοτήτων ' Υδρογονανθράκων και 
Παραπροϊόντων χρεοϋται ή κατά τό άρΟρον 21 προκυπτουσα 
διά τάς αύτουσίως ύπό τον Έκμισθωτοϋ λαμβανομενας. 
ώς μίσθωμα ποσότητας τιμή. 

Έάν προκειμένου περί Άργοΰ Πετρε/.α'ου λαμβανεται η 
ύπό στοιχείου β τής περιπτ. Λ τοϋ άρθρου 21 προβλεπομενη 
μέση σταθμτκή τιμή, προσωρινως. μέχρι καθορισμού της 
έν λόγω τιμής, ή πληρωμή τής αξίας τών κατά τήν διάρκειαν 
έκάστου τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου πωλουμενων εις 
τό Ελληνικόν Δημόσιον ποσοτήτων γίνεται επί τή βασει 
τής αντιστοίχου μέσης σταΟμτκής τιμής τοϋ προηγουμένου 
τριμήνου μετά δέ τήν έξεύρεσιν τής οριστικής μέσης στα- 
θμικής τιμής διακανονίζονται αι τυχόν προκυπτουσα·. οια- 
φοραί. 

Τό έκ των ανωτέρω πωλήσεων τίμημα οφείλεται εις 
δραχμάς, έπιουλασσον.ένης τής ισχύος τής παν. 4 του άρθρου 

29. ’ 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Δ'. 

Κοιναί διατάξεις περί έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως. 
"ΑρΟρον 27. 

Φορολογικοί καί λοιπαί άπαλλαγαί. 

1. Δυνάμει τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Νόμου περί 
ΎδρογινανΟράκων ό Άνάδοχος πλήν τής καταβολής τοϋ 
εν άρθρω 20 προβλεπομένου φόρου εισοδήματος απαλλάσ¬ 
σεται παντός φόρου άμέσου ή έμμεσου, τέλους, τέλους 
χαρτοσήμου, δικαιώματος, εισφοράς, κρατήσεοις και εν γε- 
νει παντός οικονομικού βάρους τακτικού ή έκτακτου υπέρ 
τού Δημοσίου καί-παντός τρίτου διά τά έκ τής Συμβάσεων 
εισοδήματα αΰτοΰ. 

Αί αύται άπαλλαγαί ισχύουν επίσης καί διά τά εις τό 
εξωτερικόν άποκτώμενα εισοδήματα τών αλλοδαπών υπαλ¬ 
λήλων. 

α) Τοϋ Άναδόχου. 

β) Τής Εταιρίας τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 17, και 
γ) Τών χρησιμοποιούμενων ύπ’ αύτοϋ εργολάβων, υπερ- 
γολάβων καί μελετητών. 

Αί άπαλλαγαί αύται ύοίστανται καί έάν ετι οι ανωτέρω 
άλλοδαποί υπάλληλοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. 

Μέχρι συμπληρώσεως τριετίας άπο τής δηλωσεως του 
Άναδόχου περί τής άνακαλύψεως τοϋ πρώτου εμπορικως 
έκμεταλλευσίμου κοιτάσματος, συμφώνως προς την παρ. 
2 τοϋ άρθρου 13 τής Συμβάσεως, αί αύται ώς άνω άπαλλαγαί 


ισχυον * και δια τας α'.ιοιίας τω-' εργ . ...βω/. ·. -αιν 
καί μελετητών τών ν'ησιμνποιουμένεον υπό του Αναδόχου, 
τάς κτωμένας έξ εργασιών κατά την Σύμβασιν.(1). 

2. Δυνάμει τών παρ. 2 καί 3 του άρθρου 29 του Νομού 
περί 'Υδρογονανθράκων, αί ιός άνω άπαλ'.αγαι ισχύουν 
ομοίως : 

α) Διά τά: υ.ετχ3·.3άσει; δικαιωμάτων συμφώνο/ς τώ 
άρθρω 32. 

3 ) Διά τάς πωλήσεις τών παραγομενών 9 δρογονανθρά- 
κων ύπό τοϋ Άναδόχου καί τής εταιρίας της παρ. ο τοϋ 
άρθρου 1.7. 

γ) Διά τάς μισθώσεις έργου τάς συναπτομένας διά τούς 
σκοπούς τής Συμβάσεως ύπό τοϋ Άναδόχου ή τής ανωτέρω 
έταιρίας μετ’ εργολάβων καί ύπό τούτων μεθ’ όπε ργολάβων. 

δ) Διά τήν κτήσιν τής χρήσεω; άκ.ινήτων. κατά τάς δια¬ 
τάξεις τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων. 

ε) Διά τάς άγοράς έν τή ήμεδαπή ή αλλοδαπή τών κατά 
τήν παρ. .1 τοϋ άρθρου 23 πραγμάτων ύπό τοϋ Αναδοχών 
τής άνωτέρω εταιρείας, τών εργολάβων καί ύπεργολάβου’ 
αύτίϋν. 

στ) Διά τάς συμβάσεις δάνειων ή πιστώσεων, των παρε- 
χομένουν εϊς τον Άνάδοχον ύπό I ραπε,ών η πιστωτικών 
οργανισμών ή αλλοδαπών πασης φύσεως νομικών προσώπων 
διά τήν έκτέλεσιν τών κατά τήν Σύμβασιν εργασιών, καί 
διά τούς τόκου; καί τήν έςόφλησιν αυτών, πλην τοϋ οορου 
εισοδήματος έπί τόκων τών ανωτέρω δάνειων ή πιστιοσεο/ν, 
χορηγηθέντων ύπό Τραπεζών καί πιστωτικών οργανισμών 
διατηρούντων μόνιμον έγκατάστασιν έν Έλλαοι. 

3. ΕΪ; τά; ώ; άνω άπαλλαγά; του άρθρου 29 τοϋ Νομού 
περί Υδρογονανθράκων δέν περιλαμβάνονται αι εισφοραι 
εργοδότου καί εργαζομένου πρό; τού; παση; φυσεω; οργα¬ 
νισμούς κοινωνικής άσφαλισεως. τους οργανισμούς και λογα¬ 
ριασμούς κοινωνικής πολίτικης, οι ϋπερ είγα-οίιενων τεθε- 
ττ:;ν.ί·<ο·. τροι ού:έ α! ΐςειλίμενα: ίίτςοραί. άντατο:οτ.-/.ά μέλη 
καί δικαιώματα διά παρεχομένας υπηρεσίας. 

ΆρΟρον 23. 

Εισανωναι και εςαγωγαι. Δασμολογικά·- απα/./.αγαι. 

!. 'Ο Άνάδοχος δικαιούται νά άγοράζη έκ τοϋ εςωτερι- 
κοϋ καί νά εΐσάγη τά άπαιτούμενα διά τήν διεξαγωγήν 
τών Εργασιών/ Πετρελαίου μηχανήματα καί έν γένει εςο- 
πλισαόν. μετά των ανταλλακτικό/·/ του. υλικά και πασης 
τύσεως εφόδια, έφ’ όσον αι τιμαι των ;ν ΕλλχΛι κατασκευα- 
ζομένων τοιούτίον μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών και 
εφοδίων αντίστοιχου ποιότητας και άποδόσεως και διαθε¬ 
σίμων εις ανάλογου χρόνον παραδόσεως παραδοτέων ε^ις 
τάς άποθήκα; τοϋ Άναδόχου, είναι άνώτεραι τών τιμών 
τών έκ. τοϋ εξωτερικού εϊσχγομενων, παραδοτέων επίσης 
εις τάς άποθήκας τοϋ Άναδόχου. 

ΟΙ ύπό τοϋ Άναδόχου χρησιμοποιούμενοι εργολάβοι και 
ύπεργολάβοι δικαιούνται ωσαύτως ύπό τάς αύτάς προϋπο¬ 
θέσεις νά άγοράζουν έκ τοϋ έξοιτερικοϋ και νά εισάγουν τα 
ώε άνω πράγματα, τά ένσωματούαενχ εις τα όιά λογαρια¬ 
σμόν τοϋ Άναδόχου έκτελούμενα διά τούς σκοπούς τής Συμ- 
βάσεο/ς έργα, ώς καί τά άναγκαΐα διά τάς Εργασίας Πετρε¬ 
λαίου άναλώσιαά' υλικά. 

2. 'Ο Άνάδοχος δικαιούται νά εΐσάγη προς χρήσιν εκ 
τοϋ εξωτερικού διά τήν διεξαγωγήν τών Εργασιών Πετρε¬ 
λαίου πράγματα' έκ τών έν τή προηγούμενη παραγράφω 
άναφερομένων. έπί των οποίων, εχει δικαίωμα χρησεως· 
Τό ώς άνω δικαίωμα έχουν οι ύπό τοϋ Άναδοχου χρησιμο¬ 
ποιούμενοι διά τάς κατά τήν .Σύμβασιν έργασιας εργολάβοι 
καί ύπεργολάβοι διά τον άναγκαιοϋντα διά τήν έκτέλεσιν 
τών ανωτέρω εργασιών έξοπλισμόν. 

(1) Ή άπαλλαγή τοϋ τελευταίου - εδαφίου ισχύει μόνον, 
διά τάς συμβάσεις, αί όποϊαι θ.ά ύπογοαφοϋν μέχρι καί τήί 
•13ης Νοεμβρίου 1981 (άρθρου .29· Παρ. 1 έδ. β Νόμου περί 
Υδρογονανθράκων). 



ϊΦΗΜΕΡΐΣ Τί 


Κ.ΥΒΞΡΜΗΣΕΩΣ ίΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 


0. 'Ο .Υ'/άδοχος κχί Ο'. ύπ’ αύτοϋ χρησίΜΟπΟΙΊύαενΟΙ 
εργολάβοι καί ύπεργολάβοι δόναντχι νά έπαυεςάγουν εις 
70 εξωτερικόν τα εΐσαχθέντα πρός χρήσιν λύναμε·, τής προη- 
γουμέ/ης παραγράφου πράγματα. Έπιφυλχσσομένης τής 
ισχύος τής διατάξεως τής παρ. 5 του άρθρου 29. ό Άνάδο- 
χος δύναται νά έπανεξάγη τά υπ’ χύτου κχί των έργολχβων 
κχί ύπεργολάβων εΐσαχθέντα συμφώνως πρός την —αρ. 1 
πράγματα, έο’ όσον κατχστοΰν άχρηστα ή χρήζουν άντι- 
κχτχστάσεως. 

4. Συμφώνους πρός τήν παράγραφον δ τον άρθρου 19 
τοϋ Νόμον —ερί Υδρογονανθράκων, πάσα έκδοθησομένη 
γενική ή ειδική διάτχξις, περιορίζουσχ τά εις τάςάνωτέρω 
παρ. 1 καί 2 προβλεπόμενχ δικαιώματα τον Άναδόχου καί 
των όπ’ αύτοϋ χρησιμοποιουμένων εργολάβων καί ύπεργο¬ 
λάβων, δέν έχει εφαρμογήν έπ’ αύτών, έκτος εάν ούτοι 
άναφέρωντχι έν χυτή ρητώς. 

5. Συμφώνως πρός τήν παρ. 4 τον άρθρου 29 τον Νόμον 
-ερί Υδρογονανθράκων, τά ύπό τον Άνχδόχον έκτελονντος 
έν Έλλάδι Εργασίας Πετρελαίου καί των ύπ’ αύτον χρη- 
σιμοποιουμένων διά τάς έργασίας τχύτχς εργολάβων καί 
ύπεργολάβων. ως καί ντο τής εταιρείας τής —χρ.4 τοΰ άρθρου 
17, είσαγόμενχ έκ τοϋ εξωτερικού αναγκαία διά τήν διε¬ 
ξαγωγήν ή εξυπηρετήσω τώνέργασιών τούτων μηχανήματα, 
εξοπλισμός, ανταλλακτικά, υλικά καί πάσης φύσεως εφόδια, 
εςαιρεσει των επιβατικών αύτοκινήτων, των καυσίμων υλών 
πάσης φύσειος καί των λιπαντικών. απαλλάσσονται παντός 
εΐσπραττομενου κατά τήν εισαγωγήν δασμού, φόρου κύκλου 
έργασιών, τέλους χαρτοσήμου, ετέρου φόρου, τέλους, δι¬ 
καιώματος, εισφοράς καί κράτησε ως υπέρ τού Δημοσίου 
καί παντός τρίτου, εξαιρέσει των ανταποδοτικών τελών καί 
δικαιοιμάτων. 

6. Συμφώνως προς τήν παρ. 5 τοϋ άρθρου 29 τον Νόμου 
περί 'Ί δρογονανΟράκων. τά κατά τήν προηγουμένων παρά¬ 
γραφον άτελώς είσαχΟέντα εις τήν ημεδαπήν αντικείμενα 
απαλλάσσονται έν περιπτώσει έπανεξαγωγής τούτων εις 
τό έςωτερικόν παντός εΐσπραττομενου κατά τήν έξαγωγήν 
τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου, δικαιώματος, εισφοράς 
καί έν γένει παντός οικονομικού βάρους, υπέρ τού Δημόσιου 
καί παντός τρίτον, έξαιρέσει των ανταποδοτικών τελών καί 
δικαιωμάτων. 

7. Έάν τά κατά τήν παρ. δ εΐσαχΟέντα άτελώς αντικεί¬ 
μενα εκποιηθούν εις τήν ημεδαπήν υπό τοϋ εΐσαγάγοντος 
καταβάλλονται πάντες οί κατά τάς ϊσχνονσας κατά τον 
χρόνον τής τοιαύτης έκποιήσεως διατάξεις εισαγωγικοί δα¬ 
σμοί. φόροι, τέλη καί δικαιώματα, έκτος έάν ή έκποίησις 
έγενετο προς τό Δημόσιον ή έτερα πρόσωπα άπολχυόντχ 
ατελειας δι’ όμοια ύπ’ αύτών είσαγόμενχ αντικείμενα. 

8. Πάσα εισαγωγή, διχμετακόμισις καί εξαγωγή εις έκ- 
τέλεσιν τής συμβάσεως ένεργεϊται μετά προηγουμ.ένην τή- 
ρησιν των τελωνειακών διατυπώσεων. 

’Άρθρον 29. 

Αλλοδαπόν νόμισμα. Συνάλλαγμα. 

1. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά συμμορφούται πρός τάς 
έκάστοτε ΐσχυούσας γενικάς καί ειδικά; διατάξεις περί προ¬ 
στασίας τοΰ έθνικοϋ νομίσματος. 

Έάν ό Άνάδοχος είναι αλλοδαπόν νομικόν πρόσωπον 
ύποχρεοϋται όπως διαθέση τά αναγκαία διά τάς Έργασίας 
Πετρελαίου κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων καί τών εις 
δραχμάς δαπανών του, δι’ εισαγωγήν συναλλάγματος. Μετά 
τήν έναρξιν τής παραγωγής ή ύποχρέωσις αυτή παύει ή 
περιορίζεται κατά τά είδικούτερον εις τάς έπομένας παρα¬ 
γράφους οριζόμενα. 

2. Συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 21 
τοϋ Νόμου περί 'Τδρογονανθράκων δικαιούται ό Άνάδοχος, 
τηρούμενης τής διαδικασίας τ^ς παρ. 4, νά κράτη έν τώ 
έξωτερικώ τό έκτών εξαγωγών τών περιερχομένων εις τούτον 
κατά τήν Σύμβασιν προϊόντων άποκτώμενον αλλοδαπόν 


νόν.ισμ.α ή συνάλλαγμα καί -·ά μεταφερη εις το εςωτερικον 
τά έκ τών κατά τήν Σύμβασιν εργασιών αύτον εις ό: χχμ.χς 
έσοδά τον. 

Τά δικαιώματα ταϋτα νφίστχνται δι' άπαντα τά εις 
αλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα ή εις όρχχμας έσοδα 
τοϋ Άναδόχου,τά μή αναγκαία πρός καλυυιν τών εγχωρίων 
λ.ειτουργικών αναγκών καί λοιπών εις όραχμας υποχρεο)- 
σεών του. συμπεριλαμβανομένου τοϋ κατά τό άρθρον 20 
φόρου εισοδήματος. 

3. Έάν έχρησιμοποιήΟησαν υπό τοϋ Άναδόχου διά τούς 
σκοπούς τής Συμβάσεως καί κεφάλαια μή είσαχθέντα έκ τοϋ 
εξωτερικού. τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δικαιώ¬ 
ματα τούτου ύφίστχνται διά μέρος μόνον τών εσόδων αύτοϋ. 
κατά λόγον τών ύπ’ χύτου έκ τοϋ εξωτερικού είσχχθέντων 
διά τούς σκοπούς τής Συμβάσεως πάσης φύσεως κεφαλαίων 
πρός τά συνολικώς διατεθέντα ύπ’ αύτον διά τούς κύτους 
σκοπούς πάσης φύσεως κεφάλαια εσωτερικού και εςωτερι- 
κοϋ. Ιΐρός έξεύρεσιν τοϋ άνιυτέρω λόγον άποτιμώνται καθ’ 
έκαστον έτος κατά, τήν διαδικασίαν τοϋ επομένου εδαφίου 
τά μέχρι τέλους τοϋ προηγουμένου Ημερολογιακού "Ετους 
συνολικώς διατεθέντα πάσης φύσεως κεφάλαια, ό ούτω δε 
εφευρισκόμενος λόγος ισχύει δι’ ολόκληρον τό λήςαν 1 Ημε¬ 
ρολογιακόν Έτος. Ή άποτίμησις τών μέχρι τέλος έκαστον 
Ημερολογιακού "Ετους συνολικώς υπό τοϋ Άναδόχου διά 
τούς σκοπούς τής Συμβάσεως διατεθέντων. πάσης φύσεως 
κεφαλαίων καί ή άνεύρεσις τοϋ λόγου τών ύπ’ αύτοϋ δια 
τούς χύτοΰς σκοπούς έκ τοϋ έςωτερικοϋ ειΛιχΟέντων κε¬ 
φαλαίων πρός τά συνολικώς διατεθέντα· κεφάλαια, γίνεται 
ύπό τετραμελοϋς Επιτροπής, συγκροτούμενης έκ δύο (2) 
έκπροσίύπων έκαστου τών Συμβαλλόμενων -Μερών ειδικό); 
πρός τοϋτο έξουσιουοτουμένων καί συνερχόμενης εν ΆΟη- 
ναις έντός τοΰ προότου δεκαπενθημέρου τοϋ μηνός Απρι¬ 
λίου έκάστου έτους. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως υπο- 
βάλλη εις τήν Επιτροπήν τά άπαιτούμενα στοιχεία και δι- 
καιολογητικά. ώς καί παν ό.τι κατά πήν κρίσιν τής Επιτρο¬ 
πής η τών μελών χύτης ήθελε κριΟή άνχγκχιον διά τήν 
διευκόλυνσιν τοΰ έργου τη:. I ά μέλη, τής Επιτροπής δυ- 
νανται νά έπικυροΰνται ύπό τεχνικών ή άλλων συμβούλων, 
οσάκις τοϋτο. κατά τήν απόλυτόν αύτών κρίσιν. είναι αναγ¬ 
καίο-). 'Η Επιτροπή οφείλει νά περατοίση τό έργον της 
έντός προθεσμίας ενός (ί.) μηνός τό αργότερου άπό τής 
ημέρας τής πρώτης χύτης συσκέψεως. Έν περιπτωσει 
μή έπιτεύξεως συμφωνίας καί μέχρι; επιλύσει·); τής δια¬ 
φοράς κατά τήν διαδικασίαν τοϋ άρθρου 39. τά κατά την 
προηγουμένην παράγραφο/ δικά ιό) μα τα ύφίστχνται μόνον 
διά. τό μή αμφισβητούμενου μέρος. 

Έάν τό ύπό τοϋ Άναδόχου παρακρατηθέν εις το εςωτε- 
ρικόν καί τό ύπ’ αύτοϋ μεταφερθέν εις το εςωτερικον κατά 
τήν διαδικασίαν τής επομένης παραγράφου κατά τό λήςαν 
Ημερολογιακόν Έτος αλλοδαπόν νόμισμα η συνάλλαγμα 
ύπερβαίνη τό έξευρισκόμενον βάσει τοϋ ύπό τής Επιτροπής 
καθορισθέντος λόγου, ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται οπω; είσάγη 
αμελλητί τό καθ’ ύπέρβασιν παρακρατηθέν καί μεταφερθέν 
εις τό. εξωτερικόν αλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα. 

4. Έντός τριάκοντα (30) ημερών άπό.τής λήξεως του 
πρό)του μετά τήν έναρξιν τής παραγωγής ημερολογιακού 
τριμήνου, ώς καί έντός τριάκοντα (30) ημερών άπό τοϋ 
τέλους έκάστου περαιτέρω ημερολογιακού τριμήνου ό Άνά¬ 
δοχος ύποχρεοϋται όπως ύποβάλλη. εις τήν Δ.Ε.Π. -εις 
διπλοϋν κατάστασιν συνοδευομένην ύπό βεβαιώσειυς, δεόν¬ 
τως έπικυρουμένης ύπό "Ελληνος Όρκωτοϋ Λογιστοϋ, εμ- 
φαίνουσαν : 

α) Τά πρχγμχτοποιηΟέντχ έσοδα τοϋ προηγουμένου τρι¬ 
μήνου καί τό νόμισμα εις τό όποιον έπραγματοποιήθησαν 
ταϋτα. 

β) Τήν τυχόν διαφοράν τών κατά τό προηγούμενο·/ τρί¬ 
μηνον πρός κάλυψιν τών εις τήν παρ.- 2 έδάφιον δεύτερον 
άναφερομένων λειτουργικών καί άλλων αναγκών —ραγμα- 
τοποιηθέντων εξόδων άπό τά προβλεφΟέντα τοιαϋτα. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


γ) Τα προβλεπόμενα πρός κάλυψιν των τ’.: τήν παρ. 2 
έδάφιον δεύτειον άνχφερον.ένο»/ λειτουργικών και άλλων 
αναγκών έξοδα τον τρέχοντος τριμήνου. 

δ) Τό ενδεχομένως άπομένον ύπόλοιπον μετ’ άφαίρεσιν 
των ·!)—6 (γ) έξόδων άπό τά. ντο (α) έ'σοδχ. προστιθεμένης 
ή άφαιρουμένης καί τής τυχόν ύπό (β) διαφοράς. καί 

ε) Έν περιπτώσει εφαρμογής τής παραγράφου 3. τον 
κατά τό τέλος τον προηγουμένου τριμήνου ύριστάμΐνον λόγω·» 
των είσαχθέντων κεφαλαίων προς τα συνολικώς διατεΟέντα. 
καί τό συμφώνως πρός τούτον δυνάμενον νά παρακρατηθή ή 
μεταφερθή εις τό εξωτερικόν μ.έρος του ύπό (δ) υπολοίπου, 
οπερ προκύπτει μετά τήν ανάλογου προς τόν ανωτέρω λόγον 
κάλυψιν των ΰπό (γ) εξόδων. 

Εντός των ορίων τής ανωτέρω καταστάσεως ό ’Λνάδο- 
χος δικαιούται όπως κρατή εις τό εξωτερικόν τά εις αλλο¬ 
δαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα έσοδά του. καί, εάν ταΰτα 
δεν εξαντλούν τό δικαίωμα του. όπως αΐτηται παρά τής 
Τραπέζης Ελλάδος τήν μεταφοράν των εις δραχμάς εσό¬ 
δων αυτού εις τό εξωτερικόν. Έάν τό ΰπό τού ’Λναδόχου 
παρακρατηθέν εις τό εξωτερικόν καί τό ΰπ’ αΰτοΰ μεταφερ- 
θέν εις τό έςωτερικόν άλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα 
κατά τό λήξαν ημερολογιακόν τρίμηνον ύπερβαίνη τά διά 
τής παρούσης παραγράφου τιθέμενα όρια, ό ’Λνάδοχος ύπο- 
χρεούται. όπως είσάγη άμελλητί τό καθ' ΰπέρβασιν παρα¬ 
κρατηθέν καί μεταφερθέν εις τό εξωτερικόν άλλοδαπόν 
νόμισμα ή συνάλλαγμα. 

5. Έάν ό ’Λνάδοχος εκποίηση εις το εξωτερικόν εΐσαχ- 
Οέντα συμφώνως πρός τήν παρ. 1 τού άρθρου 28 κινητά 
πράγματα, ύποχρεούτα: όπως είσάγη τό ύπερβαΐνον. μή 
είσέτι άποσβεσθεΐσαν αξίαν τού έκποιηθέντος πράγματος, 
μέρος τού άντιστοιχούντος εις τό τίμημα συναλλάγματος. 

6· 'Ο ’Λνάδοχος δύναται. συμφώνως πρός τήν παρ. 4 
τού άρθρου 21 τού Χόμου περί ' 1'δρογονανθράκ.ων, νά συνα¬ 
πτή συμβάσεις έργου καί εργασίας άναγκαιούσας διά τάς 
Εργασίας Πετρελαίου καί νά έκπληρώνη τάς έξ αυτών 
ύποχρεούσεις εις αλλοδαπόν νόμισμα. 

/. Συμφώνως πρός τήν παρ. 5 τού άρθρου 21 τού Χόμου 
περί Υδρογονανθράκων, ό ’Λνάδοχος δικαιούται νά τηρή, 
καταθέσεις εις άλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα εις τρα- 
πέζας λειτουργούσα; έν Έλλάδι. 

8. Λί άμ.οιβαί των ύπό τού ’Λναδόχου χρησιμοποιουμέ- 
νων διά τάς Εργασίας Πετρελαίου αλλοδαπών εργο¬ 
λάβων καί ύπεργολάβων δύνανται συμφώνως πρός τήν παο. 
3 τού άρθρου 21 τού Χόμου περί Υδρογονανθράκων νά 
μεταφέρωνται εις τό εξωτερικόν μετ’ άφαίρεσιν των εις 
δραχμάς δαπανών τούτων, τής Τραπέζης τής Ελλάδος δια- 
θετουσης το πρός τούτο άναγκαΐον αλλοδαπόν νόμισμα ή 
συνάλλαγμα. 

"ΛρΟρον 30. 

Π λη,ρωμαί. 

1. Λΐ έκ τής Συμβάσεως άπορρέουσαι υποχρεώσεις εξο¬ 
φλούνται ει’ς (1). 

2. "Λπασαι αΐ βάσει τής Συμβάσεως πληρωμαι τού ’Λνα¬ 
δόχου προς τόν Εκμισθωτήν καί άπασαι αΐ πλήρωμα! τού 
Εκμισθώσου καί τού Ελληνικού Δημοσίου (1) πρός τόν 
Άνάδοχον. θά ένεργοϋνται εντός τών επομένων τριάκοντα 
(3) ημερών άπό τού τέλους τού μηνάς εντός τού οποίου 
έγεννήθη ή ύποχρέωσις πραγματοποιήσεως τών οικείων 
πληρωμών, έκτος άν άλλως εΐδικώς ορίζεται έν τη παρούση. 

Άρθρον 31. 

Τήρησις λογιστικών βιβλίων καί στοιχείων. “Ελεγχος. 

1· 'Ο Άνάδοχος ύποχρεούται εις τήρησιν βιβλίο»/ και 
στοιχείων συμφώνως πρός τάς κείμενα; έκάστοτε διατά¬ 
ξεις τού Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων καί συμφώνους 

(1) Τίθεται τό επιθυμητόν νόμισμα. 

(2) Έάν Εκμισθωτής είναι τό Ελληνικόν Δημόσιον, δια¬ 
γράφονται αί λέξεις και «τού 'Ελληνικού Δημοσίου». 


πρός τήν έν παρ. 4 τού άρθρου 28 τού Χόμου περί ’ Γΐρογν/χν- 
Οράκων προβλεπομένην 'Ί'πουργικήν άπόφασιν καί τάς 
γενικώς παραδεδεγμένα; λογιστικά; μεθόδους, αί όποια! 
εφαρμόζονται εις τήν πρακτικήν των ’ Εργασιών I Ιετρελαίου 
καί οίωνδήποτε ετέρων βιβλίων καί στοιχείων απαραιτή¬ 
των διά την πλήρη άπεικόνισιν τών διεξαγομένουν κατά τήν 
Σύμβασιν Εργασιών Πετρελαίου καί τών αποτελεσμάτων 
αυτών, περιλαμβανόμενων τών ποσοτήτων καί τών άξιων 
τών παραχθησομένων Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόν¬ 
των. "Αμα τή ένάρξει τού σταδίου έκμεταλλεύσεως ό ’Λνά¬ 
δοχος ύποχρεούται ?!.- τήρησιν ιδιαιτέρων βιβλίων καί στοι¬ 
χείων. συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού παρόντος, δι’ 
έκάστην περιοχήν Έκμεταλλεύσεως. 'ΙΙ τήρησις τών βι¬ 
βλίων καί ή κατάρτισις τών ισολογισμών γίνεται εις. . . . (Ί ). 

2. Ό Άνάδοχος συντάσσει δι’ έκαστον ' Ημερολογιακόν 
Έτος κεχωρισμένον δι’ έκάστην Περιοχήν Έκμεταλλεύ- 
σεους Λογαριασμόν ’ Εσόδων καί Εξόδων, ώς καί ένιαΐον 
διά πάσαν τήν Συμβατικήν Περιοχήν Λογαριασμόν Εσόδων 
καί Εξόδων. Συντάσσει ωσαύτως ένιαΐον διά πάσαν τήν 
Συμβατικήν Περιοχήν Ισολογισμόν, έμφαίνοντα τά ευθέως 
σχετιζόμενα πρός τάς Εργασίας Πετρελαίου στοιχεία, ένερ- 
γητικοϋ καί παθητικού. 

Τά εις τούς Λογαριασμούς Εσόδων καί Εξόδων έγγρα- 
φόμενα ώς έσοδα καί έξοδα ποσά καθορίζονται εις τάς παρ. 
3 καί 4 . 

'Ο ενιαίος διά πάσαν τήν Συμβατικήν Περιοχήν Λογα¬ 
ριασμός συντάσσεται δι’ άθροίσεως τών είς τούς Λογαρια¬ 
σμούς τών επί μέρους Περιοχών ’ Εκμεταλλεύσεως έγγρα- 
φομένων έσόδων καί εξόδων. 

ΚχΟχ ρόν φορολογητέο·/ εισόδημα τού ■ ’Λναδόχου είναι ή 
έκ τού ενιαίου διά πάσαν τήν Συμβατικήν^Περιοχήν Λογα¬ 
ριασμού προκύπτουσα διαφορά μεταξύ τού αθροίσματος τών 
ώς έσόδων πιστουμένων καί τών ώς εξόδων χρεθυμένων 
ποσών. *. 

3. 'Ο Λογαριασμός Έσόδων καί ' Εξόδων έκαστη; Περιο¬ 
χής Έκμεταλλεύσεως πιστούται διά τών κάτωθι: 

α) Διά τής αξίας τών ύπό τού. ’Λναδόχου πωληθεισών 
ποσοτήτο»/ τών ΰπ’ αυτού παραχθέντων 'Υδρογονανθράκων 
καί Παραπροϊόντων. 

β) Διά τής αξίας τού είς τόν Εκμισθωτήν καταβλητέου 
είς είδος μισθουματος. 

γ) Διά τού προϊόντος τής πωλήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων, καθ’ ο μέρος τούτο υπερβαίνει τήν άξίαν κτήσεως 
τούτων, προκειμένου δέ περί παγίων περιουσιακών στοιχείων, 
καθ’ ο μέρος τούτο υπερβαίνει τήν μή άποσβεσθεΐσαν άξίαν 
αυτών. 

δ) Διά παντός ετέρου εσόδου συναφούς πρός τάς κατά 
τήν Σύμβασιν εργασίας, ώς και έκ τής μεταφοράς προϊόντων 
διά λογαριασμόν τρίτων εντός τής Χώρας καί τών κατά τήν 
παρ. 1 τού άρθρου 148 τού Μεταλλευτικού Κώδικος περιο¬ 
χών. διά τών πετρελαιαγωγών τού ’Λναδόχου καί έξ είσ- 
πράξεως ασφαλιστικών ή έτερο»/ αποζημιώσεων. 

4. Ό Λογαριασμός Έσόδων καί ’ Εξοδο»/ έκαστη; Περιο¬ 
χής Έκμεταλλεύσεως χρεούται διά τών κάτωθι : 

α) Διά τών συμφώνως πρός τόν έν Παραρτήματι Β τής 
παρούσης Πίνακα καθοριζομένων ετησίων άποσβέσεων τών 
γενομένων διά τάς έρευνας καί τάς εγκαταστάσεις έκμεταλ¬ 
λεύσεως καί τά λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων τών δαπανών τών γενομένων προ 
της ένάρξεως τής παραγωγής ."Υδρογονανθράκων καί τών 
δαπανών πρώτης έγκαταστάσεως, τών άποσβέσεο»/ τούτων 
ύπολογιζομένων κεχωρισμένως δι’ έκαστον τών άποσβε- 
στέων στοιχείων. 

β) Διά τών τρεχουσών δαπανών 'παραγωής, ιδία, δια 
της δαπάνης διά τά χρησιμοποιηθέντα ή άναλωθέντα υλικά, 
εφόδια καί ενέργειαν, διά τών μισθών καί τών σχετικών 
πρός αυτούς επιβαρύνσεων, διά τής δαπάνης δί’ ύπηρεσιας 
παρασχεθείσας ύπό τρίτων. 


(1) Τίθεται το επιθυμητόν νόμισμα. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ.ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


γ) Διά τών γενικών έξόδων των γινομένων τις τήν ημε¬ 
δαπήν διά τάς κατά τήν Σύμβασιν έργασίας του Άναδόχου 
περιλαμβχνόντων ιδία τάς δαπάνας διά μισθούς. διά μισθοό- 
,ματχ κινητών καί ακινήτων, ώς καί διά των ασφαλίστρων 
των συναπτομένων συμφώνιυς πρός τήν παρ. 9 τοϋ άρθρου 
7 συμβάσεων άσφαλίσεινς καί των ασφαλίστρων των συνα¬ 
πτομένων πρός κάλυψιν τής εκ τής παρ. 7 τοϋ άρθρου 7 
καί τής ιταρ. 6 τοϋ άρθρου 19 άπορρεούση; αστικής ευθύνης 
συμβάσεων άσφαλίσειος. 

δ) Αι’ εύλογου ποσού διά μισθούς διευθυντών ή υπαλ¬ 
λήλων των εις την αλλοδαπήν κεντρικών γραφείων καί 
γενικά διοικητικά έξοδα των αυτών γραφείων τοϋ Άναδό- 
χου κατά λόγων των πχρασχεθεισών ύπ’ αυτών διά τάς 
συμβατικάς έργασίας υπηρεσιών. 

ε) Διά των ποσών, των καταβληθέντων διά τόκους, 
τραιτεζικάς επιβαρύνσεις, ττρομηθείας ή άναλόγους άμοι- 
βάς, πληρωθείσας εις οίονδήποτε πιστωτήν, μέτοχον ή 
Συγγενή Έπιχείρησιν τοϋ Άναδόχου διά τάς κατά τήν 
Σύμβασιν έργασίας τοϋ Άναδόχου, έφ’ όσον τά ποσά ταϋτα 
είναι αληθή καί σύμφωνα πρός τάς κρατούσας συνθήκας, 
τάς διεθνείς χρηματαγοράς καί άγοράς κεφαλαίων. 

στ) Διά των —οσών των μή εϊσπραξίμων άπαιτησεων 
καί των καταβληθεισών αποζημιώσεων λόγω ζημιών έπε- 
νεχθεισών εϊς τρίτους. 

ζ) Διά τής μή άποσβεσθείσης άξίας καταστραφέντων ή 
έγκαταλειφθέντων περιουσιακών στοιχείων. 

η) Διά πάσης έτέρας τρεχούσης δαπάνης καί πάσης 
ζημίας σχετικής πρός τάς κατά τήν Σύμβασιν έργασίας, 
ύπό τήν προϋπόθεσιν, έν τή τελευταία ταύτη περιπτούσει, 
ότι ή δαπάνη ή ζημία αΰτη έκπίπτεται έκ τών ακαθαρίστων 
εσόδων κατά τάς περί φορολογία; εισοδήματος νομικών 
προσώπων διατάξεις. 

0) Διά τοϋ ποσοϋ τών κατά τάς περιπτώσεις α έως η 
δαπανών προηγουμένων έτών, καθ’ ο μέρος αύται δεν έκα- 
λύφθησαν κατά τά έτη ταϋτα. μέχρι πλήρους καλύψεως των. 

ι) Διά τής άξίας τοϋ κατά τήν διάταξιν τής παρ. 1 τοϋ 
άρθρου 19 καταβλητέου εϊς τον Εκμισθωτήν εϊς χρήμα ή 
εις είδος μισθώματος. 

ο. Διαρκοόσης τής ερευνητικής περιόδου καί έφ’ όσον 
δεν έχει δημιουργηθή Περιοχή Έκμετχλλεύσεως τηρείται 
εις μόνον λογαριασμός Εσόδων καί Εξόδων δι’ άπασαν 
τήν Συμβατικήν I Ιεριοχήν. Ό Λογαριασμός ούτος εξακο¬ 
λουθεί νά τηρήται διά τάς τυχόν συνεχιζομένας έοευνητι- 
κάς έργασίας καί μετά τήν δημιουργίαν Περιοχής Έκμε- 
ταλλεύσεως. ’Έσοδα καί "Εξοδα μή δυνάμενα νά καταλο- 
γισθοΰν εις ώρισμένην άποκλειστικώς Περιοχήν Έκμε- 
ταλλεύσεως κατανέμονται κατ’ έ'τος εις πάσας τάς Περιο- 
χάς Έκμεταλλεύσεονς της Συμβατικής Περιοχής άναλόγως 
τοϋ βαθμοϋ έξυπηρετησεως έκάστης έξ αυτών διά τοϋ συγ¬ 
κεκριμένου εξόδου, ή, προκειμένου περί έσόδων, άναλόγως 
τοϋ βαθμοϋ έξυπηρετήσεως έκάστης Περιοχής, διά τής 
έγκαταστάσεως ή δραστηριότητος, έκ τής οποίας προέρ¬ 
χεται τό έσοδον. Έάν μετά τήν δημιουργίαν Περιοχής Έκμε- 
ταλλεύσεως συνεχίζωνται έκτος αυτής αί έρευνητικαί 
έργασίαι, βάσει τοϋ αύτοϋ κριτηρίου κατανέμονται έξοδα 
καί έσοδα, μή δυνάμενα νά καταλογισθοϋν άποκλειστικώς 
εϊς τήν Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως ή τήν λοιπήν Συμβατι¬ 
κήν Περιοχήν. 

6. Αί εις νόμισμα διάφορον τοϋ νομίσματος τών βιβλίων 

απαιτήσεις καί υποχρεώσεις αναγράφονται εις .(*) 

καί δή άναγράφεται τό ποσόν . . . . ί 1 ) φό προκύπτον έκ 
τής μετατροπής τοϋ ώς άνω ξένου νομίσματος ή συναλλάγ¬ 
ματος έπί τή έπισήμω μέση τιμή άγοράς καί πωλήσεως 
τής ημέρας γεννήσεως αυτών. 

Αί εισπράξεις καί πληρωμαί αναγράφονται βάσει τής 
τιμής άγοράς ή πωλήσεως. κατά περίπτωσιν, τοϋ τόπου 
μετατροπή; τής ήμέρας πραγματοποιήσεώς των. Τυχόν έκ 
τών έγγραφων τούτων προκύπτουσαι συναλλαγματικαί δια- 
φοραί τηρούνται εϊς ιδιαίτερον λογαριασμόν, καί έάν μεν 
είναι πιστωτικχί, περιλαμβάνονται εις τό κονδύλιον ύπό 

(') Τίθεται τό έπιλεγέν νόμισμα τηρήσεως τών βιβλίων 
τής παρ. 1. 


στοιχείου (δ) τής παρ. 3. έάν δε είναι χρεωστικαί εί: τό 
κονδύλιον ύπό στοιχείου (η) τής παρ. 4. 

Συναλλαγματικαί διαφοραί προκύπτουσαι έκ τή; 'είσ- 
πράςεως πιστωθέντων τιμημάτων 'Τδρογονανθράκινν καί 
Παραπροϊόντων κχταχωροϋνται εις ιδιαίτερον λογαριασμόν. 
Ούτος είναι συμπληρωματικός τοϋ λογαριασμού πωλήσεων 
καί λαμβάνεται ύπ’ όψιν διά τον καθορισμόν τής σταθμικής 
τιμής τών προϊόντων τής προβλεπομένης ύπό στοιχείου Λ 
(β) τοϋ άρθρου 21. 

7. 'Ο Εκμισθωτής ελέγχει πάντα τά λογιστικά βιβλία 
καί στοιχεία τοϋ Άναδόχου πρός διαπίστωσιν τής αλήθειας 
τών εϊς αύτά έγγραφων καί τοϋ κατά τούς κανόνας τής 
ορθής έπιχειρημχτικής πρακτικής δεδικχ/.ολογημένου τών 
πάσης φύσεως δαπανών, τών πραγματοποιηθεισών έν σχέ- 
σει προς τά; Έργασίας Πετρελαίου έκάστου έτους. 'Ο Εκ¬ 
μισθωτής δικαιούται νά συνεχίζη τον έλεγχον έπί πέντε 
(δ) έτη μετά τήν λήξιν τοϋ έτους, εϊς τό όποιον αφορά ό 

8. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά τηρή έν Έλλάδι τά 
πρωτότυπα τών εις τήν παρ. 1 άναφερομένωυ βιβλίων καί 
στοιχείων, συμμορφούμενος πρός τάς έκάστοτε ίσχυούσας 
διατάξεις. 

"Αρθρου 32. 

Μεταβίβ ασις καί έκχ/όρησις δικαιωμάτων, 

1. Ό Άνάδοχος δικαιούται, τηρών τά: διατάξεις τοϋ 
παρόντος νά μεταβιβάζη έλευθέρως τά έκ τής Συμβάσεως 
δικαιώματα καί υποχρεώσεις*αϋτοϋ εις τρίτον νομικόν προ¬ 
σώπου. έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τοϋ άοθρου 10 
τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων, κατόπιν προηγούμενης 
εγγράφου συναινέσεως τοϋ*·Έκμισθωτοϋ. 

Ούτος δέν δικαιούται νά άρνηθή τήν συναίνεσίν του. εΐ 
μη μόνον εν συνδρομή σπουδαίου λόγου, ώς καί διά /.όνους 
εθνικής ασφαλείας συμφώνως προ: τά; διατάξει; τη: παρ. 
I τοϋ άρθρου 23 τοϋ ού; άνω νόμου. 

Ό Εκμισθωτής δύναται νά θέτη διά την τοιαύτην μετα¬ 
βιβάσω οιουσδήποτε όρους προ; διασφάλισιν τών συμτεεόν- 
τίον αύτοϋ ('). 

2. 'Ο Άνάδοχος δικαιούται, τηρών τάς διατάξεις τοϋ 
παρόντος άρθρου, νά μεταβιβάζη έλευθέρως εί; Συγγενή 
αύτοϋ Έπιχείρησιν ύπό τον περιορισμόν τοϋ πρώτου έδα- 
φίου τής παρ. I τοϋ άρθρου 19 τοϋ Νόμου περί Υδρογοναν¬ 
θράκων, τά έκ τής Συμβάσεως δικαιώματα καί ΰποχρειό- 
σεις αύτοϋ έν όλω ή κατά ποσοστού κατόπιν προηγούμενης 
έγκρίσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 

'Ο Άνάδοχος εξακολουθεί νά παραμένη μετά τής άπο- 
κτώσης Συγγενούς Έπιχειρήσεως ύτςεύθυνος εις ολόκληρον 
■ έναντι τοϋ ’ Εκμισθωτοΰ διά τήν έκπλήρωσιν άπασών τών 
έκ τής Συμβάσεως ,ύποχρεώσειον. 

'Ο ' 1'πουργος δύναται νά άρνηθή τήν έ’γκρισιν μόνον διά 
λόγους έθνικής ασφαλείας, συμφώνως πρός την παρ. 2 
τοϋ άρθρου 23 τοϋ "Νόμου περί Υδρογονανθράκων. 

Έάν Άνάδοχος κατρπιν μεταβιβάσεως συμφώνως πρός 
τήν παρ. 1 είναι πλείβνες έν Κοινοπραξία έκαστος δικαιού¬ 
ται ύπό τούς όρους τής παρούση: παραγράφου νά μεταβιβάζη 
εί; έτερον τούτων τά έκ τής Συμβάσεως δικαιώματα καί 
ύποχρεούσεις αύτοϋ ( 2 ). ^ 

( ι ) Συμφώνως προς την παρ. δ τοϋ άρθρου 23 τοϋ Νόμου 
περί Υδρογονανθράκων ή κατά τήν παρ. 1 τοϋ παρόντος 
άρθρου συναίνεσις δύναται νά παρέχεται καί διά τής Συμ¬ 
βάσεως. Έάν γίνη χρησις τής οΰτω ύπό τοϋ νόμου παρεχό¬ 
μενης εΰχερείας, προστίθεται εις τό τέλος του παρόντος 
άρθρου παράγραφος'όρίζουσα τά περί χορηγήσεως τής συν- 
αινέσεως. 

( 2 ) Έάν ό Άνάδοχο.ς "κατά τήν ύπογραφήν της Συμβά¬ 
σεως άποτελείται έκ πλειόνων νομικών προσούπων, τό τέ¬ 
ταρτον έδάφιον τής παρ. 2 αντικαθίσταται ώς ακολούθως : 
«Έκαστον τών άποτελούντων τον Άνάδοχον νομικών προ¬ 
σώπων δικαιούται ύπό τούς όρους τής παρούσης παραγρά¬ 
φου νά μεταβιβάζη εις έτερον, τούτων τά έκ τής Συμβάσεως 
δικαιώματα καί ύποχρεώσεις αύτοϋ». 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ο. .V. κχτχ ~·ι ~7.οο·/ χ τυρόν συμφάσεις ~: ζ '. μετάγι ι:·.- 
σεως δικαιωμάτων χγ. υπυχρεο/σεων ';~ν/.ί·.ντ:··.'. πάντοτε 
εις τον συμβολαιογραφικόν τύπον. είτε συνάπτονται έν 
Έλλάδι είτε συνάπτονται εί: τήν αλλοδαπήν. 


•'ι. Λ·. μεταβιβχσ ν.ε ισχύουν έναντ. :οϋ ' ;./.μ.ο";: ιτυϋ από 
τής προς χυτόν κοινοποιήσεως κεκυρωμενων αντιγράφων 
τής συμβάσεο/ς καί τοϋ τυχόν κατά ιήν παρ. I τοΰ άρθοου 
40 άπαιτουυένου διοοισυού Διαχειτιστοϋ. 


Αλληλέγγυο; ευθύνη τοϋ Άναδόχου. 


(Άνάδοχος πλείονα νομικά πρόσωπα) (- 1 ) 

1. Εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ’ ά; άλλως ορίζεται 
εις τήν Σύμβασιν, τά απαρτίζοντα τον Άνάδοχον έκ Δευτέ¬ 
ρου συμβαλλόμενα Μέρη θά είναι εις όλόκληρον υπεύθυνα 
έναντι τοϋ Εκμισθώσου διά τήν έκπλήρωσιν άπασών των 
βάσει τής Συμβάσεως άναληφΟεισών υποχρεώσεων. 


(Άνάδοχος έν νομικόν πρόσωπο·/) I 1 ) 

I. Εξαιρέσει των περιπτώσεων. καθ’ άς άλλως ορίζεται 
εϊς τήν Σύμβασιν, εάν μεταβίβαση ά Άφάδοχος ττοσοστόν 
των έκ τής Συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
αύτοΰ, συμφώνως τω άρθρω 32. τά άπαρτίζοντα μετά τήν 
τοιαύτην μεταβίβασιν τόν Άνάδοχον έκ Δευτέρου Συμβαλ¬ 
λόμενα Μέρη θά είναι εις όλόκληρον υπεύθυνα έναντι τοϋ 
Εκμισθώσου διά τήν έκπλήρωσιν άπατων των βάσει τής 
Συμβάσεως άναληοθεισών ύπο/ρεώσειον. 


2. Έάν κατόπιν μεταβιβάσεως των έκ τής Συμβάσεο/ς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έν όλω ή έν μέρει εις Συγγενή 
Έπτ/είρησιν κατά τήν διάταξιν τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 32, ό Άνάδοχος άποτελήται και από έτερον ή έτερα πλήν τοϋ έκδο- 
χέως νομικά πρόσο/πα, ό εκχωρητής θά είναι έναντι τοϋ Εκμισθώσου εις Ολόκληρον υπεύθυνος μετά τούτων διά τήν έκπλή- 
ρωσιν των κατά τήν προηγούμενη·/ παράγραφον υποχρεώσεων. 


’ΆρΟρον 34. 

Προσωπικόν - Μετεκπαίοευσις. 

1. 'Η Εταιρεία τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 17. 6 Άνάδοχος 
και οί ύπ’ αύτοΰ χρησιμοποιούμενοι εργολάβοι καί υπερνο- 
λάβοι ΰποχοεοϋνται νά χρησιμοποιούν διά τάς έν Έλλάδι 
Εργασίας Πετρελαίου ημεδαπόν προσωπικόν. Ούτοι δύ- 
νανται νά άπασχολοϋν καί προσουπικον έξ αλλοδαπού·/ προ- 
κειμένου περί διευθυντικών θέσεων, ή περί εργασιών άπαι- 
τουσών ιδιαιτέραν τεχνικήν ή διοικητικήν ειδίκευσιν. 

2. Λί αρμόδια·. άρχαί ύπο τούς όρους καί προϋποθέσεις 
τή: παρ. 2 τοϋ άρθρου 20 τοϋ Δόμου περί Υδρογονανθρά¬ 
κων παρέχουν άδειας εισόδου, παραμονής, κυκλοφορίας καί 
εργασίας έν Έλλάδι εις τό αλλοδαπόν προσωπικόν τής προη¬ 
γούμενης παραγράφου, εις δέ τά μέλη των οικογενειών τοϋ 
πεοσωπικοΰ τούτου άδειας εισόδου, παραμονής καί κυκλο¬ 
φορίας. 

3. "Απαν τό άπαιτούμενον διά τήν έ'κτέλεσιν των Εργα¬ 
σιών Πετρελαίου προσωπικόν τελεί ύπο τάς έντολά; των έν 
τή παρ. 1 άναγραφομένων. οί όποιοι καί καθορίζουν τό είδος 
τής εργασίας, τό ώράριον, τήν μισθοδοσίαν καί πάντας τούς 
λοιπούς όρους τής εργασιακής αύτοΰ σχέσεως συμφώνο/ς προς 
τήν έκάστοτε έν Έλλάδι ίσχύουσαν εργατικήν καί περί 
κοινωνικής άσφαλίσεως νομοθεσίαν. 

4. Αΐ άμοιβαί τοϋ χρησιμοποιουμένου προσωπικού μετα- 
φέρονται έλευθέρως εις τό εξωτερικόν μέχρι ποσοστού εβδο- 
μήκοντα πέντε επί τοΐς εκατόν (75%), τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος διαθετούσης τό αναγκαίο·/ αλλοδαπόν νόμισμα ή 
συνάλλαγμα, συμφούνιος προς τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 21 
τοϋ Νόμου περί "Υδρογονανθράκων. 

5. Έπιφυλασσομένων των άπαλλαγών διά τό προσωπι¬ 
κόν, αί όποΐαι προβλέπονται εις τήν παρ. 1 έδάφιον δεύτερον 
τοϋ άρθρου 27 καί των διατάξεων των ύπο τής Ελλάδος 
κυρωθεισών Διεθνών Συμβάσεων περί Αποφυγής τής Δι¬ 
πλής Φορολογίας, τό αλλοδαπόν προσωπικόν τής Εταιρείας 
τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 17, τοϋ Άναδόχου καί των έργολάβων 
καί ύπεργολάβων αύτοΰ ΰπόκειται εϊς τόν έν Έλλάδι φόρον 
εισοδήματος διά τάς άποδοχάς του, τάς καταβαλλομένας παρά, 
των ανωτέρω δι’ υπηρεσίας παρασχεθείσας έν Έλλάδι, 
ώς και εις πάντα φόρον συμφώνως προς τήν έκάστοτε ίσχύου¬ 
σαν φορολογικήν νομοθεσίαν. 


6. Ό Άνάδοχος ύποχρεουται. όπως. καθ' έκαστον Ή με 
ρολογιακόν ’Έτος αρχής γινόμενης άπό τοϋ επομένου τής 
ένάρςεως ισχύος τής Συμβάσεως έτους, μετεκπαιδεύη εϊς 
τήν ημεδαπήν καί αλλοδαπήν* εις τόν κλάδον πετρελαίου τόν 
κατά τό επόμενον έδάφιον. αριθμόν υποψηφίων, υποδεικνυό¬ 
μενων ύπό τοϋ Έκμισθωτοϋ. συμφωνουμένου- ότι : 

α) άίπασαι αί δαπάνα·, των μετεκπαιδευόμενων θά περι- 
λαμβάνωνται εις τον έκ. παρ. 4 τοϋ άρθρου 31 Λογαριασμόν 
Εσόδων καί Εξόδων. - 

3) τό πρόγραμμα μετεκπαιδεύσεως θά καθορίζεται έκά¬ 
στοτε ύπο τοϋ Άναδόχου έπί τή βάσει οδηγιών τοϋ Έκμι- 
σθωτοϋ πρός τόν σκοπόν όπιο: παρέχεται εις τόν μετεκπαι¬ 
δευόμενο·/ είδίκευσις εις τάς εργασίας πετρελαίου άναλόγοις 
των αναγκών τοϋ Έκμισθωτοϋ. . 

Ο αριθμός των υποψηφίων, τούς όποιους ύποχρεοϋται ό 
Άνάδοχος νά μετεκπαιδεύη καθ' έκαστον έτος είναι ό 
κάτωθι : 

α) στάδιο·/ έρεύνης ....(*) 

β) στάδιο·/ έκμεταλλεύσεως. . . (* ) 

. ’ΆρΟρον 35. 

Καλή έκτέλεσις τής Συμβάσεως. 

1. Ό Άνάδοχος· ύποχρεοϋται όπως — λαμβάνη άπαντα 

τά. αναγκαία πρός έπίτευξιν των σκοπών τής Συμβάσεως 
μέτρα. Ό Εκμισθωτής είδικώτερον ύποχρεοϋται νά συν- 
δράμη τόν Άνάδοχον εϊς τάς” άπαιτουμένας διοικητικάς 
διαδικασίας διά τήν,,έκτέλεσιν των κατά τήν Σύμβασιν έρ¬ 
γασιών. , . 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δυΐαφοκ/οϋ·/ όπως συνεργάζων- 
ται άρμονικώς καί έν πνεύμχτι καλής πίστεως, έπί τω τέλει 
έπιτεύξεως εντός τοϋ συντομδ/τέρου δυνατού χρόνου καί 
κατά τόν άποτελεσματικώτερον δυνατόν τρόπον, των αντι¬ 
κειμενικών σκοπών τής Συμβάσεως, τηροϋντα επακριβώς 
άπαντας τούς όρους αύτής. 

’ΆρΟρον 36. 

Άνωτέρα βία. 

1. 'Η παρά τίνος των Συμβαλλόμενων Μερών παράλει- 
ψις ή καθυστέρησις πρός έκτέλεσιν οίασδήποτε συμβατικής 
ύποχρεώσεοις αύτοΰ δεν θεωρείται ώς παράβασις τής Συμ- 


(') Τίθεται ή άρμόζουσα κατά περίπτωσιν διατύπωσις. 
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βάσεως καί δέν γέννα οίονδήποτε δικαίωμα ή άξίωσιν τοΰ 
ετέρου των Συμβαλλόμενων Μερών (*) έφ’ όσον ή τοιαύτη 
παράλειψις ή καθυστέρησές οφείλεται εις άνωτέραν βίαν ή 
εις τάς έξ αύτης άπορρεούσας .συνεχείας. 

2. Ώς άνωτέρα βία νοείται παν γεγονός όλως εξαιρετι¬ 
κόν καί γενικώς άκαταμάχητον, όφειλόμενον εΐε έξωτεεικά 
αίτια, ξένα προς την οικονομικήν δραστηριότητα τών Συμ¬ 
βαλλομένων Μερών, μή δυνάμενον δέ να προληφθή έστω 
καί δι’ εξαιρετικής έπιμελείας. 

Έν συνδρομή τών προϋποθέσεων τούτων, ό δρος Άνω¬ 
τέρα Βία περιλαμβάνει ένδεικτικώς έν ή πλείονα έκ τών 
κατωτέρω περιστατικών : Θεομηνίας, επιδημίας, σεισμούς, 
πυρκα'ίάς, πλημμύρας, έκρήξεις, απεργίας, ανταπεργίας, 
πολέμους καί εμπολέμους καταστάσεις, επαναστάσεις, πο- 
λιτικάς άναταραχάς, έξεγέρσεις, στάσεις, πράξεις τής Ελ¬ 
ληνικής ή αλλοδαπής Κυβερνήσεως. 

3. Έάν συνεπεία γεγονότος Άνωτέρας Βίας, τό έτερον 
τών Συμβαλλομένων Μερών παρεμποδίζεται έν τή έκτελέ- 
σει τών υποχρεώσεών του ή έν τή ασκήσει τών δικαιωμάτων 
του έκ τής Συμβάσεως, αί Έργασίαι Πετρελαίου ή ή έκτέ- 
λεσις οιασδηποτε ύποχρεώσεως ή ένάσκησις οίουδήποτε δι¬ 
καιώματος έκ τής Συμβάσεως άναστέλλονται. καθ’ δ μέτρον 
θίγονται έκ τοΰ γεγονότος Άνωτέρας Βίας, καί έφ’ όσον 
χρόνον διαρκεϊ τό τοιοϋτον γεγονός, ώς καί έπί εύλογον 
μετά ταϋτα χρόνον, δστις ήθελεν ενδεχομένως άπαιτηθή 
διά την ομαλήν έπανάληψιν τής έκτελέσεως τών Εργασιών 
Πετρελαίου καί τών λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων. 

4. Εις περίπτωσιν Άνωτέρας Βίας, τό Συμβαλλόμενου 
Μέρος τό όποιον έμποδίζεται έν τή έκτελέσει τών ύποχρεώ- 
σεών του ή έν τή άσκήσει τών δικαιωμάτων του έκ τής Συμ¬ 
βάσεως ΰπαχρεοΰται νά γνωστοποιή άμέσως τό γεγονός εις 
τό έτερον Μέρος δηλοϋν τό περιστατικό-; τής Άνωτέρας 
Βίας καί την πιθανήν διάρκειαν αυτής. 

5. Διά τοΰ παρόντος άρθρου δεν περιορίζεται ή εφαρμογή 
τών περί άδυναμίας παροχής διατάξεων τοΰ Άστικοϋ Κώ- 
δικος. 

Άρθρον 37. 

Πτώχευσις. 

1. Έάν κατά την διάρκειαν τής Συμβάσεως ό Άνάδοχος 
πτωχεύση άπό τής κηρύξεως τής πτωχεύσεως καί έφ’ όσον 
έντός διμήνου άπό ταύτης δεν έκδοθή δικαστική άπόοασις 
άνακαλοΰσα τήν προηγουμένην περί κηρύξεως τής πτωχεύ¬ 
σεως δικαστικήν άπόφασιν, ό Άνάδοχος εκπίπτει αυτοδι¬ 
καίως απάντων τών δικαιωμάτων αύτυϋ έκ τής Συμβάσεως. 

2. Έάν κατά τήν διάρκειαν τής Συμβάσεως, εις χρόνον, 
πάντως, δτε ό Άνάδοχος θά άποτελήται έκ πλειόνων νομι¬ 
κών προσώπων, έν ή πλείονα τών νομικών τούτων προσώ¬ 
πων πτωχεύσουν, άπό τής κηρύξεως τής πτωχεύσεως καί 
έφ’ όσον έντός διμήνου άπό ταύτης δέν έκδοθή δικαστική 
άπόφασις άνακαλοΰσα τήν προηγουμένην περί κηρύξεως τής 
πτωχεύσεως δικαστικήν άπόφασιν, τό πτωχεϋσαν νομικόν 
πρόσωπον, ή πρόσωπα, έκπίπτουν αύτοδικαίως άπάντων τών 
δικαιωμάτων αυτών έκ τής Συμβάσεως καί αύτη λύεται 
αυτοδικαίως ώς προς τό πτωχεϋσαν νομικόν πρόσωπον ή 
πρόσωπα. 

Έν τή περιπτώσει ταύτη ή Σύμβασις έξακολουθεϊ νά 
παραμένη έν πλήρει ΐσχύι μεταξύ τοΰ Έκμισθωτοϋ και τών 
άπομενόντων νομικών προσώπων, τά όποια δέν έκηρύχθη- 
σαν εις πτώχευσιν καί τά όποια υπεισέρχονται εις άπαντα 
τά έκ τής Συμβάσεως άπορρέοντα δικαιώματα καί υποχρεώ¬ 
σεις τοΰ πτωχεύσαντος κατ’ αναλογίαν τών μεριδίων συμ¬ 
μετοχής των έν τή Συμβάσέι καί εύθύνονται έναντι τοΰ Έκ- 
μισθωτοϋ δι’ άπάσας τάς έξ αύτής άπορρεούσας υποχρεώ¬ 
σεις. 


3γ Έάν κατά τήν διάρκειαν τής Συμβάσεως. ό Άνάδοχος 
περιέλθη ύπά αναγκαστικήν διαχείρισιν ή συνάψη ομαδικόν 
μετά^τών πιστωτών του συμβιβασμόν, ό Εκμισθωτής προσ- 
καλει εγγράφως τον Άνάδοχον, όπως έντός προθεσμίας 
“®εκα (10) ήμερών παράσχη πληροφορίας περί τών όρων τής 
αναγκαστικής διαχειρίσεως ή τοΰ συμβιβασμού. 'Ο Εκμι¬ 
σθωτής εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών άπό τής ημερο¬ 
μηνίας κοινοποιησεως τών ανωτέρω πληροφοριών ή άπό τής 
παροδου άπρακτου τής ανωτέρω δεκαημέρου προθεσμίας, 
δικαιούται οπω: διά δηλώσεώς του κοινοποιουμένης προς 
τον Άνάδοχον κηρύξη τούτον έκπτω τον. 


4. Εαν κατά τήν διάρκειαν τής Συμβάσεως, εις χρό¬ 
νον, πάντως, οτε ό Άνάδοχος θά άποτελήται έκ πλειό- 
νων νομικών ττροσωττίυν, νομικόν τυρόσωττον έκ τών άττο- 
τελουντων τούτον περιέλθη ύπό άναγκαστικήν διαχείρι- 
σιν ή συνάψη ομαδικόν μετά τών πιστωτών του συμβι¬ 
βασμόν, ό Εκμισθωτής προσκαλεΐ τούτο έγγράφως, όπως 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ήμερών παράσχη πληροφο¬ 
ρίας περί τών όρων τής άναγκαστικής διαχειρίσεως ή τοΰ 
συμβιβασμού. Ό Εκμισθωτής έντός προθεσμίας δύο (2) 
μηνών άπό τής ημερομηνίας κοινοποιησεως τών άνωτέρω 
πληροφοριών ή άπό τής παρόδου άπράκτου τής άνωτέρω 
προθεσμίας δικαιούται νά κηρύςη τό έν λόγω νομικόν πρό¬ 
σωπον έκπτωτον διά δηλώσεώς του κοινοποιουυένης προς 
άπαντα , τα αποτελοΰντα τον Άνάδοχον νομικά πρόσωπα. 
Γό δεύτερον εδαφιον τής παρ. 2 εφαρμόζεται άναλόγως. 

Άρθρον- 38. 

Παραβάσεις. 

Έκπτωσις Άναδόχου. Τόκος υπερημερίας. 

1. Εάν τό έν^τών Συμβαλλομένων μερών φρονή ότι τό 
ετερον παρέβη οίανδήποτε τών έκ τής Συμβάσεως άπορ- 
ρεουσων υποχρεώσεών του. γνωστοποιεί τούτο εις τό έτε¬ 
ρον Μέρος έγγράφως έντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξ 
(6) μηνών, άρχομένης άπό τής ήμερομηνίας, καθ’ ήν έλαβε 
τούτο γνώσιν τής περί ής πρόκειται παραβάσεως, καί κα- 
λει το έτερον Μέρος, όπως έπανορθώσή ταύτην καί άπο- 
καταστήση πλήρως πάσαν έκ τής παραβάσεως ζημίαν τού 
προσκαλοϋντος, Έάν τό . ύπεύθυνον Μέρος δέν συμμορ- 
φωθή ή έάν τά Μέρη δέν έπιτύχουν φιλικήν διευθέτησιν 
τής διαφοράς έντός τών έπομένων εξήκοντα (60) ήμερών 
απο τής κοινοποιησεως τής άνωτέρω γνωστοποιήσεις, ή 
διαφορά επιλύεται κατά τήν ύπό τού άρθρου 39 προβλε- 
πομένην διαδικασίαν. 

2. Έάν κατά τήν κρίσιν τού Έκμισθωτοϋ δικαιολογή- 

ται ή λύσις τής Συμβάσεως λόγω πάραβάσεως ύπό τού 
Άναδόχου τών έκ τής παρούσης άπορρεουσών υποχρεώ¬ 
σεων του, ό ’Ε'Ά-ε'θωτής έντός άνατοεπτικής προθεσμίας 
έξ (6) μηνών, άφ’ ής-έλαβεν γνώσιν τής ρηθείσης παρα¬ 
βάσεως, προσκαλεΐ έγγράφως τον Άνάδοχον, όπως, έν¬ 
τός προθεσμίας εξήκοντα (60) ήμερών, έκτελέση τάς έκ 
τής Συμβάσεως υποχρεώσεις του καί άποκαταστήση πλή¬ 
ρως πάσαν έκ τής πα’ραβάσεως ζημίαν τού Έκμισθωτοϋ, 
δηλών.άμα ότι άλλως θέλει έπιδιώξεΓτήν κήρυξιν τού Άνα¬ 
δόχου · έκπτώτου. ' 


Έάν ό Άνάδοχος δέν συμμορφωθή προς τήν πρόσκλησιν 
τού Έκμισθωτοϋ, ούτος δικαιούται νά προσφύγη εις τήν 
ύπό τού άρθρου 39 προβλεπομένην διαδικασίαν: Τό Διαι¬ 
τητικόν Δι,-/.α~ήρ·:ον, άποφαινόμενον ότι ή ύπό τοΰ Έ/μισ-ύω- 
τοΰ έπι.καλούμενη παράδασις συνιστά λόγον λύσεως τής Σ6μ- 
•βάσεως, δι’ άποφάσεώς του κηρύσσει έ'κπτωτον τον Άνάδοχον! 
ικαί επιδικάζει εις τον Εκμισθωτήν τήν πλήρη άποζημίωσινί 
ίδιά τήν έκ τής παραβάσεως ζημιάν αυτού. 


3. Έάν μετά την σύναψιν τής Συμβάσεως ό Άνάδοχος 
περιέλθη-ύπό τόν άμεσον ή έμμεσον έλεγχον ξένου κράτους 


'') Έάν Εκμισθωτής είναι ή Δ.Ε.Π. προστίθεται «ή τοΰ 
Ελληνικσΰ Δημοσίου». 


{-) Έάν δέν στμφωνη-ΰή διαιτησία, διαγράφεται ή λέξιςΐ 
«(Διαιτητικόν». 
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άνευ της άπαιτουμένης, συμφώνως τη παρ. 4 του άρθρου ΊΟ 
τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων, προηγούμενης έγκρίσεως 
τοϋ 'ΐπουργικοΰ Συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος των εκ 
της Συμβάσεως δικαιωμάτων του κατά την διαδικασίαν τοΰ 
άρθρου 39. 

4. Ό Εκμισθωτές δύναται, πάντως, διά δηλώσεώς του 
άνευ οίασδήποτε προθεσμίας προειδοποιήσεως νά κηρύξη 
τόν Άνάδοχον έκπτωτον των έκ της Συμβάσεως δικαιω¬ 
μάτων του έν περιπτώσει σοβαρών ή επανειλημμένων παρα¬ 
βάσεων των ορών της Συμβάσεως. Σοβαραί παραβάσεις 
θεωρούνται ιδία : 

α) ή μη έκπλήρωσις των έκ των άρθρων 9 καί 25 υπο¬ 
χρεώσεων του, 

β) ή μη εμπρόθεσμος καταβολή ΰπ’ αύτοϋ τοΰ συμφώνως 
προς τάς παραγράφους 1 εως 4 τοϋ άρθρου 19 όφειλομέ- 
νου κατά περίπτωσιν εις είδος ή εις χρήμα, μισθούματος, 
ώς καί τοϋ προβλεπομένου ύπό τοϋ άρθρου 20 φόρου εισ¬ 
οδήματος, 


γ) ή μή εμπρόθεσμος άποπεράτωσις τής κατασκευής των 
εγκαταστάσεων έκμεταλλεύσεως καί ένάρξεως τής κανονι¬ 
κής παραγωγής συμφώνως προς την παρ. 6 τοΰ άρθρου 17. 

’Λπό τής ανωτέρω δηλώσεώς τοϋ Έκμισθωτοϋ ό Άνά- 
ίοχο-ς εκπίπτει πάντων τών ζ.% τής Συμέαάεως ίικα·:ωμάτωμ 
του καί ή Σ’ύμτα-ις λύεται αυτοδικαίως, τοΰ Έκμιτνωτοϋ 
ν.α:θυμένου όπως άπαιτήση έτκτρΌϊέύέτως καί άτοκατάττασ:^ 
πάσης έκ τών άνωτέρω παραβάσεων ζημίας του. 

5. Εις περίπτωσιν υπερημερίας τοΰ Άναδόχου, ό τόκος 
υπερημερίας υπολογίζεται βάσει ετησίου έπιτοκίου. άνω- 
τέρου κατά πέντε (5) εκατοστιαίας μονάδας τοϋ έκάστοτε 
ΐσχύοντος άναπροεξοφλητικοϋ. έπιτοκίου της Τραπέζης τής 
Ελλάδος, έπιφυλασσομένης τής διατάςεως τοΰ δευτέρου 
εδαφίου τοΰ άρθρου 345 τοΰ Άστικοϋ Κώδικος. 

6. Τό κατά τάς παραγράφους 2 καί 4 δικαίωμα τοΰ 
Έκμισθωτοϋ όπως κηρύξη τόν Άνάδοχον έ'κπτωτον άπο- 
σβέννυται μετά πάροδον έξ (6) μηνών, άφ’ ής ό Εκμι¬ 
σθωτής ελαβε γνώσιν τής · παραβάσεως, επιφυλασσόμενου 
τοΰ δικαιώματος άποζημιώσεως. 


Άρθρον 39. 
Έπίλυσις διαφορών ί 1 ) 


(Εκμισθωτής Δημόσιον) ( 2 ) 

1. Πάσα διαφορά τοΰ Άναδόχου μετά τοΰ Έκμισθωτοϋ 
περί την ερμηνείαν ή τήν έκτέλεσιν τής Συμβάσεως καί τά 
έκατέρωθεν δικαιώματα καί υποχρεώσεις, περιλαμβανομέ- 
νων τών άναγομένων εις φορολογικά ή δασμολογικά θέματα 
διαφορών, μή δυναμένη νά διευθετηθή φιλικώς, συμφώνως 
πρός τήν διαδικασίαν της παρ. 1 τοΰ άρθρου 38, Οά λύεται διά 
διαιτησίας, ήτις θά διεξάγεται έν Άθήναις κατά τόν εις τάς 
έπομένας παραγράφους 2-4 άναφερόμενον τρόπον. 


(Εκμισθωτής Δ.Ε.Π.) ( 2 ) 

1. Πάσα διαφορά τοΰ Άναδόχου μετά τοΰ Έκμισθωτοϋ 
ή τοΰ Δημοσίου περί τήν ερμηνείαν ή τήν έκτέλεσιν τής Συμ¬ 
βάσεως καί τά έκατέρωθεν δικαιώματα καί υποχρεώσεις 
περιλαμβανόμενων τών άναγομένων εις φορολογικά ή δασμο¬ 
λογικά θέματα διαφορών. μή δυναμένη νά διευθετηθή φιλι¬ 
κούς, συμφώνως πρός τήν διαδικασίαν τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 
38, θά λύεται διά διαιτησίας, εις ήν ό Εκμισθωτής καί τό 
Ελληνικόν Δημόσιον άποτελοΰν τό έ'ν μέρος, όμοδικοΰν υπο¬ 
χρεωτικούς καί ορίζουν κοινόν διαιτητήν. Εις περίπτωσιν 
διαφωνίας ώς πρός.τό πρόσωπον τοΰ κοινοΰ διαιτητοΰ ούτος. 
ορίζεται ύπό τοΰ Δημοσίου. Ή διαιτησία διεξάγεται έν Άθή- 
ναις κατά τόν εις τάς έπομένας παραγράφους 2-4 άναφε¬ 
ρόμενον τρόπον. 


2. Τό έπιθυμοΰν τήν διαιτησίαν Μέρος, δι’ εγγράφου κοινοποιούμενου πρός τό έτερον, θά γνωστοποιή αύτώ τήν τοιαύ- 
την του πρόθεσιν, θά καθορίζη άκριβώς τά θέματα τής διαφοράς, θά όρίζη τόν διαιτητήν αύτοΰ καί θά καλή τό έτερον Μέρος, 
όπως διορίση δεύτερον διαιτητήν. Εντός είκοσι (20) ήμερίΰν άπό τής λήψ.εως της τοιαύτης κοινοποιήσεως τό έτερον Μέρος 
θά γνωστοποιήση έγγράφως πρός τό αίτησάμενον τήν διαιτησίαν Μέρος τόν διαιτητήν αύτοΰ. Παρερχομένης άπρακτου τής 
προθεσμίας ταύτης, ό δεύτερος διαιτητής διορίζεται ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Άρείου Πάγου έπί τή αιτήσει τοΰ έπισπεύδοντος 
τήν διαιτησίαν Μέρους. Οί οΰτω διορισθέντες διαιτηταί ύποχρεοΰνται, ό'πως έντός είκοσι (20) ημερών άπό τής κοινοποιή- 
σεως τοΰ διορισμοΰ τοΰ δευτέρου διαιτητοΰ έκλέξουν κοινή συμφωνία τόν επιδιαιτητήν, οστις καί Οά είναι καί ό Πρόεδρος τοϋ 
Διαιτητικοΰ Δικαστηρίου. 

Μή συμφωνούντων τών διαιτητών πρός τήν εκλογήν τοΰ έπιδιαιτητοΰ ή παρερχομένης απράκτου τής πρός διορισμόν 
αύτοΰ προθεσμίας, ώς επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος τοΰ Άρείου Πάγου καί τούτου κωλυομένου ό νόμιμος άναπληρωτηζ 
αύτοΰ. Οΐ διαιτηταί οφείλουν νά έκδώσουν τήν άπόφασίν των έντός προθεσμίας δύο (2) μηνών άπό τοΰ διορισμοΰ τοΰ έπι- 
διαιτητοΰ.' Η προθεσμία αύτη δύναται νά παραταθή κοινή συμφωνία τών Μερών ή δι’ άποφάσεως τοΰ Διαιτητικοΰ Δικαστηρίου. 


(- 1 ) Έάν δέν έπιτευχθή συμφωνία περί διαιτησίας, ώς περιεχόμενον τοΰ άρθρου 39 τίθεται τό άκόλουθον: 

(Εκμισθωτής Δ.Ε.Π.) ( 3 ) 


(Εκμισθωτής Δημόσιον) ( 3 ) 

Πάσαι αί μεταξύ τοΰ Άναδόχου καί τοΰ Έκμισθωτοϋ 
διαφοραί περί τήν ερμηνείαν ή τήν έκτέλεσιν τής Συμβάσεως 
καί τά έκατέρωθεν δικαιώματα καί υποχρεώσεις επιλύονται, 
έφ’ όσον είναι ΐδιωτικοΰ δικαίου ύπό τοΰ Έφετείου Αθηνών, 
δικάζοντος κατά τήν διαδικασίαν ένώπιον τοΰ Πολυμελοΰς 
Πρωτοδικείου. Κατά τήν ένώπιον τοΰ Έφετείου διαδικασίαν 
,.οί διάδικοι ύποχρεοΰνται νά προσκομίσουν κατά τήν πρώτην 
επ’ ακροατηρίου συζήτησιν πάντα τά αποδεικτικά αύτών μέ¬ 
σα, οί δέ μάρτυρες εξετάζονται παραχρήμα', μή άπαιτουμέ- 
νης άποφάσεως περί άποδείξεως. Τό δικαστήριον δύναται 
νά διατάξη καί συμπληρωματικάς άποδείξεις. 'Η άνωτέρω 
διαδικασία δέν άναστέλλει τήν έκτέλεσιν τής Συμβάσεως. 


( 2 ’ 3 ) Τίθεται κατά περίπτωσιν ή άρμόζουσα διατύπωσις. 


ΓΙάσαι αί μεταξύ τοΰ Έκμισθωτοϋ ή τοΰ Ελληνικού Δη¬ 
μοσίου καί τοΰ Άναδόχου διαφοραί περί την ερμηνείαν ή τήν 
έκτέλεσιν τής Συμβάσεως καί τά έκατέρωθεν δικαιώματα καί 
υποχρεώσεις έπιλύονται, έφ’ όσον είναι ΐδιωτικοΰ δικαίου, 
ύπό τοΰ Έφετείου Αθηνών, δικάζοντος κατά την διαδικα-, 
σίαν ένώπιον τοΰ Πολυμελοΰς Πρωτοδικείου. Κατά την ενώ¬ 
πιον τοΰ Έφετείου διαδικασίαν, οί-διάδικοι ύποχρεοΰνται να 
προσκομίσουν κατά τήν πρώτην έπ’ άκροατηρίου συζήτησιν 
πάντα τά αποδεικτικά αύτών μέσα, οί δέ μάρτυρες εξετά¬ 
ζονται παραχρήμα, μή άπαιτουμένης άποφάσεως περί άπο- 
δείξεως. Τό δικαστήριον δύναται νά διατάξη καί συμπληρω¬ 
ματικάς άποδείξεις. 'Η άνωτέρω διαδικασία δέν αναστέλλει 
τήν έκτέλεσιν τής Συμβάσεως. 
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Οί διαιτηταί ορίζουν αυτοί ούτοι την διαιτητικήν διαδικασίαν, δικαιούμενοι νά λαμβάνουν ύτρ’ δψιν παν κατά τήν κρίσιν 
των άποδεικτικόν στοιχεΐον, νά εξετάζουν μάρτυρα;, οΐονδήττοτε καί έάν είναι τό άντικείμενον της διαφοράς, να ενεργούν αυ- 
ψίαν, νά διατάσσουν —ραγματογνωμονύνην καί έν γένει παν πρόσφορου μέτρον διά τήν διευκρίνισιν της ύποθέσεως καί άνεύ- 
ρεσιν της αλήθειας. 

3. Έν περιπτώσει άρνήσεως ή κωλύματος τίνος εκ των διαιτητών ή τοΰ έπιδιαιτητοΰ, όπως συνέχιση τήν διαιτησίαν, 
αντικαθίσταται ούτος βάσει τής τηρηθείσης διά τον διορισμόν του διαδικασίας. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ή προθεσμία προς 
έκδοσιν τής διαιτητικής άποφάσεως αναστέλλεται κατά τό χρονικόν διάστημα άπό της έκδηλώσεως τοΰ κωλύματος ή της 
άρνήσεως, βεβαιουμένης διά πράξεως ύπογραφομένης ΰπό των μή κιολυομένων διαιτητών, μέχρι της άντικαταστάσεως τοΰ 
κωλυομένου ή άρνουμένου νά συνέχιση τήν διαιτησίαν διαιτητοϋ. 

'Η διαιτητική άπόφασις λαμβάνεται διά πλειούηφίας. 

Διά τής διαιτητικής άποφάσεως ορίζονται τά έξοδα τής διαιτησίας καί ή αμοιβή των διαιτητών καί τοΰ έπιδιαιτητοΰ 
οάζ χίχζ το υποχρεον ττρ ός καταβολήν αύτών Μέρος ή Μέρη. 'Η άπόφασις των διαιτητών είναι τελεσίδικος καί άποτελεϊ τίτλον 
εκτελεστόν. 


4. (Άνάδοχος έν νομικόν πρόσωπον) (*) 

Έάν ό Άνάδοχος έ'χη μεταβιβάσει τά δικαιοόματά του εις 
Συγγενή αύτοϋ Έπιχείρησιν κατά τήν παρ. 2 τοΰ άρθρου 32 
ή δήλωσις τής παραγράφου 2 γίνεται άπό κοινοΰ ύπ’ αύτών, 
διορίζεται δέ πάντοτε εις κοινός διαιτητής τούτων. Τά άνω- 
τέρω ισχύουν άναλόγως εις την περίπτωσιν τής παρ. 1 τοΰ 
άρθρου 32 έάν ή διαφορά ύφίσταται τόσον μετά τοΰ άρχικοΰ 
Άναδόχου όσον καί τοΰ δικαιοδόχου του. 


4. (Άνάδοχος πλείονα νομικά πρόσωπα) (*) 

Έάν έν ή πλείονα των νομικών προσώπων τών άποτε- 
λούντων τον Άνάδοχον έχουν μεταβιβάσει τά δικαιώματά 
των εις Συγγενή αύτοΰ Έπιχείρησιν κατά τήν παρ. 2 τοΰ 
άρθρου 32, ή δήλωσις τής παραγράφου 2 γίνεται άπό κοινοΰ 
ύπό τών άποτελούντων τον Άνάδοχον νομικών προσώπων 
καί τών δικαιοπαρόχων αύτών. Τά άνωτέρω ισχύουν άναλό¬ 
γως εις τήν περίπτωσιν τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 32, έάν ή δια¬ 
φορά ύφίσταται τόσον μετά τών άποτελούντων άρχικώς τον 
Άνάδοχον νομικών προσώπων όσον καί τών δικαιοδόχων 
αύτών. 


'Η άνωτέρω διαδικασία δεν άναστέλλει τήν έκτέλεσιν τής Συμβάσεως. 


Άρθρον 40. 


Διαχει 


(Άνάδοχος έν νομικόν πρόσωπον) 

1. Έάν ό Άνάδοχος μεταβιβάση ποσοστόν τών έκ τής 
Συμβάσεως δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεών του, συμφώνως 
τώ άρθρω 32, ΰποχρεοΰται νά διορίση Διαχειριστήν καί νά 
κοινοποιήση τον διορισμόν αύτοΰ εις τον Εκμισθωτήν όμοΰ 
μετά τοΰ κεκυρωμένου άντιγράφου τής Συμβάσεως/'Ο οΰτω 
διοριζόμενος διαχειριστής θά έχη τήν διαχείρισιν τών Εργα¬ 
σιών Πετρελαίου καί θά ύποβάλλη προς τον Άνάδοχον άπά- 
σας τάς σχετικάς εκθέσεις, πληροφορίας καί έγγραφα. 'Ο 
Διαχειριστής θά ενεργή έναντι τοΰ Έκμισθωτοΰ ώς ό εξου¬ 
σιοδοτημένος εκπρόσωπος πάντων τών νομικών προσώπων, 
άτινα θά άποτελοΰν έκάστοτε τον Άνάδοχον έν σχέσει προς 
τάς Εργασίας Πετρελαίου, εξαιρέσει τών περιπτώσεων καθ’ 
άς άλλως έν τή Συμβάσει ορίζεται. 


πτής. 

(Άνάδοχος πλείονα νομικά πρόσωπα) ( α ) 

1. 'Ο Άνάδοχος ορίζει διά τής παρούσης ώς Διαχειρι¬ 
στήν .π εις τ.όπ. . . . άναθέ- 

τει τήν διαχείρισιν τών Εργασιών Πετρελαίου καί τήν υπο¬ 
βολήν προς τον Εκμισθωτήν άπασών τών σχετικών εκθέ¬ 
σεων, πληροφοριών καί εγγράφων. 'Ο Διαχειριστής θά 
ενεργή έναντι τοΰ Έκμισθωτοΰ ώς ό εξουσιοδοτημένος εκ¬ 
πρόσωπος πάντων τών νομικών προσώπων, άτινα θά άπο¬ 
τελοΰν έκάστοτε τάν Άνάδοχον, έν σχέσει προς τάς Ερ¬ 
γασίας Πετρελαίου, εξαιρέσει τών περιπτώσεων, καθ’ άς 
άλλως έν τή Συμβάσει ορίζεται. 


2. 'Ο Άνάδοχος δύναται οποτεδήποτε νά άντικαθιστά τον Διαχειριστήν ειδοποιών περί τούτου τόν-Έκμισθωτήν πρό 
τριάκοντα (30) τούλάχιστον ημερών. Άπό τής συστάσεως τής έν παρ. 4 τοΰ άρθρου 17 προβλεπομένης Εταιρίας αΰτη ενερ¬ 
γεί αυτοδικαίως ώς Διαχειριστής διά τήν άντίστοιχον Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως. 


Άρθρον 41. 


Κοινοποιήσεις 

(Εκμισθωτής Δημόσιον) (*) 

1. Εξαιρέσει τών περιπτώσεων καθ’ άς άλλως ορίζεται 
έν τή Συμβάσει, πάσα γνωστοποίησις τοΰ Έκμισθωτοΰ πρός 
τον Άνάδοχον καί άντιστρόφως έν σχέσει πρός τήν Σύμβασιν 
είναι ισχυρά μόνον έφ’ όσον γίνεται έπί άποδείξει ή άποστέλ- 
λεται διά συστημένης έπί άποδείξει έπιστολής καί άπευθύ- 
νεται: · 

α) διά γνωστοποιήσεις τοΰ Άναδόχου πρός τον Εκμι¬ 
σθωτήν πρός τον 'Υπουργόν Βιομηχανίας καί Ένεργείας 


Αντίκλητος. 

(Εκμισθωτής Δ.Ε.Π.).^) 

1. Εξαιρέσει τών περιπτώσεων καθ’_ άς άλλως ορίζεται 
εν τή Συμβάσε'ι πάσα γνωστοποίησις τοΰ Έκμισθωτοΰ πρός 
τον Άνάδοχον καί άντιστρόφως καί τοΰ Έλληνικοΰ Δημο¬ 
σίου πρός τον Άνάδοχον καί άντιστρόφως έν σχέσει πρός τήν 
Σύμβασιν είναι ισχυρά μόνον έφ’ όσον γίνεται έπί άποδείξει 
ή άποστέλλεται διά συστημένης έπί άποδείξει έπιστολής καί 
απευθύνεται πρός : 

α) διά γνωστοποιήσεις τοΰ Άναδόχου πρός τον Εκμι¬ 
σθωτήν πρός 


( Χ ) Τίθεται ή κατά περίπτωσιν άρμόζουσα διατύπωσις. 
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β) διά γνωστοποιήσεις τοΰ Έκμισθωτοϋ πρός τόν Άνά¬ 
δοχον προς 

κάτοικον Αθηνών. 


την Δημοσίαν Έπιχείρησιν Πετρελαίου Α.Ε. 
καί εις τά εν Άθήναις κεντρικά γραφεία χύτης. 

3) διά γνωστοποιήσεις τοΰ Άναδόχου προς το Ελληνικόν 
Δημόσιον προς 

Τόν Υπουργόν Βιομηχανίας καί Ενέργειας 

γ) διά γνωστοποιήσεις τοΰ Έκμισθωτοϋ και τοΰ Ελλη¬ 
νικού Δημοσίου προς τόν Άνάδοχον πρός 


κάτοικον ’ Αθηνών 


2. Εις τόν κατά την προηγουμένην παράγραφον αντίκλητον τοΰ Άναδόχου δύναται νά ένεργοϋνται αί ,έπιδόσεις παντός 
εισαγωγικού δίκης καί ετέρου διαδικαστικού εγγράφου ύπό τοΰ Έκμισθωτοϋ καί τοΰ Ελληνικού Δημοσίου περί διαφορών έκ 
της Συμβάσεως. 

3. Έν περιπτώσει άνακλήσεως ή παραιτήσεως τοΰ αντικλήτου του. ά Άνάδοχος οφείλει νά γνωστοποίηση τήν τοιαύ- 
την άνάκλησιν ή παραίτησιν, ώς καί τά πλήρες όνομα καί τήν διεύθυνσιν τοΰ νέου αντικλήτου, οστις δέον νά είναι κάτοικος 
Αθηνών, μέχρι δέ τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως πρός τόν Εκμισθωτήν καί τό Ελληνικόν Δημόσιον, άπασαι αί έπιδόσεις καί 
γνωστοποιήσεις ένεργοϋνται έγκύρως εις τόν άνωτέρω αντίκλητον. Τά άνωτέρω ισχύουν άναλόγως επί μεταβολής τής έν τη 
συμβάσει ή έν μεταγενεστέρου διορισμώ διευθύνσεως τοΰ διορισθέντος αντικλήτου. 

4. Έν περιπτώσει μεταβιβάσεως δικαιωμάτων, συμφώνους πρός τό άρθρον 32, ό κατά τήν παράγραφον 1 άντίκλητος 
τοΰ Άναδόχου θά θεωρήται ώς άντίκλητος ενός έκάστου τών άποτελούντων έκάστοτε τόν Άνάδοχον νομικών προσώπων, 
μέχρις άνακλήσεως ή παραιτήσεως αύτοϋ ύπό τούς όρους τής προηγούμενης παραγράφου. 


Άρθρον 42. 

Τροποποίησις τής Συμβάσεως. 


(Εκμισθωτής Δημόσιον) (*) 


(Εκμισθωτής Δ.Ε.ΓΙ.) ( ι ) 


1. Καθ’ όλην τήν διάρκειαν ισχύος τής Συμβάσεως ούδε- 
μία διάταξις αυτής δύναται νά τροποποιηθή εϊμή μόνον δι’ 
έγγράφου συμφωνίας τών Συμβαλλομένων Μερών. Διατά¬ 
ξεις περιλαμβανόμενα 1 , εις τόν διά Διατάγματος έγκεκρι- 
μένον Τύπον Συμβάσεως δεν δύναται νά τροποποιηθούν. 


2. Κατόπιν αΐτήσεως τοΰ Άναδόχου, αί προθεσμίαι έκτ 
ται δι’ έγγράφου συναινέσεως τοΰ Έκμισθωτοϋ, έξαιρέσει τών τ 
3 καί τών περιπτώσεων, εις τάς οποίας ή πχράτασις ρυθμίζεται 


Καθ’ όλην τήν διάρκειαν ισχύος τής Συμβάσεως ούδεμία 
διάταξις αύτής δύναται νά τροποποιηθή είμή μόνον δι’ έγγρα- 
φου συμφωνίας τών Συμβαλλομένων Μερών καί έγκρίσεως 
ταύτης ύπό τοΰ-Ελληνικού Δημοσίου, παρεχόμενης ύπό τών 
Υπουργών Συντονισμού, “Οικονομικών καί Βιομηχανίας 
καί Ένεργείας. Διατάξεις περιλαμβανόμενα 1 , εις τόν διά 
Διατάγματος έγκεκριμένον Τύπον Συμβάσεως δεν δύναται 
νά τροποποιηθούν. 

ιληρώσεως τών υποχρεώσεων αύτοϋ δύναται νά παρατείνων- 
ιροθεσμιών τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 καί τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 
. είδικώς ύπό τής Συμβάσεως. 


“Αρθρον 43. 

Έγκυρότης κειμένων. 

1. 'Η Σύμβασις κατηρτίσθη εις τήν Ελληνικήν καί εις την Αγγλικήν γλώσσαν. Έν άσυμφωνία τών κειμένων ύπε- 
ρισχύει τό Ελληνικόν. 'Η Σύμβασις διέπεται ύπό τοΰ Ελληνικού Δικαίου καί ερμηνεύεται βάσει αΰτοΰ. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δηλαΰν ότι, έκτος τής Συμβάσεως καί τών Παραρτημάτων της, δέν ύφίστανται μεταξύ αυ¬ 
τών έτεραι Συμβάσεις ή συμφωνία 1 , έγγραφοι ή προφορικαί. 


•Άρθρον 44. 

Ημερομηνία Ένάρξεως Ισχύος τής Συμβάσεως. 


(Εκμισθωτής Δημόσιον) ( 1 ) 

'Η ισχύς τής Συμβάσεως άρχεται άπό τής ημερομηνίας 
ύπογραφής της 

^ ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ό έκμισθωτής καί ό Άνάδοχος διά τών προμνησθέντων έξου- 


(Έκμισθωτής Δ.Ε.Π.) (*) 

'Η ισχύς τής Συμβάσεως τελεί ύπό τήν αίρεσιν τής έγκρίς 
σεώς της ύπό τοΰ Ελληνικού Δημοσίου παρεχόμενης ύπό 
τών Υπουργών Συντονισμού, Οΐκονο*μικών καί Βιομηχα· 
νιας καί Ένεργείας.. 'Η ημερομηνία .καθ’ ήν ή παρούσα 


Η Τίθε ται ή κατά περίπτωσιν άρμόζουσα διάταξις. 
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σιοδοτημένων αντιπροσώπων των υπέγραψαν τήν Σύμβασήν, 
κατά την έν τή άρχή ταύτης άναφερομένην ημερομηνίαν. 
Διά τδ Ελληνικόν Δημόσιον 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


Συντονισμού 

Οικονομικών 

Βιοαηχανία; καί Ένεονεία; 
Διά . '.!... 


Σύμβασις θέλει έγκριθή, ώς άνωτέρω, Οά είναι ή Ημερομη¬ 
νία ’Ενάοΐεωε Ισχύος τη; Συμβάσεω:. 

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ό Έκμ,ισθωτής καί ό Άνάδοχος διά των προμνησθέντων 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των υπέγραψαν την Σύμ- 
βασιν. κατά τήν έν άρχή ταύτης άναφερομένην ημερομηνίαν. 
Λιά τήν Δημοσίαν Έπιχείρησιν Πετρελαίου Α.Ε. 

Λιά . 

'Η άνωτέρω Σύμβασις έγκρίνεται σήμερον . 

υπό του Ελληνικού Δημοσίου συμφώνως τή παρ. 4 τοϋ 
άρθρου 12 τοϋ Νόμου 468/76. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Συντονισμού 


Οικονομικών 


Βιομηχανίας καί Ένεργείας 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. 
Συμβατική Περιοχή ( 1 ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'. 

Πίνακες Αποσβέσεων ( 2 ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'. 

Συμμετοχή εις τήν έκμετάλλευσιν. 


ΜΕΡΟΣ Α'. 
ΚΟΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


’Άρθρον 1. 


Όοισμοί. 

Αί κάτωθι λέξεις καί όροι κέκτηνται τήν παραπλεύρως τούτων σημειουμένην έννοιαν, έκτος 
συμφραζομένων προκύπτη διάφορος έννοια. 

Μερίδιον Συμμετοχής : Τό ποσοστάν. κατά τό όποιοι έκαστος των Κοινοπρακτούντων μετέχει 
τά έκ ταύτης έσοδα καί έξοδα. 


έάν έκ 


των έν τώ κειμένω 
έκμετάλλευσιν καί 


Εκμισθωτής Δ.Ε.Π. ( 3 ) 

Κοινοπρακτοΰντες : Απαντες οί μετέχοντες εις τήν έκμε- 
τάλλευσιν. ήτοι τά άποτελοϋντα τον Άνάδοχον νομικά πρό¬ 
σωπα, ώς καί ή κατά τήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 11 θυγατρική 
τής Δ.Ε.Π. εταιρία. 

Δ.Ε.Π. (Δημοσία Έπιχείρησις Πετρελαίου Α.Ε.). 


Εκμισθωτής Δημόσιον ( 3 ) 

Κοινοπρακτοΰντες : "Απαντες οί μετέχοντες εις τήν έκμε- 
τάλλευσιν, ήτοι τά άποτελοϋντα τον Άνάδοχον νομικά πρό¬ 
σωπα, ώς καί ή Δ.Ε.Π. ή ή κατά τήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 11 
θυγατρική αυτής εταιρία. 

Εξαιρέσει τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 11. νοείται κατά περί- 
πτωσιν ή Δ.Ε.Π. ή ή κατά τήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 11 θυγα¬ 
τρική αύτής εταιρία. 


>/ 


Αρθρον 




Άσκησις δικαιώματος συμμετοχής. 

1. Τό κατά τό αρθρον 23 τής Συμβάσεω; δικαίωμα συμμετοχής άσκεϊται μόνον άπαξ, δι’ έΐιιδόσεως δηλώσεως καθο- 
ριζούσης τό Μερίδιον Συμμετοχής τής Δ.Ε.Π. 

2. Άπό τής έπιδόσεως τής ύπό τής προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένης δηλώσεως, αί έκ τής Συμβάσεως ύπο- 
χρεώσεις καί τά δικαιώματα των λοιπών Κοινοπρακτούντων, τά άφορώντα τήν Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως, καί δή έκάστου 
τούτων συμμέτρως, μειοΰνται αυτοδικαίως κατά τό μέτρον τοϋ ύπό τής Δ.Ε.Π. άποκτωμένου Μεριδίου Συμμετοχής. 


’Άρθρον 3. 

Διαχείρισις τής Περιοχής Έκμεταλλεύσεως. 


( 4 ) 

1. Ή άπό κοινοϋ ύπό τής Δ.Ε.Π. καί τοϋ Άναδόχου δια- 
χείρισις τής Περιοχής Έκμεταλλεύσεως γίνεται έπί τή βάσει 
τοϋ παρόντος Παραρτήματος άπ’ ευθείας ύπό τών Κοινο- 
νοπρακτούντων συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Μέρους 

Βδ. 


( 4) 

1. 'Η άπό κοινοϋ ύπό τής Δ.Ε.ΓΙ. ^αί τοϋ Άναδόχου δια- 
χείρισις τής Περιοχής Έκμεταλλεύσεως γίνεται έπί τή βάσει 
τοϋ παρόντος Παραρτήματος ύπό τής έν παρ. 4 τοϋ άρθρου 
17 τής συμβάσεως προβλεπομένης άνωνύμου εταιρίας συμ¬ 
φώνως πρός τάς διατάξςις τοΰΆίέρους Γ'. Ή Δ.Ε.Π. γί- 


(') Συμπληροϋται έκάστοτε διά τής περιγραφής τής κατά περίπτωσιν Συμβατικής Περιοχής. 

( : ) Συμπληροϋται &ιά Πινάκων Αποσβέσεων^συμφωνουμίένων έν-ΐς τών πλαισίων τών κάψ Οριζόμενων οιά τής προβλεπο- 
μένης ΰπό τής παρ. 4 τοϋ άρ-άρου 26 τοϋ Νόμοι» περί ' Υ-ίρογοναν-λράκων Υπουργικής άποφ-άσεως. 

( 3 ) Τίθεται ή άρμόζουσα κατά περίπτωσιν διατύπωσές. 

( 4 ) 'Η εϊδικωτέρα έπιλογή μεταξύ τών μορφών διαχειρίσεως χωρεϊ συμφώνως πρός τήν παρ. 4 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Νόμου 
περί Υδρογονανθράκων. 
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νέτα·, μέτοχοί αυτής κατά λ.ογον του ύπ αύτής κτωμένου 
Μεριδίου Συμμετοχής. Το καταστατικόν τής ανωνύμου εται¬ 
ρίας διαχειρίσεως δέον όπως είναι σύμφωνον προς τάς δια¬ 
τάσεις του Μέρους Γ' τοϋ παρόντος Παραρτήματος. Έάν 
ή ύπό τής —αρ. 4 τοϋ άρθρου 17 τής Συμβάσεως — ροβλε- 
πομένη εταιρία συσταΟή πρό τής έν τή παρ. I τοϋ άρθρου 
2 — ροβλ.επομένης δηλώσεως, 6 Άνάδοχος ύποχρεοΰται νά 
μεταβιβάση μετοχάς τής έταιρίας εις τήν Δ.Ε.ΓΙ. αναλο¬ 
γούσα; εις τό Μερίδιον Συμμετοχής αυτής, ή Δ.Ε.Π. νά 
καταβάλη τήν ονομαστικήν αξίαν αυτών τό υέ καταστατικόν 
τής έταιρίας δέον όττως προσαρμοσθή εντός τριών (3) μηνών 
άπό τοϋ Άναδόχου τερός τάς ύπό τοϋ "Μέρους Γ' τοϋ πα¬ 
ρόντος Παραρτήματος προβλεπομένας διατάξεις. 

2. Διά κοινής συμφωνίας των Ινοινοποακτούντων. έπιουλασσομένης τής ισχύος τοϋ άρθρου 42 τής Συμβάσεως, δύναται 


ή έπιλεγομένη μορφή διαχειρίσεως νά αντικαθίσταται διά τής 
’ΆρΟρον 4. 

Δαπάναι έκμεταλλεύσεως. 

1. "Απαντα τά μετά τήν έν άρθρω 2 προβλεπομένην 
δήλωσιν δημιουργούμένα έξοδα τής Περιοχής Έκμεταλ¬ 
λεύσεως βαρύνουν τούς Κοινοπρακτοϋντας κατά λόγον τής 
συμμετοχής των εις αυτήν, επιφυλασσόμενης τυχόν αντι¬ 
θέτου ειδικής προβλέψεως τοϋ παρόντος Παραρτήματος. 

2. Εντός τεσσαράκοντα πέντε (45) ήμερων άπό τοϋ 
τέλους έκαστου ήμερολογιακοϋ μηνός τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον της ανωνύμου έταιρίας τιαχειρίτεως ή. άναλόγωςι 
τής περιτιτώτεως. ή Επιτροπή Διαχειρίσεως τής κοινοπρα¬ 
ξίας θά άποστέλλη εις τούς Κοινοπρακτοϋντας κατάστασιν 
έμφαίνουσαν τάς δαπάνας τοϋ έν λόγω μηνός καί τό ποσόν, 
το όποιον έκαστος τούτων οφείλει νά καταβάλη. Έκαστος 
των Κοινοπρακτούντων ύποχρεοϋται όπως εντός τριάκοντα 
(30) ήμερων άπό τής λήψεως τής ως άνω καταστάσεως 
έμβάση τό εις αυτόν αναλογούν ποσόν. λαμβανομένων ύπ’ 
όψιν τυχόν γενομένων προκαταβολών. 

3. Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής ανωνύμου έταιρίας 
διαχειρίσεως ή, άναλόγως τής περίπτούσεως, ή Επιτροπή 
Διαχειρίσεως τής κοινοπραξίας θά άποστέλλη τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) ήμέοας πρό τής ένάρξεως έκαστου ημερο¬ 
λογιακού τριμήνου εις τούς Κοινοπρακτοϋντας κατάστασιν 
έμφαίνουσαν τά προβλεπόμενα νά πραγματοποιηθούν συμ- 
φώνως προς τό έγκριθέν Ετήσιον Πρόγραμμα καί Προϋπο¬ 
λογισμόν έξοδα κατά τό έν λόγω τρίμηνον μετ’ άναλύσεως 
τούτων κατά μήνα, καί τό κατά τήν παρ. 1 αναλογούν εις 
έκαστον των Κοινοπρακτούντων μέρος τούτων. 

Οί Κοινοπρακτοϋντες ύποχρεοϋνται όπως εντός τριάκοντα 
(30) ήμερων άπό τής λήψεως τής ώς άνω καταστάσεως, 
πάντως όμως ούχί πρό τής ένάρξεως τοϋ ήμερολογιακοϋ 
τριμήνου, έμβάσουν τό έν αυτή ποσόν διά τό άντίστοιχον 
τρίμηνον. 

"Απαντα τά υπό των Κοινοπρακτούντων διατιθέμενα ποσά 
δέον όπως κατατίθενται εις τραπεζικόν λογαριασμόν έπι 
τόκω. 

Διά τής έν παρ. 2 τοϋ άρθρου 6 πλειοψηφίας δύναται νά 
άποφασισθή ή προκαταβολή χρημάτων κατά διαστήματα 
βραχύτερα τοϋ ήμερολογιακοϋ τριμήνου, τηρούμενων κατά 
τά λοιπά των προθεσμιών τοϋ πρώτου έδαφίου ώς καί ή 
κατά διάφορον τής τραπεζικής καταθέσεως τρόπον διαφύ- 
λαξις τών ύπό τών Κοινοπρακτούντων έμβαζομένων ποσών. 

Τυχόν 'μή δαπανηθέντα ποσά μεταφέρονται εις τον λογα¬ 
ριασμόν τοϋ έπομένου τριμήνου καί άφαιροΰνται έκ τών 
δι’ αύτό προβλεπομένων προς προκαταβολήν ποσών. 

Πέραν τών ώς άνω ποσών, τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
της ανωνύμου έταιρίας διαχειρίσεως, ή, άναλόγως τής περι- 
πτωσεως, η Επιτροπή Διαχειρίσεως τής Κοινοπραξίας 
δικαιούται νά άπαιτήση παρά τών Κοινοπρακτούντων όπως 
καταβάλλουν άμέσως τό άναλογοΰν εις τό Μερίδιον Συμ- 
μετοχής έκάστου ποσόν δΓ έκτάκτους άνάγκας μή προβλε- 
φθείσας. 



Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής άνωνύμου έταιρείας δια¬ 
χειρίσεως, ή, άναλόγως τής περιπτώσεως, ή Επιτροπή Δια¬ 
χειρίσεως τής Κοινοπραξίας δύναται δΓ άποφάσεως λαμ- 
βανομένης διά τής πλειοψηφίας τής παρ. 10 τοϋ άρθρου 21 
ή κατά περίπτωσιν τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 15 νά άπαι- 
τήση παρ’ έκάστου τών Κοινοπρακτούντων επαρκείς εγ¬ 
γυήσεις καλυπτούσας έν όλω ή έν μέρει τήν άναλογοΰσαν 
εις το Μερίδιον Συμμετοχής αύτοϋ δαπάνην κατά τό έν 
παρ. 7 τοϋ άρθρου 13 τής Συμβάσεως προβλεπόμενον Πρό¬ 
γραμμα Άναπτύξεως καί Παραγωγής. 

4. Αί ύπό τών Κοινοπρακτούντων καταβολαί τών έν παρ. 

2 καί 3 ποσών θά γίνωνται εις.Η) Έφ’ όσον προβλέ- 

πονται νά γίνουν δαπάναι εις νόμισμα διάφορον, δύναται 
ή Επιτροπή Διαχειρίσεως ή, άναλ.όγως τής περιπτώσεως, 
τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής άνωνύμου έταιρίας δια- 
χειρίσεως νά αποδέχεται πλήρωμά; ^ς τούτο τό νόμισμα. 

5. "Απασαι αί προμήθεια·, διενεργοϋνται ύπό Επιτροπής 
Προμηθειών, συνιστωμένης καί λειτουργούσης, κατά τάς 
διατάξεις τών άρθρων 12, 13 καί 14 άναλόγως έφαρμο- 
ζομένας. Αί αποφάσεις τής Επιτροπής Προμηθειών λαμ- 
βάνονται κατά πλ.ειοψηφίαν τών κατά την συνεδρίασιν έκ- 
προσωπουμένων Μεριδίων Συμμετοχής. ΜΙ διενέργεια τών 
προμηθειών γίνεται κατά τάς διατάξεις τών παρ. 6-9. 

6. Επιφυλασσόμενης τής ισχύος τής'διατάξεως τής παρ. 
1 τοϋ άρθρου 28 τής Συμβάσεως Μισθώσεως, ή άνάθεσις 
πάσης προμήθειας δέον όπως βασίζεται εις άληθεΐς καί 
εύλογους τιμάς, συμφώνους προς /τάς ϊσχυεόσας αγοραίας τι¬ 
μάς. όρους χρηματοίοτήτεως καί χρόνον -αραίόσεως. 

7. Προμήθεια·, άξίας μέχρι; εκατόν χμλιάδων (ΪΟΟ.ΟΟΟ) 
δολλαρίων ΗΠΑ έκάστη, δύναται νά διενεργοϋνται ύπό 
οργάνων ή υπαλλήλων τής Κοινοπραξίας έξουσιοδοτουμέ- 
νων κατά τάς διατάξεις τοϋ δευτέρου έδαφίου της παρ. 3 
τοϋ άρθρου 15, ή, κατά περίπτωσι~>, ύπό νομίμως εξου¬ 
σιοδοτημένων οργάνων ή υπαλλήλων τής άνωνύμου έται¬ 
ρίας διαχειρίσεως. 

Προμήθεια·, υλικών, έξοπλισμοϋ, υπηρεσιών καί λοιπών 
άναγκβίων διά τάς Εργασία; Πετρελαίου· άξίας ΰπερτέρας 
τών έκατόυ χιλιάδων (100.000) "δολλαρίων ΗΠΑ- έκάστη 
διενεργοϋνται υποχρεωτικούς κατά περίπτωσιν ύπό τής Επι¬ 
τροπής Προμηθειών. . 

ΔΓ έκάστην προμήθειαν άξίας ΰπερτέρας τών πεντακο- 
σίων χιλιάδων (500.000) δολλαρίων ΗΓΙ.ή διεξάγεται μέσω 
τής Επιτροπής Προμηθειών μειοδοτικός διαγωνισμός εΐτε 
κατόπιν δημοπρασίας εΐτε κατόπιν προσκλήσεως περιω- 
ρισμένου άριθμοϋ ένδιαφερομένων ποός υποβολήν προσ- 
φορών. 'Οσάκις ή Έπιτροττή αποφασίζει νά προσκαλέση πε- 
ριωρισμένον άριθμόν υποψηφίων προμηθευτών, έκαστος τών 
Κοινοπρακτούντων δικαιούται νά προσκαλέση προσθέτω; 
υποψηφίους τής ίδικής του έκλογής. 


(’) Τίθεται τό έη·3·υμητόν νόμισμα. 
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8. Οί Κοινοπρακτοϋντες δικαιούνται όπω; έλέγχουν ελευ¬ 
θέριος άπαντα τά στοιχεία, τά σχετικά προς τάς προμή¬ 
θειας καί πας ύποβαλλομένας προσφοράς. 

9. Τά ανωτέρω προβλεπόμενα ποσά θά άναπροσαρμό- 
ζωντα'. άνά τριετίαν, βάσει της έξελίξεως των τιμών, των 
χρησιμοποιούμενοι υπό τοϋ Άναδόχου διά τάς Εργασίας 
Πετρελαίου υλικών εξοπλισμού καί ύπηρεσιών δι’ άποφά- 
σεως τής Έπιτροττής Προμηθειών. 

Διά τήν έγκυρον λήψιν τής άποφάσεως απαιτείται πλειο- 
ψηφία των εκπροσωπούν τουλάχιστον έβδομήκοντα πέντε 
τοϊς εκατόν (75%), υπολογιζόμενη κατά τό μέγεθος των 
Μεριδίων Συμμετοχής. 

’Άρθρον 5. 

Κυρώσεις. 

1. Έάν είς εκ των Κοινοπρακτούντων περιέλθη εις υπε¬ 
ρημερίαν περί την καταβολήν των έν τω προηγουμένω άρθριο 
ποσών, καταβάλλει τον προβλεπόμενον τόκον υπερημερίας. 
Έάν εις των Κοινοπρακτούντων διατελή έν υπερημερία 
πέραν των τριάκοντα (30) διαδοχικών ημερών, οι μή τε- 
λοϋντες έν υπερημερία Καινοπρακτοϋντες ύποχρεοϋνται νά 
καταβάλουν κατά λόγον των Μεριδίων Συμμετοχής των 
τό υπό τοϋ τελοϋντος έν υπερημερία όφειλόμενον ποσόν 
καί αποκτούν, άμα τή καταβολή, ένέχυρον έπί των έπί της 
παραγωγής τής Περιοχής Έκμεταλλεύσεως δικαιωμάτων 
τοϋ τελοϋντος έν υπερημερία διά τήν κατ’ αύτοΰ άπαίτησίν 
των. 

'Η καταβολή παντός ποσοΰ ύπό των μή τελούντων έν 
υπερημερία Κοινοπρακτούντων δέον όπως γνωστοποιήται 
άμελλητί ύπό τούτου ή τοϋ τελοϋντος έν υπερημερία Κοινο- 
πρακτοΰντος εις τον Εκμισθωτήν. 

2. Έάν εις τών Κοινοπρακτούντων διατελή έν υπερημε¬ 
ρία πέραν τών εξήκοντα (60) διαδοχικών ήμερών, οί μή 
τελοϋντες έν υπερημερία Ινοινοπρακτοϋντες δύνανται διά 
δηλώσεώς των, κοινοποιουμένης εις τόν τελοϋντα έν υπε¬ 
ρημερία καί εϊς τόν Εκμισθωτήν νά αποκτήσουν άνευ ανταλ¬ 
λάγματος τό Μερίδιον Συμμετοχής τοϋ τελοϋντος έν υπερη¬ 
μερία κατά λόγον τών ίδικών των Μεριδίων Συμμετοχής. 
Τό Μερίδιον Συμμετοχής άποκτάται ύπό τών μή τελούντων 
έν υπερημερία Κοινοπρακτούντων αυτοδικαίως άμα τή 
δηλώσει αυτών ότι άσκοΰν τό έκ τής παρούσης παραγρά¬ 
φου παρεχόμενου εις αυτούς δικαίωμα. Μετά τοϋ Μερι¬ 
δίου Συμμετοχής μεταβιβάζεται αύτοόικαίως ή έπί κινητών 
πραγμάτων κυριότης τοϋ τελοϋντος έν υπερημερία Ινοινο- 
πρακτοϋντος. 'Η δήλωσις δέον νά έπιδίδεται εις τόν ύπερή- 
μερον Κοινοπρακτοϋντα τούλάχιστον τριάκοντα (30) ήμέρας 
προ τής σκοπουμένης μεταβιβάσεως. Τό ώς άνω μεταβιβα¬ 
ζόμενου Μερίδιον Συμμετοχής αποκτάται έλεύθερον τοϋ έν 
παρ. 1 ένεχύρου. 

’Άρθρον 6. 

Διάθεσις τής παραγωγής. 

1. Έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τοϋ άρθρου 7, 
έκαστος τών Κοινοπρακτούντων λαμβάνει είς είδος τούς 
εις τό Μερίδιον Συμμετοχής του άναλογοϋντας ύδρογονάν- 
θρακας καί Παραπροϊόντα. 

2. 'Η διαδικασία τής άπολήψεως ύφ’ έκάστου τών Κοινο- 
πρακτούντων τών άνηκόντων είς αυτόν Υδρογονανθράκων 
καί Παραπροϊόντων, ήτις θά βασίζεται έπί τών έκάστατε 
ύποβαλλομένωνύπό τών Κοινοπρακτούντων δηλώσεων περί 
τών πραγματοποιηθησομένων ύπ’ αυτών άπολήψεων, καθο¬ 
ρίζεται δι’ άποφάσεως τών Κοινοπρακτούντων λαμβανομέ- 
νης διά πλειοψηφίας έβδομήκοντα πέντε έπί τοϊς έκατόν 
(75 %) ύπολογιζομένης κατά τό μέγεθος τών Μεριδίων 
Συμμετοχής. 

Άρθρου 7. 

Συνδρομή είς τήν διάθεσιν τής παραγωγής. 

'Η Δ.Ε.Π. δύναται διά συμβάσεως συναπτομένης μεθ’ 
ενός ή πλειόνων τών Κοινοπρακτούντων νά άναθέση ύπό 
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ορούς αμοιβαίους αποδεκτούς είς αυτούς τήν διάθεσιν τοϋ 
Μεριδίου της έν 5λω ή έν μέρει. 

’Άρθρον 8. 

Μεταβίβασις Μεριδίου Συμμετοχής. 

1. Οί Κοινοπρακτοϋντες έχουν δικαίωμα προτιμήσεως 
έπί μεταβιβάσεως Μεριδίου Συμμετοχής έν 6λω ή έν μέρει, 
έκτος έάν αϋτη γίνεται προς Συγγενή Έπιχείρησιν ή έτερον 
Κοινοπρακτοϋντα. 'Ο προτιθέμενος νά μεταβιβάση Μερίδιον 
Συμμετοχής γνωστοποιεί είς τούς λοιπούς Κοινοπρακτοΰντας 
την τοιαύτην πρόθεσίν του μετά τών ορών τής πωλήσεως. 
Τό δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται δι’ έπιδόσεως σχετικής 
δηλώσεώς προς τόν μεταβιβάζοντα τό Μερίδιον Συμμετο¬ 
χής του εντός δέκα (10) ήμερών άπό τής κατά τά ανωτέρω 
Υ^ωστοποιήσεως. 'Η Δ.Ε.Π. άσκεΐ τό δικαίωμα προτιμή¬ 
σεως μόνον κατόπιν έγκρίσεως τού 'ΐπουργοΰ Βιομηχανίας 
καί Ένεργείας. 

2. Έάν πλείονες Κοινοπρακτοϋντες άσκήσουν τό δικαίω¬ 
μα προτιμήσεως. περιέρχεται είς τούτους τό έκποιούμενον 
Μερίδιον κατά λόγον τών Μεριδίων Συμμετοχής των. 

’Άρθρον 9. 

Εφαρμοστέου δίκαιον -Έπίλυσις διαφορών (1). 

1. Τό ελληνικόν δίκαιον διέπει τάς σχέσεις τών Κοινο- 
πρακτούντων. 

2. Πάσα μεταξύ τών Κοινοπρακτούντων διαφορά περί 
τήν ερμηνείαν ή τήν έκτέλεσιν τής συμβάσεως καί τά εκα¬ 
τέρωθεν δικαιώματα καί υποχρεώσεις, μή δυναμένη νά 
διευθετηθή φιλικώς, θά λύεται διά διαιτησίας ήτις θά διε¬ 
ξάγεται έν ΆΟήναις κατά τόν ύπό τών παρ. 2 καί 3 τοϋ 
άρθρου 39 τής Συμβάσεως προβλεπόμενον τρόπον. 

'Η άνωτέρω διαδικασία δεν αναστέλλει τήν έκτέλεσιν τής 
συμβάσεως συμμετοχής είς τήν έκμετάλλευσιν. 

Άρθρον 10. 

Τροποποιήσεις - Κοινοποιήσεις. 

1. 'Η διάταξις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 42 τής Συμβάσεως 
έοαρμόζεται καί έπί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί 
άντικαταστάσεως τοϋ παρόντος παραρτήματος. 

2. "Εκαστος Κοινοπρακτών ύποχοεοϋται όπως διορίσ^ 
άντίκλητον αύτοϋ, κάτοικον Αθηνών, έντός δέκα (10) 
ήμερών άπό τής ίδρύσεως τής άνωνύμου εταιρίας διαχειρί- 
σεως ή, άναλόγως τής περιπτώσεως, άπό τής πρώτης συνε- 
δριάσεως *τής Επιτροπής Διαχειρίσεως ,τής Κοινοπραξίας. 
'Ο διορισμός γίνεται διά γ;ωστοποιήσεως τοϋ ονόματος καί 
τής διευθύνσεως τοϋ άντικλ.ήτου είς τήν άνώνυμον έταιρίαν 
ή είς τούς λοιπούς Κοινοπρακτοΰντας. 

Αί παρ. 2 έως 4 τοϋ άρθρου 41 τής Συμβάσεως έφαρμό- 
ζονται άναλόγως. 

Άρθρον 11. 

Είδικαί διατάξεις περί Δ.Ε.Π: · 

1. Άπό τής υποβολής τής έν παρ. 1 τοϋ άρθρου 2 προ- 
βλεπομένης δηλώσεώς καί μέχρι τής ένάρξεως τής κανονι- 

(1). Έάν δεν έπιτευχθή συμφωνία περί διαιτησίας, ώς 
περιεχόμενον τής παρ. 2 τίθεται τό ακόλουθον : 

Πάσα μεταξύ τών Κοινοπρακτούντων διαφορά περί τήν 
ερμηνείαν ή τήν έκτέλεσιν τής συμβάσεως καί τά εκατέρω¬ 
θεν δικαιώματα καί υποχρεώσεις, μή δυναμένη νά διευθετηθή 
φιλικώς, επιλύεται ύπό τοϋ Έφετείου Αθηνών δοκάζοντος 
κατά τήν διαδικασίαν ένώπιον τοϋ Πολυμελούς Πρωτοδι¬ 
κείου. Κατά τήν ένώπιον τοϋ Έφετείου διαδικασίαν οί διά- 
δικοι ύποχρεοϋνται νά προσκομίσουν ·καίτά τήν πρώτην 
επ’ ακροατηρίου συζήτησιν πάντα τά άποδεικτικά αυτών 
μέσα, οί δέ μάρτυρες εξετάζονται παραχρήμα, μή άπαιτου- 
μένης άποφάσεως περί, άποδείξεως. Τό δικαστήριον δύναται 
νά διατάξη καί συμπληρωματικάς άποδείξεις. 
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κής παραγωγής των Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόν¬ 
των καταβάλλονται, υπό των λοιπών, πλήν της Δ.Ε.Π.. Κοινο- 
πρακτούντων κατά λόγον των Μεριδίων Συμμετοχής των αί 
εις τό Μερίδ'.ον αύτής άναλογούσαι δαπάναι. 'Η Δ.Ε.Π. 
ΰποχρεοϋτα'. νά καταβάλη εις τούς λοιπούς Κοινοπρακτοϋντας 
τό ως άνω ποσόν, ως καί εκείνο, τό όποιον αναλογεί εις τό 
Μερίδ'.ον Συμμετοχής της διά δαπάνας έρεύνης καί εκμε¬ 
ταλλεύσεων γενομένας πρό τής ως άνω δηλώσεως καί ύπο- 
λογ'.ζομένας κατά τα εις τό άρθρον 31 τής Συμβάσεως οριζό¬ 
μενα διά παραχωρήσεως τής άνηκούσης εις τό Μερίδ'.ον 
Συμμετοχής της παραγωγής Υδρογονανθράκων καί Παρα¬ 
προϊόντων, άποτιμωμένης βάσει των έν άρθρω 21 τής Συμ¬ 
βάσεως όριζομένων τιμών. 

'Η Δ.Ε.Π. βαρύνεται διά τών εξόδων τής κανονικής 
παραγωγής ώς καί οΐ λοιποί Κοινοπρακτοϋντες, ώς καί διά 
πάσαν έκτακτον δαπάνην, άποφασιζομένην κατά την διάρ¬ 
κειαν, αυτής. 

'Η Δ.Ε.Π. διά τής έν παρ. 1 τοϋ άρθρου 2 προβλεπομέ- 
νης δηλώσεως δύναται νά παραιτηθή έν δλω ή έν μέρει 
τοϋ εις τό πρώτον έδάφιον δικαιώματος αύτής, καταβάλ- 
λουσα, ώς καί οί λοιποί Κοινοπρακτοϋντες, τάς εις τό Μερί- 
διον Συμμετοχής της άναλογούσας δαπάνας. 

2. Εκμισθωτής Δημόσιον ( 1 ) 

Έάν κατά τον χρόνον τής υποβολής τής έν παρ. 1 τοϋ 
άρθρου 2 προβλεπομένης δηλώσεως συμμετοχής, Εκμι¬ 
σθωτής είναι τό Δημόσιον, τοΰτο δύναται νά συμμετάσχη 
εις τήν έκμετάλλευσιν μόνον διά τής Δ.Ε.Π., ήτις περαιτέρω 
δικαιούται νά μεταβιβάζη έν όλω ή έν μέρει τήν συμμετοχήν 
της εις τήν έκμετάλλευσιν εις θυγατρικήν αύτής έταιρίαν, 
ίδρυομένην συμφώνως προς τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 43 τοϋ 
Νόμου περί Υδρογονανθράκων. Έάν κατά τον ώς άνω χρό¬ 
νον Εκμισθωτής είναι ή Δ.Ε.Π., συμμετέχει αΰτη εις τήν 
έκμετάλλευσιν διά θυγατρικής αύτής έταιρίας ιδρυόμενης 
ώς άνωτέρω. 

Εκμισθωτής Δ.Ε.Π. Η) 

'Η Δ.Ε.Π. συμμετέχει εις τήν έκμετάλλευσιν διά θυγα¬ 
τρικής αύτής έταιρίας, ίδρυομένης συμφώνως πρός τήν παρ. 
3 τοϋ άρθρου 43 τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων. 

ΜΕΡΟΣ Β'. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ 

"Αρθρον 12. 

Διαχείρισις. 

1. Ή διαχείρισις τής Κοινοπραξίας άνατίθεται εις Επι¬ 
τροπήν Διαχειρίσεως, ήτις εκλέγεται ύπό τών Κοινοπρα- 
κτούντων. 

2. "Εκαστος τών Κοινοπρακτούντων ορίζει άνά έν μέλος 
τής Επιτροπής Διαχειρίσεως καί ένα άναπληρωτήν τούτου. 
Έάν οί Κοινοπρακτοϋντες είναι μόνον δύο, έκαστος τούτων 
ορίζει άνά δύο μέλη τής Επιτροπής Διαχειρίσεως μετ’ 
ισαρίθμων άναπληρωτών. 

3. Τά μέλη τής Επιτροπής Διαχειρίσεως δεν δικαιούν¬ 
ται άμοιβής ή οίασδήποτε άπολήψεως έξόδων διά τάς προσ- 
φερομένας ύπ’ αύτών υπηρεσίας. 

"Αρθρον 13. 

Όρισμός Μελών Επιτροπής. 

1. Οί Κοινοπρακτοϋντες ύποχρεοϋνται όπως έντός δέκα 
πέντε (15) ημερών άπό τής έπιδόσεώς τής έν παρ. 1 τοϋ 
άρθρου 2 προβλεπομένης δηλώσεως ορίσουν τά κατά τό 
προηγούμενον άρθρον μέλη τής Επιτροπής διά γνωστοποιή- 
σεως τών ονομάτων καί τών διευθύνσεων αύτών εις τούς 
λοιπούς Κοινοπρακτοϋντας. Τά μέλη τής Επιτροπής καί οΐ 
άναπληρωταί αύτών δέον όπως διαμένουν έν Έλλάδι. 


( ι ) Τίθεται ή άρμόζουσα κατά περίπτωσιν διατύπωσις. 


2. Οί Κοινοπρακτοϋντες δύναται νά αντικαταστήσουν 
οποτεδήποτε τά ύπ’ αύτών όρισθέντα μέλη δι’ ετέρων, ννω- 
στοποιοϋντες τούτο πρό τριάκοντα (30) ημερών εις τούς 
λοιπούς Κοινοπρακτοϋντας. 

"Αρθρον 14. 

Πρόεδρος. Σύγκλ.ησις Συνεδριάσεως. Πρακτικά. 

1. Ή Επιτροπή Διαχειρίσεως συνέρχεται εις τήν πρώ- 
την αύτής συνεδρίασιν έντός δέκα (10) ήμερων άπό τής 
λήξεως τής προθεσμίας τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 13 καί έκ- 
λέγει τον Πρόεδρον καί τον Αντιπρόεδρον αύτής. Ή πα- 
ράλειψις τινός ή πλειόνων' Κοινοπρακτούντων νά ορίσουν 
τά μέλη ή τούς άναπληρωτάς αύτών έμπροθέσμως, συμφώ¬ 
νως πρός τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 13 δεν αναστέλλει τήν προ¬ 
θεσμίαν συγκλήσεως τής πρώτης συνεδρίας τής Επιτροπής, 
ήτις νομίμως συγκαλεΐται τή προσκλήσει ενός τών μελών 
αύτής. 

Τον Πρόεδρον άπόντα ή κωλυόμενου άναπληροΐ ό Αντι¬ 
πρόεδρος ή τό δι’ άποοάσεως τής Επιτροπής οριζόμενου 
μέλος αύτής. Ό Πρόεδρος τής Επιτροπής Διαχειρίσεως ή 
ό τούτον άναπληρών προΐσταται τών συνεδριάσεων τής Επι¬ 
τροπής, διευθύνει τάς εργασίας αύτής, υπογράφει τά άντί- 
γραφα καί αποσπάσματα τών πρακτικών αύτής καί έχει 
τήν έποπτείαν τής λειτουργίας τής Επιτροπής καί τοϋ 
προσωπικού τής κοινοπραξίας. 

2. Ή Επιτροπή συνέρχεται έν Άθήναις έπί τή προσκλή- 
σει τοϋ Προέδρου τακτικώς μεν ώς αύτη ήθελεν άποφασίσει, 
τούλάχιστον όμως άπαξ καθ’ ημερολογιακόν εξάμηνου, 
εκτάκτως 3έ οτάκις ό Πρόείρος ήύ-ελε κρίνε: τούτο σκόπιμου ή 
ήθελε ζητήσει τοΰτο έν τών μελών. Έν περιπτώσει έλλεί- 
ψεως ή κωλύματος τοϋ Προέδρου, ή Επιτροπή συγκαλεΐ- 
ται ύπό τοϋ Αντιπροέδρου ή ύφ’ ένός μέλους αύτής, όρι- 
σθέντος έπί τούτω ύπό τής Επιτροπής έκ τών προτέρων. 
Έφ’ οσον είναι σύμφωνα άπαντα τά μέλη της Επιτροπής, 
δύνανται νά συνέλθουν εις συνεδρίασιν, καί άν δεν έτηρήθη- 
σαν αί άνωτέρω διατυπώσεις. 

3. Περί τών συζητήσεων καί άποφάσεων τής Επιτρο¬ 
πής Διαχειρίσεως τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εις 
ειδικόν βιβλίον. Ταϋτα υπογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου 
καί τών παραστάντων κατά τήν συνεδρίασιν μελών τής 
Επιτροπής. Ούδέν μέλος τής Επιτροπής δικαιούται νά 
άρνηθή τήν ύπογραφήν τών πρακτικών τής συνεδριάσεως, 
δύναται όμως νά ζητήση τήν εις τά πρακτικά αναγραφήν 
τής γνώμης του, έάν διαφωνή πρός τινα τών λαμβανομένων 
άποφάσεων. Έν περιπτώσει άρνήσεως μέλους τίνος τής 
Επιτροπής Διαχειρίσεως όπως ύπογράψη τά πρακτικά 
συνεδριάσεως, γίνεται περί τούτου μνεία εις αύτά. 

"Αρθρον 15. 

Κεφάλαιον. Αήψις άτίοφάσεων. 

1. Ή Επιτροπή Διαχειρίσεως τής Κοινοπραξίας δύ- 
ναται νά άποφασίση όμοφώνως ότι ώρισμένον ποσόν (παγια 
προκαταβολή) θά τεθή εις τήν διάθεσίν της ύπό τών Κοινο- 
πρακτούντων διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τής Συμβα- 
σεως καί θά άνανεοΰται έφ’ όσον δαπανάται. Έκαστος τών 
Κοινοπρακτούντων ύποχρεοϋται νά καταβάλη τήν έπι τη 
βάσει τοϋ Μεριδίου Συμμετοχής του προκύπτουσαν άνα-, 
λογίαν εις τήν Παγίαν Προκαταβολήν. Δι’ ομοφώνου άπο- 
φάσεως τών μελών τής Επιτροπής Διαχειρίσεως τής Κοι¬ 
νοπραξίας δύναται νά άναπροσαρμόζεται το ώς άνω ποσόν. 

2. Ή Επιτροπή δύναται νά διορίζη ώς Εντεταλμένου 
Διαχειριστήν φυσικόν πρόσωπον διαμένον έν Έλλάδι, ή νο¬ 
μικόν πρόσωπον, έδρεΰον ώσαύτως, καί νά όρίζη το έργου 
αύτοϋ. Ούτος ύποβάλλει είς τήν Επιτροπήν κατά τακτ* 
διαστήματα, τά όποια .αύτη ορίζει, εκθέσεις περί τών δρα¬ 
στηριοτήτων του καί περί τών άποτελέσμάτων αυτών . 1 

3. Αί άποφάσεις τής Επιτροπής Διαχειρίσεως, έφ’ όσον 
δέν πρόκειται περί τών είς τήν παρ. 4 άναφερομένων θεμά¬ 
των, λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τοϋ συνόλου τών Μερι¬ 
δίων ' Συμμετοχής, ύπολογιζομένων κατά τό μέγεθος των 
Μεριδίων. 
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Ή Επιτροπή Διαχειρίσεως δύναται διά της πλειοψηφίας 
της παραγράφου 4 νά άναθέτη εις του Πρόεδρον ή ώρισμένα 
μέλη αύτής ή εις υπαλλήλους τής Κοινοπραξίας ή εις τον 
Εντεταλμένου Διαχειριστήν, όπως αποφασίζουν, εΐτε άπό 
κοινού, εΐτε κεχωρισμένως, περί των κατά τό προηγούμενου 
έδάφιον θεμάτων ή ώρισμένων έξ αύτών. 'Η Επιτροπή 
Διαχειρίσεως δεν έπιτρέπεται νά μεταβίβαση την άσκησιυ 
αρμοδιοτήτων της επί θεμάτων, τά όποια άνετέθησαν εις 
αύτήυ δι’ άποφάσεως των Κοινοπρακτούντων. Τό αύτό ισχύει 
καί διά τά θέματα, περί των όποιων διά τήν λήψιν άποοά- 
σεως' άπαιτεΐται ηύξημένη πλειοψηφία κατά τήν παρ. 4. 

'Η Επιτροπή Διαχειρίσεως δύναται νά παρέχη διά τής 
πλειοψηφίας τής παρ. 4 εις τον Εντεταλμένου Διαχειρι¬ 
στήν ή μέλος αυτής ή εϊς υπάλληλον τής Κοινοπραξίας 
γενικάς ή εΐδικάς έξουσιοδοτήσεις, όπως συμβάλλωνται έπ’ 
όνόματι των Κοινοπρακτούντων περί των θεμάτων τής 
παρούσης παραγράφου. 

4. 'Η Έπιτροττή Διαχειρίσεως τής Κοινοπραξίας δύναται 
διά πλειοψηφίας έβδομήκοντα πέντε τοϊς εκατόν (75 %) 
τοϋ συνόλου των Μεριδίων Συμμετοχής, ύπολογιζομένην 
κατά τό μέγεθος των Μεριδίων, νά άποφασίζη περί των 
κατωτέρω θεμάτων καί νά έξουσιοδοτή έκάστοτε είδικώς 
τον Εντεταλμένου Διαχειριστήν ή μέλος αύτης ή υπάλλη¬ 
λον τής Κοινοπραξίας, όπως έκτελοϋν τάς ληφθείσας απο¬ 
φάσεις καί συνάπτουν τάς σχετικάς συμβάσεις έπ’ όνόματι 
των Κοινοπρακτούντων : 

α) Αγορά, πώλησις καί ύποΟήκευσις ακινήτων. 

β) Συνομολόγησις μισθώσεων χρονικής διάρκειας μεγα- 
λυτέρας των δύο (2) ετών. 

γ) Κατάρτισις ετησίου προγράμματος. 

δ) Σύναψις δανείων, 

ε) Διορισμός Εντεταλμένου Διαχειριστοϋ. 

στ) Τά εις τό τελευταϊον έδάφιον τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 4 
προβλεπόμενα θέματα. 

ΜΕΡΟΣ Γ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ* ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

’Άρθρον 16. 

Περιεχόμενο·! καταστατικού. 

Τό καταστατικόν τής ύπό του άρθρου 3 προβλεπομένης 
ανωνύμου εταιρίας διαχειρίσεως δέον νά περιέχη τάς δια¬ 
τάξεις των άρθρων 16 έ’ως 24 τοΰ παρόντος. Αί λοιπαί δια¬ 
τάξεις αύτοϋ δέον όπως τελούν έν αρμονία πρός πάσας τάς 
ύπό τοΰ παρόντος Παραρτήματος προβλεπομένας. Διατά¬ 
ξεις τοΰ καταστατικού άντικείμεναι τυχόν πρός τάς διατά¬ 
ξεις τοΰ παρόντος Παραρτήματος είναι άνίσχυοοι. 

’Άρθρον 17. 

Σκοπός - Διάρκεια. 

1. Σκοπός τής εταιρίας είναι ή άνευ επιδιώξεως κέρδους 
διαχείρισις διά λογαριασμόν τοΰ Άναδόχου των έκ τής 
συμβάσεως μισθώσεως δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων 
αύτοϋ. 

'Η έταιρία ούδέν δικαίωμα έχει έπί των παραγομένων 
Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόντων, ούδέ έπί τοΰ ύλι- 
κοΰ καί τοΰ έξοπλισμοΰ, τοΰ χρησιμοποιουμένου διά τάς 
Εργασίας Πετρελαίου καί δεν εύθύνεται διά τήν έκπλήρωσιν 
των έκ τής συμβάσεως μισθώσεως άπορρεουσών υποχρεώ¬ 
σεων. 

2. 'Η διάρκεια τής Εταιρείας ορίζεται εΐκοσιπενταετής, 
άρχομένη άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ καταστατικού αυτής, 
εϊς τό τεΰχος Α.Ε. καί Ε.Π.Ε. τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Άρθρου 18. 

Μετοχικόν κεφάλαιον - Μετοχάί. 

1. Τά Μετοχικόν κεφάλαιον τής εταιρίας ορίζεται εις 
δραχμας δέκα εκατομμύρια (10.000.000) καί κατανέμεται 
εις έκατόν χιλιάδας (100.000) μετοχάς, έκάστη των οποίων 


είναι ονομαστικής αξίας έκατόν (100) δραχμών. Ή κάλυψις 
και καταβολή τοΰ μετοχικού κεφαλαίου νίνεται παεά τών 
μετόχων ολοσχερούς τοϊς μετρητοΐς. 

2. Κατόπιν άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
Μετόχων λαμβανομένης όμοφώνως ύπό πάντων τών μετό¬ 
χων εκπροσωπουντων τό σύνολον τοΰ μετοχικού κεφαλαίου 
τηρούμενης κατα τά λοιπά τής διαδικασίας τροποποιήσεως 
τοΰ καταστατικού, δύναται νά αύξηθή τό μετοχικόν κεφά- 
λαιον. 

3. Αί μεεοχαί τής εταιρίας είναι όνομαστικαί. Έκάστη 
μετοχή παρεχει δικαίωμα μιας ψήφου έν τή Γενική Συνε- 
λεύσει. 

Αι μετοχαι είναι αδιαίρετοι. Έν περιπτώσει συγκυριότη- 
τητος επί μετοχής, τά δικαιώματα τών συγκυριών δέον νά 
ασκώνται ΰφ ενός κοινού αντιπροσώπου. Οί συγκύριοι τής 
μετοχής εύθύνονται εις ολόκληρον διά τήν έκπλήρωσιν τοίν 
εξ αυτής άπορρεουσών υποχρεώσεων. 

'Η έταιρια δύναται νά έκδίδη τίτλους πολλαπλών μετοχών. 
Αιτήσει μετόχου ή εταιρία ύποχρεοΰται νά έκδώση τίτλους 
τής μιας μετοχής. 

Άρθρου 19. ' 

Γενική Συνέλ.ευσις. 

1. 'Η Γενική Συνέλευσις τών μετόχων τής εταιρίας είναι 
τό άνώτατον οργάνου αύτής καί δύναται νά άποφασίζη έπί 
πάσης ύποθέσεως άφορώσης τήν εταιρίαν. Αί αποφάσεις 
αύτής δεσμεύουν καί τούς άπόντας ή διαφωνήσαντας με¬ 
τόχους. 

'Η Γενική Συνέλευσις είναι ή μόνη άρμοδία νά άποφασίζη 
έπί τών ακολούθων θεαάτων : 

α) Εκλογής καί άνακλήσεως τών μελών τοΰ Διοικητι¬ 
κού Συμβουλίου, ούς καί πάσης άποζημιώσεως αύτών. 

β) Έγκρίσεως τοΰ ίσολ.ογισμοΰ τής εταιρίας. 

. γ) Διαθέσεως τών ετησίων κερδών. 

δ) Εκλογής τών έλ,εγκτών. 

ε) Απαλλαγής τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τών 
ελεγκτών άπό πάσης προσωπικής ευθύνης. 

στ) Διορισμού καί άνακλήσεως έκκαθαριστών. 

ζ) Τροποποιήσεως τοΰ Καταστατικού. 

η) Αύξήσεως καί μειώσεω; τοΰ μετοχικού κεφαλαίου. 

2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιου ύποχρεοΰται νά συγκαλή 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων. πέραν τών λοιπών 
προβλεπομένων ύπό τοΰ καταστατικού χ.αί τοΰ νόμου περι¬ 
πτώσεων, καί κατά πάσαν περίπτωσιν ύποδειχθεΐσαν δι’ 
άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως. 

3. Αΐ περί συγκλήσεως τής Γενικής Συνελεύσεως προσ- 
κλήσεις ένεργοΰνται καί έγγράοως καί εις τούς κατά τήν 
παρ. 2 τοΰ άρθρου 10 άντικλήτους τών μετόχων. Έν τή 
προσκλήσει δέον νά άναγράφηται ή ημέρα, ή ώρα καί ό 
τόπος τής Συνελεύσεως, ώς καί τά πρός συζήτησιν θέματα. 

4. Έάν μέτοχος ή αντιπρόσωπος αύτοϋ έχη αντιρρήσεις 
κατά τοΰ έν παρ. 2 τοΰ άρθρου 27 καί παρ. 5 τοΰ άρθρου 28 
τοϋ Κωδ. Ν. 2190 προβλεπομένου πίνάκος,-δύναται νά ύπο- 
βάλη ταύτίις μόνον έν άρχή τής συνεδριάσεως καί προ τής 
ένάρξεως τής συζητήσεως έπί τών έν τή- ήμερησία διατάξει 
άναγεγραμμένων θεμάτων. 

Άρθρου 20. 

Συζήτησις. Απαρτία. Πλειοψηφία. 

1. Αί συζητήσεις καί αποφάσεις της Γενικής Συνελευ- 
σεως περιορίζονται εις τά θέματα, τά αναγραφόμενα εις 
τήν δημοσιευομένην κατά τήν παρ. 2 τοΰ άρθρου 26 τοΰ 
Κωδ. Ν. 2190 ήμερησίαν διάταξιν. Αΰτη καταρτίζεται ύπο 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δέ μόνον τάς 
προτάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ώς καί προτάσεις 
μετόχων έκπροσωπούντων τό έν εικοστόν (1/20) τοΰ κατα¬ 
βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή τών έλεγκτών. Συζη-Ά'ι^ 
έκτος τών θεμάτων της ήμερησίας διατάξεως δέν επιτ 
ται εί μή έξαιρετικώς έπί τροπολογιών τών πρός την * 
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λευσιν προτάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου, έπί προτά¬ 
ξεων συγκλ.ήσεως έτέρας Γενικής Συνελ,εύσεως καί επί άνχ- 
κλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

* 2. Αποφάσεις άφορώσαι τροποποίησιν των διατάξεων 
τοϋ καταστατικού, αί όποϊαι προβλέπονται διά τοϋ παρόν¬ 
τος, λαμβάνονται δι’ ομοφωνίας πασών τών έν τη Συνε- 
λεύσει έκπροσωπουμένων ψήφων. 

3. Μέτοχοι τής εταιρίας άντιπροσωπεύοντες τουλάχι¬ 
στον τό 1/20 τοϋ καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 
έχουν τό έν τη παρ. 1 τοϋ άρθρου 40 τοϋ Κω δ. Ν. 2190 προ- 
βλεπόμενον δικαίωμα ελέγχου, άνεξαρτήτως τοϋ ύψους τοϋ 
μετοχικού κεφαλαίου. 

’Άρθρον 21. 

Διοικητικόν Συμβούλιον. Σύνθεσις - Λειτουργία. 

1. 'Η Εταιρία διοικεΐται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, 
άποτελουμένου έκ πέντε (5) έως εννέα (9) μελών. Ό άρι- 
θμός τών μελών δέον πάντοτε νά είναι περιττός. 

Οί Σύμβουλοι δύναται νά ενεργούν κατ’ επάγγελμα άνευ 
άδειας της Γενικής Συνελεύσεως δι’ ίδιον λογαριασμόν ή 
διά λογαριασμόν τρίτων πράξεις ύπαγομένας εΐς τινα τών 
έπιδιωκομένων ύπό τής έταιρίας σκοπών καί νά μετέχουν 
ως όμόρρυθμοι έταίροι εταιριών, έπιδιωκουσών τοιούτους 
σκοπούς. 

.2. Τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται ύπό 
τής Γενικής Συνελεύσεως. Έφ’ όσον όμως ή Δ.Ε.Π. δια¬ 
θέτει τουλάχιστον τά δέκα εκατοστά (10%) τοϋ καταβε- 
βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διορίζει άπ’ ευθείας συμ- 
φώνως προς τάς διατάξεις τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 8 τοϋ 
Νόμου περί Υδρογονανθράκων τον έν τοϊς έπομένοις εδα- 
φίοις είδικώτερον καθοριζόμενου αριθμόν συμβούλων, τών, 
λοιπών συμβούλων διοριζομένων έν τη περιπτώσει ταύτη 
ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως, συγκροτουμένης άνευ συμ¬ 
μετοχής τής Δ.Ε.Π. 

Έφ’' όσον ή Δ.Ε.Π. διαθέτει πλείονα τών πεντηκοντα 
εκατοστών (50%) διορίζει άπ’ ευθείας : έάν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον άποτελήται έν συνόλω έκ πέντε (5) μελών, τά 
τρία (3) έκ τούτων, έάν τό Διοικητικόν Συμβούλιον άπο- 
τελ.ήται έν συνόλω έξ επτά (7) μελώιν, τά τέσσαρα (4) έκ 
τούτων καί έάν τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελήται 
έν συνόλω έξ έννέα (9) μελών, τά πέντε (5) έκ τούτων. 

Έφ’ οσον ή Δ.Ε.Π. διαθέτη ούχί πλείονα τών πεντηκοντα 
έκατοστών (50%), τουλάχιστον δε τά τριάκοντα εκατοστά 
(30%) τοϋ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διορί¬ 
ζει άπ’ εύθείας : έάν τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελήται 
έν συνόλω έκ πέντε (5) μελών τά δύο (2) έκ τούτων, έάν 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελήται έν συνόλω έξ επτά 
(7) μελών, τά τρία (3) έκ τούτων καί έάν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον άποτελήται έν συνόλω έξ έννέα (9) μελών, τά 
τέσσαρα (4) έκ τούτων. 

Έφ’ οσον ή Δ.Ε.Π. διαθέτη όλ,ιγώτερα τών τριάκοντα 
έκατοστών (30 %), τούλάχιστον δε τά δέκα εκατοστά (10 %) 
τοϋ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διορίζει άπ’ 
εύθείας : έάν τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελ,ήται έν 
συνόλω έκ πέντε (5) μελών, τό έν (1) έκ τούτων, έάν τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελήται έν. συνόλω έξ επτά (7) 
μελών, τά δύο (2) έκ τούτων, καί έάν τό Διοικητικόν Συμ¬ 
βούλιον άποτελήται έν συνόλω έξ έννέα (9) μελών, τά 
τρία (3) έκ τούτων. 

3. Ευθύς ώς ή συμμετοχή τής Δ.Ε.Π. εΐς τό καταβε¬ 
βλημένου μετοχικόν κεφάλαιον τής έταιρίας ήθελε μετα- 
βληθή κατά ποσοστόν συνεπαγόμενου άρσιν τοϋ δικαιώματος 
αυτής όπως διορίζη άπ’ εύθείας σύμβουλον, βεβαιοϋται 
τούτο διά πράξεως τού Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιευο- 
μένης εΐς τό τεύχος Ανωνύμων Εταιριών καί Εταιριών 
Γίεριωρ’.τμ,ένης Ευθύνης τής Έφημερίϊος τής Κυίερνήτεως 
άπο τής όημοτιεύτεως 5έ τούτης θεωρείται άνα-κληθείς ό 
ϊ •.ορισμός. 

Ευθύς ώς ή συμμετοχή τής Δ.Ε.Π. εΐς τό καταβεβλημέ¬ 
νου μετοχικόν κεφάλαιον τής έταιρίας ήθελε μεταβλ.ηθή 
κατά ποσοστόν συνεπαγόμενου μείωσιν τοϋ δικαιώματος 


αυτής όπως διορίζη άπ’ εύθείας συμβούλους ή Δ.Ε.Π, 
ύποχρεοϋται νά άνακαλ.έση τούς υπεραρίθμους κχτχστάντχς 
συμβούλους. 

4. Έάν τις η πλείονες έκ τών ύπό τής Δ.Ε.Π. έκλεγομέ- 
νων συμβούλων λ,όγω θανάτου, πχραιτήσεως ή ένεκεν ές 
οίασδήποτε αιτίας έκπτούσεως πχύσουν μέτέχοντες τοϋ Διοι¬ 
κητικού Συμβουλ.ίου, άναπλ.ηροϋτχι τό ταχύτερου ύπό τής 
Δ.Ε.Π. διά διορισμού ετέρων. 

Θέσις συμβούλ.ου κενωθεϊσα λ,όγω άρσεως ή μειώσεως 
τοϋ δικαιώματος τής Δ.Ε.Π. όπως διορίζη άπ’ εύθείας τά 
μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία περιορισμού τής 
Συμμετοχής τής Δ.Ε.Π. εΐς τό καταβεβλημένου μετοχικόν 
κεφάλαιον τής έταιρίας εις ποσοστόν κατώτερον τών δέκα 
έκατοστών τούτου, άναπλ.ηροϋνται προσωρινώς δι’ εκλογής 
ύπό τών ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως έκλεγέντων ύπολοί- 
πων μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. 'Η ΐδιότης τοϋ μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι άσυμβίβαστος προς τήν τού υπαλλήλου τής έταιρίας. 

6. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έκλέγει Πρόεδρον καί 
Αντιπρόεδρον αυτού κατά τήν πρώτην αύτοϋ συνεδρίαν 

μεθ’ έκάστην τακτικήν Γενικήν Συνέλ.ευσιν. Τόν Πρόεδρον 
άπόντα ή κωλυόμενου άναπλ.ηροΐ ό Αντιπρόεδρος, έν περι- 
πτώσει δέ άπουσίας ή κωλ,ύματος καί τούτου ό δι’ άποφά- 
σεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλ,ος. 
'Ο Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ή ό τούτον άνα- 
πληρών προΐσταται τών συνεδριάσεων τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου καί διευθύνει τάς έργασίας αύτοϋ. 

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά έκλέγη εν έκ 
τών μελών αυτού ώς ΔιευΟύνοντα Σύμβουλον. Ούτος διευ¬ 
θύνει έν γένει τάς έργασίας τής έταιρίας, προΐσταται τοϋ 
προσωπικού αύτής καί είναι τό άνώτχτον έκτελ.εστικόν 
όργανον αύτής. 

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά έκλέγη έν εκ τών 
μελών αύτοϋ ώς άναπλ.ηρωτήν ΔιευΟύνοντα Σύμβουλων, ορι- 
ζον τάς αρμοδιότητας αύτοϋ. 

Έάν δεν έκλέγη Διευθύνων Σύμβουλ,ος, τά άνωτέρω 
καθήκοντα άσκούνται ύπό τοϋ 11 ροέδρου τού Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Πας σύμβουλος δικαιούται νά πλ,ηροφορήτχι παρά τού 
Προέδρου καί τοΰ Διευθύνοντος Σόμβού/ώυ περί τής οιτ/ει- 
ρίσεως τής έταιρίας καί τής έν γένει έξελίςεως τών εταιρικών 
υποθέσεων. 

7. 'Η άνευ δεδικαιολ.ογημένης αιτίας άποχή συμβούλου 
τίνος άπό τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
έπί χρονικόν διάστημα ύπερβάΐνον τό έξάμηνον ισοδύναμοι 
προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ώς τετελεσμένη, άφ’ ής το 
Διοικητικόν Συμβούλιον άποφασίση· περί αύτής. 

Έάν έξ οίουδήποτε λ.όγου κενωθή θέσις συμβούλ.ου, μέχρι 
πλ,ηρώσεως χύτης τό Διοικητικόν Συμβούλιον έγκυρως απο¬ 
φασίζει διά τών ύπολ,οίπων μελών αύτοϋ, έφ’ όσον ο αρι¬ 
θμός τούτων δέν είναι κατώτερος τών τριών. 

8. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται έν τή έδρα 
τής Έταιρίας έπί τή προσκλ,ήσει τοΰ _Προέδρου, τακτικώς 
μέν άπαξ καθ’ ήμερολογιακόν μήνα,, εκτάκτους δέ όσακις 
ό Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον ή ήθελε ζητήσει 
τούτο εις έκ τών συμβούλων. Τή αιτήσει ένός τών συμβού- 
λ,ων ό Πρόεδρος ύποχρεοϋται : 

α) Νά συγκαλ.ή τό Διοικητικόν Συμβούλιον όρίζων τήν 
ήμέραν συνεδριάσεως αύτοϋ μή άπέχουσαν πλέον τών 15 
ήμερων άπό τής υποβολής τής όχετικής αίτησεως, β) να 
θέτη παν προτεινόμενον θέμα εΐς τήν ήμερησίαν διάταςιν 
τής πρώτης μετά τήν ύποβολήν τής- σχετικής αίτησεως 
συνεδριάσεως. . ^ 

Έν περιπτώσει έλλείψεως ή κωλύματος τοϋ Προέδρου 
καί τών αναπληρωτών αύτοϋ, τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
συγκαλ,εϊται ύφ’ ένός συμβούλου μρισθέντος έπί τουτω υπό 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έκ τών προτέρων. 

9. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εύρίσκεται έν απαρτία 
οσάκις παρίσταται ή άντιπροσωπεύηται έν. αυτώ το ήμισυ 
πλέον ένός τών συμβούλων, παραλειπομένου τοϋ τ υ χον προ; 
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κύπτοντος κλάσματος, ούδέποτε όμως ό αριθμός τών. π αρόν- 
"νων δύναται νά είναι έλάσσων τών τριών. 

* Τό Διοικητικόν Συμβούλιον λαμβάνει αποφάσεις δι’ άπο- 
λύτου πλειοψηφίας των παρόντων και άντιπροσωπευομέ- 
νων μελών, έφ’ ό'σον δεν πρόκειται περί των εις τήν παρ. 
10 άναφερομένων θεμάτων. Οί σύμβουλοι ψηφίζουν καί 
περί των άφορώντων εις αυτούς προσωπικών ζητημάτων, 
ή περί τούτου ψηφοφορία είναι όμως μυστική. 

Τό. Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, επιφυλασσόμενων 
των διατάξεων τής παρ. 1 τού άρθρου 22 του παρόντος, 
διά της πλειοψηφίας της παρ. 10 νά άναθέτη εις τον Πρόε¬ 
δρον ή ώρισμένα μέλη αύτοϋ ή εις υπαλλήλους της Κοινο¬ 
πραξίας ή εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, όπως αποφασί¬ 
ζουν είτε άπό κοινού είτε κεχωρισμένως περί των κατά τό 
προηγούμενον έδάφιον θεμάτων ή ώρισμένων έξ αύτών. 

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά παρέχη διά τής 
πλειοψηφίας της παρ. 10 εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον ή 
μέλος αύτοϋ ή εις υπάλληλον τής έταιρίας γενικάς ή εΐδικάς 
εξουσιοδοτήσεις, όπως συμβάλλονται επ’ όνόματι των Κοινο- 
πρακτούντων περί των θεμάτων της παρούσης παραγράφου. 

10. Έξαιρετικώς άποφάσεις άφορώσαι εις : 

α) Αγοράν, πώλησιν καί ύποθήκευσιν άκινήτων. 

β) Συνομολόγησιν μισθώσεων χρονικής διάρκειας μεγα- 
λυτέρας τών δύο (2) ετών. 

γ) Κατάρτισιν έτησίου προγράμματος. 

δ) Σύναψιν δανείων. 

ε) Διορισμόν Διευθύνοντος Συμβούλου. 

στ) Τά εις τό τελευταΐον έδάφιον τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 4 
προβλεπόμενα θέματα, λαμβάνονται διά πλειοψηφίας τεσ¬ 
σάρων (4) συμβούλων, εάν ό συνολικός άριθμός τούτων είναι 
πέντε (5), διά πλειοψηφίας πέντε (5) συμβούλων έάν ό 
συνολικός άριθμός τούτων είναι επτά (7), καί διά πλειοψη¬ 
φίας έξ (6) συμβούλων έάν ό συνολικός άριθμός τούτων είναι 
•εννέα (9), διά τής αύτής πλειοψηφίας δύναται νά έξουσιο- 
δοτήται έκάστοτε εΐδικώς ό Διευθύνω·; Σύμβουλος ή μέλος 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπάλληλος τής Έταιρίας 
όπως έκτελή τάς ληφθείσας άποφάσεις έπί τών ανωτέρω 
θεμάτων καί συνάπτη τάς σχετικάς συμβάσεις έπ’ όνόματι 
τής Εταιρείας. 

11. Περί τών συζητήσεων καί τών άποφάσεων τοϋ Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις 
ειδικόν βιβλίον. Ταϋτα υπογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου καί 
τών παραστάντων κατά την συνεδρίασών συμβούλων. 

Ούδείς σύμβουλος δικαιούται νά άρνηθή τήν υπογραφήν 
τών πρακτικών τής συνεδριάσεως εις ήν έ'λαβε μέρος, δύναται 
όμως νά ζητήση τήν εις τά πρακτικά αναγραφήν τής γνώμης 
του, έάν διαφωνή πρός τινα τών λαμβανομένων άποφάσεων. 
Έν περιπτώσει άρνήσεως μέλους τίνος τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου όπως ύπογράψη τά πρακτικά τής συνεδριάσεως, 
γίνεται περί τούτου μνεία έν τοΐς·πρακτικοΐς. 

Αντίγραφα καί αποσπάσματα τών πρακτικών τοϋ Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου υπογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου αύτοϋ 
ή τούτου κωλυομένου ύπό τοϋ νομίμου άναπληρωτοϋ του. 


’ΆρΟρον 22. 

Εκπροσώπηση. Αποζημίωση. 

1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δεν επιτρέπεται νά μετα- 
βιβάση τήν άσκ.ησιν αρμοδιοτήτων του έπί θεμάτων, τά 
όποια άνετέθησαν εις τούτο δι’ άποφάσεως τής Γενικής 
Συνελεύσεως. Τό αύτό ισχύει καί διά θέματα, περί τών οποίων 
διά τήν λήψιν άποφάσεως απαιτείται ηύξημένη πλειοψηφία 
κατά τήν παρ. 10 τοϋ άρθρου 2.1 τοϋ παρόντος ή συμφώνως 
πρός τό καταστατικόν. 

2. Τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, έξαιρέσει τοϋ 
τυχόν έξ αύτών όρισ-5εντός Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν διρ 
■/.αιοϋνται αμοιβής ή οίαιδή-οτε άπολήψεω.ς εξόδων διά τάς 
προιςερομένας ύπ’ αύτών υπηρεσίας. 

’Άρθρον 23. 

Έλεγχος. 

'Ο τακτικός έλεγχος τής οικονομικής διαχειρίσεως καί τοϋ 
Ισολογισμού τής έταιρίας ώς καί τά λοιπά καθήκοντα τών 
Ελεγκτών άσκοϋνται ύπό δύο (2) Ελεγκτών 'Ορκωτών 
Λογιστών έκλεγομένων όμοϋ μετ’ ισαρίθμων αναπληρωτών 
ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων κατά τά λοιπά 
τών κειμένων διατάξεων. 

’Άρθρον 24. 

Μεταβίβαση. 

Έάν εις τών μετόχων παύση νά έχη Μερίδιον Συμμετοχής, 
ύποχρεοϋται νά μεταβιβάση εντός δέκα (10) ημερών άπά- 
σας τάς μετοχάς του εϊς τούς λοιπούς μετόχους, κατ’ άναλο- 
γίαν τής συμμετοχής αύτών εις τήν εταιρίαν κατά τον χρόνον 
τής τοιαύτης μεταβιβάσεως, έναντι τιμήματος ίσου πρός τήν 
ονομαστικήν αξίαν τών μετοχών τούτων ηύξημένων κατά τό 
άναλογοΰν εις αύτάς μερ ίδιον έπί τών τυχόν υφισταμένων 
τακτικού άποθεματικοϋ κεφαλαίου καί παρακρατηθέντων 
κερδών. Έάν ο ώς άνω μέτοχος δεν μεταβιβάση τάς μετοχάς 
εντός τής άνωτέρω προθεσμίας, βεβαιοϋται τούτο διά πρά- 
ξεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης εις τό 
Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί Εταιρειών Περιυβρισμέ¬ 
νης Εόύύνης τής Έσημερίδος τής Κυβερνήσεως, άπό τής 
δημοσιεύσεως ·δέ ταύτης άκυρούνται α! μετοχαί αύτοϋ. Διά 
τής χυτής πράξεως άποφχσίζετχ: ή έκδοσις νέων μετοχών; 
εις άντικατάστασιν τών άκυρθυμένων καί ή διανομή αύτώνι 
μεταξύ τών λοιπών μετέχω»; κατά τήν άνωτέρω αναλογίαν 1 .; 

Εϊς τον ήμέτερον έπί τής Βιομηχανίας καί Ενέργειας 
Υπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτελεσιν τοϋ 
παρόντος Πρ. Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 28 Φεβρουάριου 1979 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αθ- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 


Ή έτήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεων, ή τιμή των φύλλων την πού πουλιού νται τμηματικά - 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων στήν Εφημερίδα την Κυβερνήσεων, καθορίσθηκαν άπό 1 Ίανουαρίου 1979 ών άκολούθων': 


Α' ΕΤΗΣΙΕΣ 

1. Γιά τό Τεύχος Α' . Δραχ. 600 

2. » » » Β' . » 700 

3. » » » Γ' . » 500 

4. » » » Δ' . » 1.000 

5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. 

κ.λπ. » 500 

6. » » » Παράρτημα .... » 300 

7. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. . » 3.000 

8. » » Δελτίο "Εμπορική; καί Βιομηχανική; 

Ιδιοκτησία; . » 200 

9. Γιά όλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι. » 6.000 


ΟΙ Δήμοι καί οί Κοινότητε; τού Κρότου; κατα¬ 
βάλλουν τά 1/2 τών άνωτέρω συνδρομών. 


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Υπέρ τοΰ Ταμείου ’ΑλληλοβοηΘεία; Προσωπι¬ 
κού τού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 
λογούν τά έξή; ποσά : 


1. Γιά τό Τεύχο;Α' . Δραχ. 30 

2. » » » Β' . » 35 

3. » » » Γ’ . » 25 

4· » » » Δ' . » 50' 

5. » » » Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου κ.λπ. » 25 

6. » » » Παράρτημα . » 15 

7. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. . » 150 

8. » » Δελτίο Έμπ. καί 8ιομ. Ιδιοκτησία; . » 10 

9. Γιά όλα τά τεύχη . » 300 


Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Ή τιμή πωλήσεω; κάθε φύλλου, μέχρι; 8 σελ., είναι 3 δρχ., άπό 9 ώ; 40 σελ. 8 δρχ., άπό 41 ώ; 80 σελ. 15 δρχ., άπό 81 σελ. καί άνω 

ή τιμή πωλήσεω; κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 15 δρχ. άνά 80 σελίδε;. 


Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


1. Στό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 

Α' Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Τών δικαστικών πράξεων. Δραχ. 400 

2. Τών καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών.. » 10.000 

3. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών τών 

Ανωνύμων Εταιρειών . » 2.000 

4. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων σέ γενι¬ 
κέ; σννελεύσει;, τών κατά τό άρθρο 32 τού Ν. 

3221/24 γνωστοποιήσεων, τών άνακοινώ- 


σεων, πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 59 
παρ. 3 τού Ν.Δ. 400/70 «περί "Αλλοδαπών 
Ασφαλιστικών Εταιρειών» καί τών άποφά- 
σεων τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΕΛΤΑ, 


πού άναφέρονται σέ προσωρινέ; διατάξει; .. » 1.000 

5. Τών Ισολογισμών τών Ανωνύμων Εταιρειών » 4.000 

6. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών "Εταιρειών . » 1.000 

7. Τών άποφάσεων «περί έγκρίσεω; τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών "Εταιρειών» . » 600 


8. Τών υπουργικών άποφάσεων «περί παροχή; 

άδεία; έπεκτάσεω; τών έργασιών Ασφα¬ 
λιστικών Εταιρειών», τών έκθέσεων περιου¬ 
σιακών στοιχείων "Ανωνύμων "Εταιρειών γε¬ 
νικά, καί τών άποφάσεων τού Δ.Σ. τού 
ΕΛΤΑ, μέ τί; όποίε; έγκρίνονται καί δημο¬ 
σιεύονται οί κανονισμοί αύτού . » 4.000 

9. Τών άποφάσεων «περί παροχή; πληρεξουσιό¬ 
τητα; πρό; άντιπροσώπευσιν έν Έλλάδι άλ- 


λοδαπών "Εταιρειών» καί τών άποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεω; τού χαρτοφυλακίου "Α¬ 
σφαλιστικών "Εταιρειών κατά τά άρθρον 59 

παρ. 1 τού Ν.Δ. 400/70». » 2.000 

10. Τών άποφάσεων «περί έτυγχωνεύσεω; "Ανωνύ¬ 
μων Εταιρειών» . » 10.000 


II. Τών άποφάσεων τή; "Επιτροπή; τού Χρημα¬ 
τιστηρίου «περί εισαγωγή; χρεωγράφων ε[; 
τό Χρηματιστήριον πρό; διαπραγμάτευσιν, 
συμφώνω; πρό; τά; διατάξει; τού άρθρου 2 


παρ. 3 Α.Ν. 148/67». Δραχ. 1.000 

12. Τών άποφάσεων τή; "Επιτροπή; κεφαλαιαγο¬ 
ρά; «περί διαγραφή; χρεωγράφων έκ τού 
Χρηματιστηρίου, συμφώνω; πρό; τά; 
διατάξει; τού άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/ 

1967» . » 1.000 

Δημοσιεύματα "Εταιρειών Περιωρισμένης 
Ευθύνης : 

1. Τών καταστατικών . » 1.000 

2. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών ... » 400 

3. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων . » 200 

4. Τών Ισολογισμών. » 1.000 

5. Τών έκθέσεων έκτιμήσεω; περιουσιακών στοι¬ 
χείων . » 1.000 


Γ'. Δημοσιεύματα "Αλληλασφαλιστικών Συνε¬ 
ταιρισμών - "Αλληλασφαλιστικών Τα¬ 
μείων καί Φιλανθρωπικών Σωματείων : 

1. Τών υπουργικών άποφάσεων «περί χορηγή- 
σεω; άδεία; λειτουργία; "Αλληλασφαλιστι- 
κών Συνεταιρισμών - "Αλληλασφαλιστικών 


Ταμείων» . » 1.000 

2. Τών "Ισολογισμών τών άνωτέρω Συνεταιρι¬ 
σμών, Ταμείων καί Σωματείων . » 1.000 

II. Στό Τέταρτο τεύχος τών δικαστικών πρά¬ 
ξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δημοσιεύσεων » 400 


Τό ποσοστό έπί τών τελών δημοσιεύσεων από Τεύχο; "Ανωνύμων 
"Εταιρειών καί "Εταιρειών Περιωρισμένη; Εύθύνη;, πού πρέπει νά 
καταβάλλεται υπέρ τού Ταμείου ’ΑλληλοβοηΘεία; Προσωπικού. 
"Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), ορίσθηκε γενικά σέ 5 ο/ο. 


Δ’. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 


1. 01 συνδρομέ; τοΰ έσωτερικοΰ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται ατά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεικτικού είσπράξεω;, 
τό όποΤο φροντίζει ό ένδιαφερόμενο; νά τά στείλει στή Γενική Δ/νση τού "Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΟΙ συνδρομέ; τού έξωτερικού είναι δυνατά νά στέλνονται καί σέ άνάλογο συνάλλαγμα μέ Ιπιταγή έπ’ όνόματι τού Διευθυντή τών 
Διοικητικών καί Οικονομικών "Υποθέσεων τού "Εθνικού Τυπογραφείου. 

3. Τό ύπέρ τοΰ ΤΑΠΕΤ ποσοστά έπί τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ώ; έξή;: 
α) στήν "Αθήνα: στό Ταμείο τού ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα "Εθνικού Τυπογραφείου), 

β) στί; υπόλοιπε; πόλει; τοΰ Κρότου;: στά Δημόσια Ταμεία καί άποδίδεται στό ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τί; 192378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ 
185) καί 178048/5321/31.7.65 (ΚΟΝΕΟ 139) έγκύκλιε; διαταγέ; τού Γ.Α.Κ., 

γ) στί; περιπτώσει; συνδρομών έξωτερικού : όταν ή άποστολή του; γίνεται μέ έπιταγέ; μαζί μ" αϋτέ; στέλνεται καί τό ύπέρ τού ΤΑΠΕΤ 
ποσοστό. 


Ό Γενικός "Διευθυντής 

ΑΡΑΝ. παν. ςπηλιοπουλος 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ!# 

































